ಬ್ರಿಸು 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು (ವಿಧಾನಸಭೆಂಬಂದ ಚುನಾಂಯತರಾದವರು) 
ಉತ್ತರಿಪಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 26.03.2೦೦1 


EN NN ಪತ್ತ | ] 
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷರಳಲ್ಲ ಕಲಬುರಗಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವಷ ರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಕಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣ ದ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲ ಪೌತರ್ಯ 
ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಭೂ ಸೇವಾ ನಿಣಮವಿಂದ ಅಭವೃದ್ದಿ ನಿಗಮವಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 
ಕೈಗೊಂಡ . ಕಾಮದಾರಿಗಳಾವುವು; - ರಡ 
(ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 1 


2017-8 F . 8ತ12.62' 


4197.67 


2018-19 | | 3637.38 K 217.33 


ಘಾತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲ ಪೌಕರ್ಯ ಅಭವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮನಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮದಗಾಲಿಗಚ 


ಪ್ರಾರಂಭಪಬೇಕಾಗಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಂಖ್ಯೆ 


ಪ್ರನ್ನುತ ಈ ಕಾಮಗಾಲಿಗಳು ಯಾವ 
ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


| ಪ್ರಪ್ನುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 


ತಾಲ್ಲೂಹು ವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನಮುಬಂಧದಣ್ಲ ನೀಡಿದೆ 


[ 


ಪದಲಿ ಕಾಮದಾಲಿರಜಗೆ ಅಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿದ ಅಮದಾನ. ಎಷ್ಣು? (ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


(e) ಸ ದ್ರಾಅಪ:ಅಧಿ-143 18 :ಆರ್‌ಆರ್‌ಲಿಃ2೦೦1 


pA | 
ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲ ಪೌಕಯರ್ಯ ಅಭವೃದ್ಧಿ - ನಿಗಮದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ 784] 


ಕಾಮದಾಲಿಗಳಗೆ ರೂ.14422.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಮಬಾನವನ್ನು ಇಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 
ಅಮಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


(ಕೆ.ಎಸ್‌.ಘಕಸ್ನೆರಪ್ಪ) 
ದ್ರಾನೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಪಜಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲ ಪೌಶಕರ್ಯ ಅಭವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ, ಹಲಬುರಿ ವಿಭಾಗ-2 
2017-18 ಅಂದ ೭೦1೨-2೦ ರವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾಲಿವಾರು, ವರ್ಷವಾರು, ವಿಧಾನಪಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಐವರ 


ರೂಃ ಲಕ್ಷಗಚಲ್ಲಿ 
ವಹಿಖಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಫೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಬಾಲಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಪಾರಂಛಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾಲಿಗಳು 
ಕ್ರ. 
ಪಂ ಜಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಶು | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೆತ್ರ| ವ್‌ರ್ನ | ಯೋಜನೆ ಖ್ನ | ಅಂದಾಜು ಇಡು ಉಳಕೆಯಾದ ಅಂದಾಜು ಅಲಬಾಜು ಜ್ನ | ಅ೦ದಾಜು ವೆಟ ಷೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾಃ ವೆಚ್ಚ ಸಂಖ್ಯೆ ವೆಚ್ಚ | ಸಂಖ್ಯೆ ವಚ್ಟ | ನಂಖ್ಯ | ವಾನ್‌ ತ್ತ ರಾ 
ಮೊತ್ತ | ಒಮುದಾನ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ ತ್ರ 
1 p 3 4 5 6 [2 [] ) 10 11 12 FERN ET 15 16 7 18 19 pT) 21 
2017-18 
R - ಪೂರ್ಣದೊಂ 
1 | ಕಲಬುರ೧ಿ | ಜುತ್ತಾಪೂರ | ಚ೦ಟೋಳ್ಳಿ |2017-18 Fain 1 | 100.00 | 95.00 | 100.00 0.00 1 100.00 | 100.00 | 0 0.00 0.00 ° 0.00 0.00 ಇದೆ 
- - | ನಿವೇಶನ 
2 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ suo [2017-18] PdUato] 1 | 100.00 | 85.00 0.00 85.00 [ 0.00 0.00 [) 0.00 0:00 1 | 10000 | 0.00 
n Dept | ಪಮಸ್ಯೆ 
R - | ಪೂರ್ಣಗೊಂ 
3 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪೂರ | ಅಫಜಲಪೂರ | 2017-18 ನಂಟ i | 10000| 95.00 | 100.00 0.00 1 100.00 | 100.00 } 0 0.00 0.00 0 0.00 1} 0.00 ದೆ 
4 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪೂರ | ಅಫಜಲಪೂರ Educatio p 1 ಛಾವಣಿ 
2017-18| Sao | 1 | 10000 | 90.00 | 90.00 0.00 [) 0.00 000 | 1 | 100.00 | 9000 0 0.00 | 0.00 | ್ರಾಲಾಣದೆ 
| | | 'ಂದ್‌ 
5 | ಕಲಬುರ೧ಿ | ಚಿಂಚೋಟ್ಳಿ | ಚಲಚೊಳ್ಳ | 2017-18|5<a0| 1 | 10000] 9000 | 80.0 10.00 0 0.00 0.00 1 | 10000| 8600 | 0 00 | 000 | 
| n Dept ಪತಿ 
R ‘ ' ಲಿಂದ್‌ 
6 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಲಚೋಟ್ಬ ಸೇಡಂ 2017-18 | Pducatio | 3 100.00 | 88.40 80.0೦ 8.40 0 0.00 0.00 1 100.00 | 80.00 [) 0.00 | 0.00 ಸಾಸ್ಸ 
n Dept K 1 ಪತಿ 
ಬಟ್ಟು 6 | 600.00 | 543.40 | 450.00 | 103.40 2 | 20000 | 20000 | 3 | 300.00| 250.00 | 1 | 100.00 | ‘0.00 
1 
i ಪೂರ್ಣಗೊಟ 
1 | ಕಿ 
ಕಲಬುರಗಿ | ಚಂಚೋಳ್ಳ | ಆಚಂಚೊಳ್ಳಿ | 2017-18 |ScPy TSP]. 1 30.00 | 30.00 | 30.00 0.00 1 30.00 | 30.00 0 0.00 0.00 [) 0.00 } 0.00 | ಪಾಂಡ 
U4 § k ಸಪ್ಹಾಂತಲಿಪ 
| ಲಾಗಿದೆ 
ಬಟ್ಟು: i 30.00 30.00 30.00 . 0.00 1 30.00 30.00 0 0.00 0.00 [0 0.00 | 0.00 
1 | ಕಲಬುರ೧ |  ಆಚಂದ ಅಳಂದ [2017-18 9 | 24560 | 10000 | 35.00 65.00 [) 0.00 0.00 6 | 16186 | 35.00 3 83.74 | 0.00 
p k 
ಕಲಬುರಗಿ | ಆಂಚೋಳ್ಳಿ | ಚಿಂಯೋಳ್ಳಿ [2017-18 7 | 19085 | 70.00 42.87 27.12 1 27.37 | 2737 3 79.74 15.5 3 83.74 | 0.00 
pe 
ಕಲಲುರ೧ಗಿ | ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2017-18 8 | 380.87 | 13500 | 79.75 55,25 1 5475 | 5475 1 54.715 | 25.00 6 |271.37 | 000 
4 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪೂರ | ಅಫಜಲಪೂರ ) ಪೂರ್ಣಗೊಂ 
ಫ ಫ ೧ರ |2017-18 1 2737 | 1000 | 2728 0.00 i 2737 | 2728 0 0.00 0.00 [) 0.00 |} 0.00 8ದೆ 
Trouris : 
5![ಕ m K | ಅಂದಾಜು 
ಲಬುರಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2017-18 1 25.00 10.00 0.00 10.00 | 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 25.00 | 0.00 ಪತ್ರಿಕೆ 
| ಸಳ್ಲಸಲಾಗಿದೆ 
pS ಕ ರೆ | ಅಂದಾಜು 
ಲಬುರಗಿ | ಚಿಡ್ಡಾಪೂರ | ಚಿಂಚೋಳ್ಳ [2017-18 1 50.00 0.00 0.00 | 0.00 [) 0.00 0.00 [ 0.00 0.00 1 50.00 | 0.00 ಪತ್ರಿಕೆ 
| ಪಛ್ಣಪಲಾಂದೆ 


2017-18 i 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಣಾಲಿಗಳು \ - 


AN 


3 ಇಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ! ವರ್ಷ [| ಯೊಜನೆ ಸಂಜ | ಅಂದಾ ಆಡುಗಡೆ ಾಆರೆಯಾದ ಅಂದಾಜು ಅಂದಾಜು ಅಂದಾಜು 7 § NN 
§ [| ಯಾದ ವೆಚ್ಚ ಮುದಾ | ಸಂಚ್ಯ | ಅರಾ ವೆಚ್ಚ | ಸಂಖ್ಯೆ | ವೆಚ್ಚ | ಪಂಖ್ಯ| ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
ತ | ಅನುಬಾನ ತ್ತ ತ್ತ ತ್ತ 

Fl p) 3 4 5 3 7 [3 ) [T) 17 12 135 14 15 16 17 18 15 20 21 
ಒಟ್ಟು 27 919.69 325.00 184.90 157.37 a 109.49 109.40 10 296.35 75.50 14 513.85 0.00 

1 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಘಜಲಪೂರ | ಅಫಜಲಪೂರ |2917-18| 3೦54 1 | 100.00| 0.00 0.00 0.00 p) 0.00 0.00 [ 0.00 0.00 1 | 10000 | 0.00 po 

ಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ 

ಬಚ್ಚು _ 1 |100.00| 0.00 0.00 0.00 [) 0.00 0.00 [) 0.00 0.00 1 | 100.00 | 0.00 
1 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಯೋಳ್ಟಿ | ಚಿಂಯೊಳ್ಳಿ [2017-18] KTDCL | 11 | 11900 | 7625 119.00 0.00 11 119.00 | 119.00 [ 0.00 0.00 [) 0.00 0.00 
2 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ ಆಳಂದ [2017-18] xtoc. | 6 | 14990| 14830 | 145.72 0.42 6 149.90 | 14172 { 0 0.00 0 0 0.00 0.00 
3 | ಕಲಬುರರಿ | ಅಫಜಲಪೂರ | ಅಫಜಲಪೂರ | 2017-18 | KTDCL i 2294 | 2294 22.94 0.00 1 -22.94 22.94 [) 0.00 0.00 [) 0.00 0.00 
4 | ಕಲಬುರಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2017-18 | KTDCL 4 20.00 15.00 13.00 2.00 1 5.00 5.00 3 15.00 8.00 [) 0.00 0.00 
ಬಟ್ಟು: 22 | 311.84 | 262.49 | 303.66 2.42 19 | 296.84 | 288.66 | 3 | 15.00 | 8.00 0 0.00 | 0.00 
1 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಂಚೋಳ್ಟಿ | ಅಂಚೋಳ್ಳಿ [2017-18] KTDcL | 5 58.00 | 36.00'| 32.00 6.00 2 24.00 | 24.00 1 10.00 8.00 2 24.00 | 0.00 
ಕಲಬುರಗಿ |" ಚಿಂಟಚೋಳ್ಳಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ [2017-18] KTDCL 2 19.80 4.90 0.00 4.90 [) 0.00 0.00 [) 0.00 [ 2 19.80 0.00 
ಹಲಬುರಗಿ | ಚಂಯೋಳ್ಳ | ಚಿಂಚೊಂಳ್ಳಿ [2017-18| KTDCL | 1 10.00 2.೦೦ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 i 10.00 | 0.00 
ಒಟ್ಟು 8 87.80 40.90 32.00 10.90 2 24.00 24.00 1 10.00 8.00 5 53.80 0.00 
1 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಘಜಲಪೂರ | ಅಫಜಲಪೂರ | 2೦17-18 RMR 6 68.00 | 34.00 23.00 11.00 [) 0.00 0.00 4 46.00 | 23.00 2 22.00 | 0.00 
ಬಟ್ಟು: 6 68.00 34.00 23.00 11.00 [4] 0.00 0.00 4 46.00 23.00 2- 22.00 0.00 
1 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಂಳ್ಯ ಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ [2017-18 | RIDF-22 1 25.65 25.65 25.65 0.00 1 25.65 25.65 [) 0.00 0.00 [) 0.00 0.00 
2 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪೂರ [ ಅಫಜಲಪೂರ | 2017-18 | RIDF-22 | 2 56.55 | 56.55 56.55 0.00 2 56.55 56.55 [0 0.00 0 0 0.00 0.00 
ಬಟ್ಟು: 3 82.20 | 82.20 82.20 0.00 a 82.20 82.20 [) 0.00 0.00 [) 0,00 0.00 
' | ಕಲಬುರಗಿ | ಜಂಚೊಂಳ್ಳ | ಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ |2017-18| © | 21 | 100.00 | 10000 | 10000 | 0.00 2 | 100.00 | 10.00 | 0 | 00 { 000 | 0 | 000 | 000 
2 | ಕಲಬುರಗಿ| ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ [2017-18 Ep 7 | 100.00 | 100.00 | 24.00 76.00 0 0.00 0.00 [5 75.00 24 2 25.00 | 0.00 
ಟ್ಟು: 28 200.00 200.00 124,00 76.00 21 100.00 100.00 5 75.00 24.00 2 25.00 0.00 
1 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಸೂರ | ಅಫಜಲಪೂರ | 2017-18 | MSDP 79.54 | 7954 | 79.54 0.00 79.54 | 7954 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
ಒಟ್ಟು; 4 79.54 79.54 79.54 0.00 4 79.54 79.54 [] 0.0೧0೦ 0.00 0 0.00 0.00 
1 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಂಚೋಳ್ಳ | ಚಂಚೋಳ್ಳ |[2017-18| BoM 1 10.00 10.00 10.00 0.00 1 10.00 10.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
ಬಟ್ಟು: 1 10,00 | 10,00 10.00 0.00 1 10.00 10.00 [) 0.00 0.00 [) 0.00 0.00 
1 [3ಲಬುರ೧]1 ಸೇಡಂ ಸೇmo [2017-18] DMP 3 39.00 | 2393 | 33.93 0.00 3 39.00 | 33.93 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
ಬಟ್ಟು; 3 39.00 | 33.93 | 33.93 0.00 3 39.00 | 33.93 0 0.00 0.00 o 0.00 0.00 
1 | ಕಲಬುರಗಿ ಸೇಡಂ ನೇಡಂ 2017-18 | MPLad 2 25.00 18.25 25.00 0.00 2 25.00 25.00 [y 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
2 | ಕಲಬುರ೧}] ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ | 2017-18 MA Lad] 2 11.25 5.18 6.18 0.00 1 6.25 6.18 [) 0.00 0 1 5.00 0.00 
ಬಟ್ಟು 4 |3625| 2443 | 3118 0.00 3 3125 | 3118 | 0 0.00 0.00 1 5.00 | 0.00 
ತಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪೂರ | ಅಫಜಲಪೂರ |2017-18| SDP 5 54.00 1 £400 42.90 11.10 3 32.40 32.40 2 21.60 10.50 [0 0.00 0.00 
ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ ಆಳಂದ /201718| SDP | 5 | 5400 | £400 | 4150. | 1250 ) 0.00 0.00 5 | 5400 | 415 0 0.00 0.00 


2017-18 


ವಹಿಪಿರುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಣಾರಿಗಳು |ಪ್ರಾರಂಭನಬೆಕಾದ ಧಮನಾವದತ 
ಜಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು | ಬಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ| ವ್‌ರ್ಸ್ಣ | ಯೊಂಜನೆ ಸಂಖ್ಯ | ಆ೦ದಾಜು ed ಇ | ಉಳಕೆಯಾದ | ಜ್ಞ | ಅಂದಾಜು Bae ಸಂಖ್ಯೆ | ನ೦ದಾಟು ಕ್‌ ಅಂದಾಜು ವ 
ಸ ಸ್ರ ಅನುದಾನ ್ಯ ಚಡ ಚ '೦ಖ್ಯ GE ಸ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಡ ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
od ಅನುಬಾವ ಹ 7 pa 
1 2 3. 4 5 6 [4 F3 ) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
4 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ | ಚಿ೦ಚೊಳ್ಳಿ 2017-18] SDP 4 43.20 483.20 43.20 0.00 4 43.20 43.20 [) 0.00 0.00 [) 0.00 0.00 
5 | ಕಲಬುರಣ೧| ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2017-18| SDP 5 54.00 | 54.00 45.20 8.80 4 43.20 43.20 1 10.80 2.00 [0 0.00 0.00 
6 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಡ್ಡಾಪೂರ | ಜಂಚೋಳ್ಳಿ |2017-18| SDP 2 } 2160 | 2160 19.80 1.80 1 10.80 10.80 i 10.80 9.00 [) 0.00 0.00 
ಬಟ್ಟು 21 | 226.80 | 226.80 | 19260 | 34.20 12 | 12960 | 12960 | 9 | 9720 | 63.00 0 0.00 0.00 
1 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಂಚೋಳ್ಳಿ | ಚಿಂಚೋಟ್ಟಿ [2017-18 a 8 135.00 | 108.05 | 66.50 41.55 1 10.00 10.00 6 115.00 | 56.50 1 10.00 0.00 
Grama % 
ಇಟ್ಟು 8 | 135.00 | 108.05 | 66.50 41.55 1 10.00 | 10.00 6 | 115.00 | 56.50 1 10.00 } 0.00 
1 | ಕಲಬುರಗಿ [1 ಆಳಂದ ಆಳಂದ [2017-18 cavv| 4 | 400.00 | 13178 | 13178 17.07 [0 0.00 0.00 4 | 400.00 | 13178 | 0 0.00 0.00 
2 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪೂರ | ಅಫಜಲಪೂರ | 2017-18] cmovv | 4 | 40000 | 141.77 | 140.00 31.00 [0 0.00 0.00 3 | 300.00 | 140.00 1 | 100.00 | 0.00 
3 | ಕಲಬುರಗಿ ಸೇಡಂ ಪೇಡಂ 2017-18 | CMGVY 5 500.00 | 231.79 231,79 25.55 0 0.00 0.00 5 500.00 | 231.79 0 0.00 0.00 
4 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪೂರ |2017-18}| cM GvY 1 100.00 0.00 0.00 0.00 [) 0.00 0.00 [) 0.00 0.00 1 100,00 0.00 
ಹಿ 14 | 1400.00] 505.34 | 503.57 | 73.62 0 0.00 0.00 12 | 1200.00| 50357 | 2 | 20000 | 0.00 
1 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪೂರ | ಅಫಜಲಪೂರ | 2017-18 Kn 1 33.60 33.60 33.60 0.00 1 33.60 33.60 [) 0.00 0.00 0 0.09 0.00 
2 | ಕೆಲಬುರಗಿ| ಚಂಚೋಳ್ಟ | ಚಂಚೊಂಳ್ಳಿ | 201718) 1 33.60 | 3360 | 3360 0.00 1 33.60 | 3360 0 | 000 0.00 [ 0.00 0.00 
ಒಟ್ಟು: pS 2 6720 | 6720 | 6720 | 0.00 2 67.20 67.20 [0 0.00 0.00 [od 0.00 0.00 
2017-18 
1 | ಕಲಬುರಗಿ ಅಚಂದ pn 2017-18 | KKRDB | 1 5.00 4.00 4.00 0.00 1 5.00 4.00 [) 0.00 0.00 [) 0.00 0.00 
2 | ಕಲಬುರಣ | ನೇಡಲ! ಸೇಡಂ 2017-18 | KKRDB | 163 | 2299.84 | 2070.37 | 2070.37 0.00 163 | 2299.82 | 207037 | 9 0.00 0.00 [0 0.00 0.00 
ಚಿ೦ಯೊಂಳ್ಳಿ Ki k ry * A ಸ ' ¥ 
3 | ಕಲಬುರಣ ಮ ಸೇಡಂ ಕ KkRDB | 27 | 81849 | 66333 | 663.33 0.00 26 | 78099 | 66833 | 0 0.00 [) 1 | 3750 | 000 
ಬಟ್ಟು: 191 |3123.33| 2737.70 | 2737.70 | 0.00 190 | 3085.81 | 2742.70| 9 0.00 0.00 1 | 3750 | 0.00 
1 | ಕಲಬುರಗಿ | ಜಂಚೋಳ್ಳಿ ಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ | 2017-18 | KKRDB 8 135.00 | 108.05 66.50 41.55 1 10.00 10.00 115.00 56.50 1 10.00 0.00 
Ps 8s | 135.00 | 108.05 | 66.50 41.55 1 10.00 | 10.00 6 | 115.00 | 56.50 1 |.10.00 | 0.00 
ಒಟ್ಟು ಪಮದ್ರ 358 [7651.65 | 5419.03 | 5018.48 | 552.01 | 268 | 4304.93 | 3948.41 | 59 | 2269.55] 1068.07| 31 | 2077.15] 0.00: 
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. - | ಜಾಮದಾರಿ 
ಆಅಡಳಡಾಡೈಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಂಖ್ಗೊ / | ಅಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಮಗಾಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
K) $ $ ಷ 
ಶ್ರ. ಸಂ. ಕಾಮದಗಾಟಿಯ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಹು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ವಿನಾಂಕೆ ಹಣ ಪ್ರಾರಂಜಸಿದ ದೊಆಸುವ ದಿನಾಂಕ ನುರ್ಜಾದ ಹಣ ಷರಾ 
ದಿನಾಂಕ 
1 2 3 4 ರ e ಸ 8 9 10 
ಪಂ: ಕಾಶಿಇ/೧3೦/ತಾ೦ಹೊಂ/ 
ಪರ್ಕಾಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು 2 
Me ಆಣ ei ಜಿಡ್ಡಾಪೂರ 100.00 2೦17-8/ಎಪ್‌ಡಿಖಿ ಬೆಂಗಳೂರು "95.00 100.00 “ಹೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ 
ಈಾಳಧಿಚಿಪ ದನಾಂಕ: 3೦.12.2೦17 p 
HL (RS ——— ಮ 1 
f : ಹಾಶಿಇ/ವಿ3೦/ತಾಂಜೊಂ/ ? 
ಪರ್ಕಾಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ನಂ:ಈಾ 
2 de ಪಥ ಆಳಂದ 100.00 2೦17 -18/ಎಪ್‌ಡಿಖಿ ಬೆಂಗಳೂರು 85.00 0.00 ವಿವೇಶವ ಸಮಸ್ಯೆ 
ದಿವಾಂಜ: 3೦.42.2೦17 
il L- 
ಲ: ೫ pd § 
, [ರಾರ ಬ್ರನಮ ದರ್ಜೆ ತಾರೇ | ನಗಿ ರ ನರರ 
, p 100.00 ಇ18/ಎಸ್‌ಡಿಪಿ 95.00 May-20 100.00 ) 
ಫರತಾಬಾದ ಕುರಿ ಡಾಲ್ಲೂಹಾ ; ನನದರ 27 267 ಹಪ್ತಾಂತಲಿಪಲಾಗಿದೆ , 
ಬ ೧: 
ನಿವ ನರ ತಾರೇ ಅಫಜಲಪೂರ ಖ್‌ ss ಎ ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ 
py ona 2 100.00 5 ಸ್‌ಡಿಸಿ ಬಂ: 90.00 July-20 90.00 - 
ಕ ಅಸ ತಾಲ್ಲೂಕಾ ದಿನಾಂಕ: '30೦12.2೦17 
ಹಿ 
ಪರ್ಕಾಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು 2 ಪಂ: ಕಾಶಿಬ/ಐಡ೦/ಡಾ೦ಂಜೊೋ! i 
5  |ಚಂಚೊಳ್ಳ (ಚ೦ದಾಪೂರ) ಚಿಂಚೋಟ್ಯ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ `| 100.00 2೦1 -18/ಎಸ್‌ಡಿಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು 90.00 November-20 80.00 ಪ್ಲಾಸ್ಸಲಿಂದ್‌ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಾ § ಬಿನಾಂಹ; ಡ೦12.2೦17 ' $ 
| ——l ER 
4 ಪಂ: ಕಾಶಿಇ/ಐಡ೦/ಶಾಂಹೋ/ 4 
ಪರ್ಕಾಲಿ ಪ್ರಥಮ ದಜರ್ಜೇ ಕಾಲೇಜು ಪ್ಲಾಸ್ಸಲಿಂದ್‌ ಕೆಲಪ 
6 ರ ಚಿಂಚೋಟ್ಟ 100.00 | 2೦17-18/ಎಸ್‌ಡಿಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು 88.40 November-20 80.00 4 
ಎಣಿ: pe + . ಗ 
) ಪುಲೇಪೇಟ್‌ ಚಿಂಚೋಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಾ io De ; ಪಗಹಿಯಲ್ಲದೆ 
TOTAL 600.00 | 543.40. 450.00 | 


» j ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಯ 
ಪ್ರ. ಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ತಾ: [ಅಂದಾ ಪಟ | ಅಸ ಅತಾತ್ಸಕ: ಮಂಬೂರಾತಿ ನಂಬ್ಯ ದ | ಫ್ರಾರಂಣನಿದ | ಕ್‌ಮದಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ | ್ಟ್ಯಾದ ಹಣ ಷರ: 
al w ದಿನಾಂಕ ಹಣ | ನಿನಾಂಕ ದೊಆಪುವ ಏವಿವಾಂಕ 
y I 
1 2 3 4 ರ ಎ 7 ° ° 10 
2೦17-18ನೇ ಪಾಅನ ಪವಾನೋಧ್ಯಮ ಇಲಾಖಾ ಕಾಮದಾರಿಣಜು 
ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪಂ: ] 
ಚಿ೦ಚೊಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲ ಪಾಮೂಹಿಹ ತ ಗದ್ರಾಅಪ/ಅಂ/ ಪೂರ್ಣದಗೊಳಿ 
ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನ್ಥಾನಗೃಹ * 30.00 | ದ್ರಾಶುನೀಸ್ಯೆಐ/2೦17/ಭಾಗ-1/176 APE! JuL20 ಪಲ ಹಸ್ತಾಂತಲಿಪಲಾಬಿದೆ 
|ಪಂಕೀರ್ಣದಳ ನಿರ್ಮಾಣ ದಿವಾಂಹ; 23.೦3.2೦18 
TOTAL 30.00 30.00 
ಎನ್‌.ಬಿ. / ಟ.ಎಪ್‌.ಹಿ ಪಮುದಾಯ ಶೌಜಾಬಯ ಹಾಣಾ ಪಂಜೀೀರ್ಣಗಜಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿವ ಗೋಲಾ ಲಕ್ಷಮಮಾ p ಖು 
$  |ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಡ್ಡಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಪ ಆಚಂದ ಸಿಸಿ. ನಲನ /ಜಪಳನೈತ/ಂ ಲ ಪಂ/4ತ] 12.50: 'ರೂಫ್‌ ಹಂತ 
ವಿ: 14.10.2019 
ನಿರ್ಮಾಣ 
My # 
ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಡಲದಿ ದ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ SN « 
2 ಸ ಲದಾಜು ಪತ್ರಿ: » 
2 [ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಳಂದ 29.00 0.00 ಆಡಳಡಾಡ್ಯಶ ಅನುಮೊಂದನೆಲಾಗಿ 
ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಪೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಲ್ಲಸಲಾಣದೆ. ' 
RENE - 
; I 
ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕನ ಧೋತರಗಾಂವ Rel 
ಗ್ರಾಮದಳ್ಲರುವ ಶ್ರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಂ ಪುಕ್ನೆಂತ್ರ | ಪಂ: ಟಟಓಿಆರ್‌-19೦/ಟಡಿಪಿ/ 
ಭಾವಿವಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಪ ) p 2೦2೦ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿ: 
3 [ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾಗಿ ಆಳಂದ ಅಂದ 27.375 ' 10.00 0.00 ೦7.೦9.2೦೭೦ರ ಅದೇಶದಲ್ಲ 
ಎಲೆವಾವದ೧ ಗ್ರಾಮದ ಶಗಲೀ. 1 . [ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ನದಆಂದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ i | ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಯಾತಿನಿವಾಪ ನಿರ್ಮಾಣ. l i | 
|] | 
ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಟಿ ಬ | 
4 |ದ್ರಾಮದಣ್ಲರುವ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಅ೦ಗೇಪ್ಸರ ಆಳಂದ 27.375 ಪ ಘನ | 7.50 ಅಟಲ್‌ ಲೇವಲ 


ದೇೊವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಪ ನಿರ್ಮಾಣ 
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- ¥ 
| ೫-ನಪಂ. ಠಾ ರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಆಡಳಡಾತೃಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / | ಅಡುಗಡೆಯಾದ ಪಾರಂನಿದ ಕಾಮಣಾಲಿ ಮುಕ್ಲಾಯ ಐಟ್ಟಾದ ಹಣ ಷರಾ 
ಣಾ ಬವಿವಾಂಕ ಹಣ ಗೊಆಪುವ ಬವಿನಾಂಕ . 
* ವಿವಾಂಕ 
% 2 3 pS ರ [2 IW 7 [2 ° 10 
ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಪೂರ 
ದ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಚೀವ ಮಹಾಪೂರ ಹಾಲಖ ಪಂ: ಜ/ಜಪ್ರಅಸ/ಈ/ 2೦1೨9-2೦/77 - 
[L; ಥ್ರ ಪ್ರ ದ. 
5 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ಕಿರ ಮೂಲಭೂಡ: ಆಳಂದ 25.00 ಬಿ: 12.೦6.2೦19 20.00 4.00 ಬೇಪಮಂಬ್‌ ಪ್ರಗತಿ K 
ಪೌಕರ್ಯದಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
L 
ಅಳಂದ ಠಾಲ್ಲೂರಿನೆ ನಿಂಬರ್ಗಾ K ಫಿಅಸ/ತ | ; 
-6 |ದ್ರಾಮದಲ್ಲರುವ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪವೇಶ್ವರ ಆಳಂದ 27.375 ಸಂ: '/ಜಪ್ರಅನ/ ಲಲಿ 10.00 5.00 i ಅಂಟಲ್‌ ಹಂತ 
ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಪ ನಿರ್ಮಾಣ ರ - » 
Jas - Ky 
ಆಳಂದ ಡಾಲ್ಲೂಕಿವ-ಪಡ-ಸಾವಳಗಣ ಪಅಸ/ಕ : 
7 ದ್ರಾಮದಲ್ಲರುವ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಾಯ ಆಳಂದ 27.375 ಪಂ: '/ಜಪ್ರಅನ” ಪಂ ಪ೦/420 10.00 0.50 ಬುನಾದಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಪ ನಿರ್ಮಾಣ ರ ! 
; 
| ; 
ಪಂ:।ಅಓಆರ್‌-19೦/ಟಡಿಪಿ/ 
“|ಆಆಂದ ತಾಲ್ಲೂರವ ಸಪರಸಪಂಬಾ ಸಂ: ಜ/ಜಿಪ್ರಲಸ/ತ/ಐ೦'ಅ-2೦/421 _ 2ಧಿ2೦ಬೆಂಗಳೂರು ಿಃ 
8 [ದಾಮದಲ್ಲರುವ ಶ್ರೀ ಮಲಆಅಕಾರ್ಜುವ ಆಳಂದ 27.375 ೦ ಜಿ/ ಪ್ರಲನ ತಲದ K 10.00 0.00 ೦7.೧೦.2೦೭೦೮ ಆದೇಶದಲ್ಲ 
ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಪ ನಿರ್ಮಾಣ ರ ; ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗದ 
; 7— 
ಆಳಂದ ಡಾಲ್ಲೂಕಿವ ಮದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ವ ಈ | _ 
೮ [ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಅಂದೇಶ್ನರ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ | ಆಳಂದ 27.375 | ನರ್‌ */ಜಿಪೆಅನ/ಈ/ ಶಿಂಅ-2೦/43 10.00 6.00. ಬೇಘಮೆಂಟ್‌ ಪೆಲಪ ಪಗತಿ 
ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಪ ನಿರ್ಮಾಣ ರ್‌ : 
7 
ಬಟ್ಟು : ' 245.625 100.000 35.500 ! 
NR K 
ಚ೦ಚೋಳ್ಳಿ ರಾಲ್ಲೂಕನ ಹೊಡ್ಲಿ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲರುವ ಶಿ ರಾಮಲಆಂಗೇಪ್ಪರ N 
ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಪ ) | , 
ಸರ ಹಿ 
1೦ [ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಲಬುರಣ ಜಲ್ಲೆಯ ಬ೦ಚೋಳ್ಳಿ 27.375 10.00 0.00 ಕಮಣಾಲಿ ಬದಲಾವಣೆ 
ಆಂಚೋ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಬರುವ ” 
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳ 
ಯಾತ್ರಿ ನಜನಾಪ ನಿರ್ಮಾಣ) « 
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fa. 


. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಆಡಆಡಪಾತೃ್ಸಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಂಖ್ಗೇ / M ಕಾಮದಾದಿ ಮುಕ್ಲಾಯ _ 
“ |] ೪ ್ರೌ ಹೆ! ಇ 
ಶ್ರ. ಪಂ. ಕಾಮದಗಾಲಿಯ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂತು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ವಿನಾಂಕ ಪ್ರಾರಂಭನಿದ ದೊಆಸುವ ವಿನಾಂಕ ನುರ್ಚಾದ ಹಣ ಷರಿ 
ವಿವಾಂಕ 
"1 Wi 2 3. 4 Ca | 7 s 9 10 
ಪಂ: ಅಓಿಆರ್‌-19೦/ಟಡಿಪಿ/ 
ಚಂಟೋಟ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಢ್ಲಿ ದ್ರಾಮದ ಗ - | 2೦೩೦ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿ: 
11 |ಶಿೀ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಚಂಟೋಳ್ಳ 29.00 | 0.೦೦ ೦7.೦9.2೦2೦ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
k ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಣದೆ 
J 
ಚಂ೦ಚೋಂಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂರಿನ ಕೊಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ R ಪಅಸ/ತ 
12 | ಶಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೊವಸ್ಥಾನ ಆಂಚೊಳ್ಳ | 27375 | ನಗಪಲನ/ ತಪ ಪ೦/42೦ 5.00 ಅಂಟಲ್‌ ಹಾಕಲಾಗಿದ 
ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಪ ನಿರ್ಮಾಣ ರ 
ಚಿ೦ಯೋಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಹಿವ ಮೋಫಾ ಬ್ರಾಮದ i 
ಪ್ರೀ ರಾಮಟಲಂಣೇಪ್ವರ (ಪ್ರಯಂಭೊ IW , 
ರಾಮನಾಥ) ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಷೆ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಪ ಸಂ: ಜ/ಜಪುಅಪ/ಕ/2೦1೨-೭೦/ ಜಃ il | CC Completed & other 
ಫ್‌ ಮ್‌ ಚೊ ಲ್‌ \ 
13 ರಪ್ತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಭಕ್ತಾವಿಗಳದೆ ಜಿಂಟಾ 25.00 15.10.2019 K 10.00, 8.00 work u/p 
ಹೊರಗಡೆ ಆಪನ್‌ ಹಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ; | 
ನಿರ್ಮಾಣ.ನಿರ್ಮಾಣ j j 
ಸಂ: ಟಓಿಅರ್‌-19೦/ಟಿಡಿಪಿ! 
ಚಂಚೊೋಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂರಿವ ಸುಲೇಪೇಟ್‌ ಅಸ? K ೨-೭೦ i 2೦2೦ಬೆಂಗಳೂರು ವಿ: 
14 [ಗ್ರಾಮದ ಕಚಾಂದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳ ಚಂಚೋಳ್ಳಿ 27.375 ನಂ: 'ಿ/ಕಪ್ರಅನೆ/ರ/ ಡಂ 1426 10.00, } 0.0೦ ೦7.೦9.2೦೭೦ರ ಆದೇಶದಲ್ಲ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಪ ನಿರ್ಮಾಣ ರ ' | ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
. || ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಚಂಚೋಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಡರುಂದಾ ಸಂ: ಜ/ಜಪ್ರಅಸ/ಹ/ 2೦19-2೦/೩೩೮ i, 
15 |ದ್ರಾಮದ ಕಂಚಾಳಕುಂಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಿ೦ಚೋಳ್ಛ 27.375 ೨: ನಪ HM MS 2೦೪ / 10.00: 27.375 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
- 14.10. j 
ಬಆ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಪ ನಿರ್ಮಾಣ jp 
1 i 
|; ! 
ಚಂ೦ಚೋಟ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಜಕನ ಸೂದೂರು-ಕೆ ' ; | 
16 |ಗ್ರಾಮದಲ್ಲರುವ ಶಿ ರುದಮುನೇಶ್ನರ ಅಂಚೊಳ್ಳ | 27.375 | ನರ ನ /ಿಪೆಅನ/ಅ/ಪಂ'ಅ 2೦/626 i6.00! 250 ರೊಫ್‌ ಹಂತ 
ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ರ ; ! 
| 
ಒಟ್ಟು 190.88 70.00 42.88 
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ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅಡಲಆಡಾಡ್ಕಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖೆ / | ಬಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಮಗಾಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಕಾಮದಾ ಹಾಲ್ಲೂಕು ಇ ] ಕ್ರಾ ಷ 
ಲಿಯ ಹೆಪರು ಅಂಬಾಜು ವೆಚ್ಚ ನಿನಾಂಕೆ ಹಣ ಸಾರಂಜರಿದ ದೊಳನುವ ಬಿನಾಂತ ಖರ್ಚಾದ ಹಣ ಷರಾ 
| . 
1 2 8 4 [S 6 7 8 9 10 
- Ws — 
ಸೇಡಂ ಡಾಲ್ಲೂರಲನ ಮಳಖೇಡ ದ್ರಾಮದಲ್ಲ 
17 ಪ.ಪೂ ಹಜರಡ ಸೈಯದ್‌ ಶಾಹ ಉಅಫರ್‌ ಸೇಡಂ ಸಂ: ಜ/ಜಪ್ರಅಸ/ಹ/2೦19-2೦/41೨ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಪಿ 
ಊರ್‌ ರೆಹಮಾನ್‌ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ 54.75 ದಿ: 14.10.2೦19 20.00 54-75 ಹಸ್ತಾಂತರಿಪಲಾಗಿದೆ 
ಯಾತ್ರಿವಿವಾಪ ನಿರ್ಮಾಣ N 
ಪೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾನಾದುಂಏಿ | 
ದ್ರಾಮದ ಮಹಾತಪಪ್ಪನಿ ಮಾಡಾ K ಪಂ: ಜ/ಜಪ್ರಅಪ/ಈ/2೦19-2೦/4ಡ1 ಪ್ಲಾಸ್ಸಲಿಂಗ್‌ ಕೆಲಪ 
18 ಮಾಣಿಕೆಂಶ್ವಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳ ಸೆಡಂ 54.75 ಪ: 14.10.2019 20.00 20.00  ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಯಾತ್ರಿವಿವಾಪ ನಿರ್ಮಾಣ ' 
SN 
* ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರಿ ಹಾಲಪ್ಪಯ್ಯ ವಿರತ್ತ ಸಂ: ಜ/ಜಪ್ರಅಸ/ಕ/2೦19-2೦/431 
19 ಮಠದ ಬಳ ಯಾತ್ರಿನಿವಾನ $ ಸೇಡಂ 54.75 pS 14.10.2019 20.00 2.00 ಬೇನಮೆಂಬ್‌ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ 
ದಿ: ೦3.೦7.2೦೭೦ರಂದು 
೨೦ ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಕೊತ್ತಲಬಸವೇಶ್ವರ ಪೇಡ: ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಡಂ 54.75 20.00 0.0೦ | ಅಡಟತಾಡ್ಯಕ ಅನುಮೊಂದನೆಗಾಣ 
ಸಛ್ಲಸಲಾಗಿದೆ. 
{ 
————— 
3 
ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಳಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣಿ 
21 |ಜಯತೀರ್ಥ ಚಾರ್ಯರ ಬೃಂದಾವನ ಪೇಡಂ 54.75 20.00 0.00 ಮಾಡಲಾಗದೆ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿಮಾನ 
el 
೦೭ ಸೇಡಂ ನಗರದ ಪ್ರಾಚೀನ ಉತ್ತರಾಧಿ ಮಠದ | ಸ್ಹ § ಸೆಂಡಂ ವಿಂದ ಮಳಖೇಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಞೆ | 
ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂಡ ಸೌಕೆಯ£ ಅಭವೃದ್ಧಿ ನೇಡಂ 54.75 0.00 0.00 ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಪಂ: ಟಓಆರ್‌-19೦/ಟಡಿಪಿ! 
ಮಳಖೇಡ ದ್ರಾಮದ ಗದ್ದಿಣೇಂದ್ರ 2೦೭೦ಟೆಂಗೆಳೂರು ಏಿ: 
23 [ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಶಿಶ್ನಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಚಾಲಣ ಪೇಡಂ 27.375 10.00 0.00 ೦7.೦9.2೦೭೦ರ ಅದೇಶದಲ್ಲ 
ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಪ ಕಾಮದಾಲಿಯನ್ನು 
» ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಮಳಖೇಡ ಬ್ರಾಮದ ಗಣದ್ದಿಗೇಂದ್ರ ದ: ೦3.೦7.೭೦2೦ ರಂದು 
ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಂಸ್ಲೆ ಪ೦ಚಾಆಡ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 
24 |ಮಠದಷ್ನೆ ಮೂಲ ಸೌಶಯ್‌ ಅಭವೆಂ್ಯ ಸೇಡಂ 25.000 25.00 0.0೦ | ಒಡಟತಾಡೃಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಣ 
ಕಾಮದಾಲಿ ಪಛ್ಲಸಲಾಣಿದೆ. 
ಬಟ್ಟು 380.88 135.00 22.00 
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ಕಾಮಣದಾಲಿ 


Progress 


ಆಡರರಾತೃಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಂಖ್ರೆ / | ಬಡುಗಡೆ ಯಾದ 
[8 f ರು [3 ky | | p ಷರಿ 
ಕ್ರ. ಪಂ. ಕಾಮದಗಾಲಿಯ ಹೆಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಏನಾಂಕೆ ರ ಪ್ರಾರಂಭನಿದ ದೊಆಸುವ ಏನಾಂಕ ಖರ್ಚಾದ ಹಣ ಷರ 
f ಬವಿನಾಂಕ 
1 2 3 4 ° is 7 8 9 10 
—— 
ಅಫಜಲಪೂರ ಡಾಲ್ಲೂರಿನ ದುಳನ್ನೂರು i ್ತ 
2೮ |ಡ್ರಾಮದ ಶಿಃ ಸಿದ್ದರಾಮೇಪ್ನರ ಮಠದ ಬಅ. | ಅಫಜಲಪೂರ | 27375 [ನ್‌ ಕ'ನಪಳನಃತ/ 209-201೦ | 10೦ 27.28 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಯಾತಿನಿವಾಪ ದಿ: 28.೦2.2೦2೦ 
J 
1 
ಮಳಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ದದ್ದಿದೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ವ RE | ಏ: 12.1.2೦18 ರಂದು ಅಂದಾಜು 
26 |ಸಂಟಾಆತ ಮಠದ ಬಳ ಮೂಲಭೂತ ' ಕಲಬುರಣ ನಕು /ನಪಲನ/ಪ/ಅಲತ 8೦13 | ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆಡಳಡಾಡ್ಸಕ 
25.00 ದ 10.00 0.00 ತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ್ಯ 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭವೃದ್ಧಿ : A ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಶಾಳಗಿ ತಾಲೂಕನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಪ್ರಿಂ . ಆಡಳಿಡಾತೃಕ 
ನೀಲಕಂಠ ಕಛ್ಲೆಂಶ್ಪರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಂ: ಅ/ಜಪ್ರಅಪ/ಕ/ ೩೦1೨9-೭೦1೭3೦ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 
i ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭವೃದ್ಧಿ ನ್ಲಾಳಧಿ 50.00 ವಿ: 28.೦2.೭೦೭೦ 0.00 ಅಮದಾನ ಬಡುಗಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಒಟ್ಟು: 102.38 :20.00 27.28, 
[—— - Ii 
ಸಮದ್ರ ಒಟ್ಟು 919.75 325.00 127.66 
RDPR works ನ ೆಕ್ತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3೦54 ಕಾಮದಾರಿದಟು 
ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡಾಪೂರ ಪಂ: ಜಪಕ/ಅಳು. ನಿಎಮ್‌ಜವಎಪವಾಂಖ/ ಅಮದಾನ ಬಡುಗಡೆ 
1 |7ಾಮ ವಿಂದ ಆತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ Afzalpur 100.00 ೦೮4/೦೭/ 28೭ ದಿವಾಂಕ: 2.00 0.00 0.00 0.00 ಮದ. 
ವಸತಿ ಶಾಛೆದ ಹೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಈ 22.೦3.೭018 - 
Tanda Works 
ಭೈರಂಪಳ್ತ ಜಯನಗರ ತಾಂಡ ಖೀಖಿ ರ 
1 ಈ kd ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರೆ ಚಿಂಯೋಟ್ಳ 6.00 : 4.50 6.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪೂರ ಡ ರಲ್ಲೆ & ಚರ 
ನಿ ತಾಂಡ ಪಿಸಿ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ 
2 4 ನಿರ್ಮಾಣ ಚಿಂಚೋಂಟ್ಟಿ 6.00 4.50 6.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಳಗಿ ಕಲಿಕಲ್‌ ತಾಂಡಾದಲ್ಲ ಪಿಪಿ ರಪ್ತೆ ೬ ಸಂ: ಕಡಾಅಬಿ/ಎ4ಿ/ಸೊಆರ್‌/ | 
3 ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ 8.00 ನಾನೌಯೋಂ/2೦17 -18 ಧಿ: 18.೦1.2೦18 ; 7.88 8.00 ಪೂರ್ಣಧೊಂಢಿದ 
ಕಾಜಿ ದೇವಿಕಲ್‌ ತಾಂಡಾದಲ್ಲ ನಿಖ ರಸ್ತೆ ಸಂ: ಶತಾಅನಿ/ಎ4/ಸೊಆರ್‌/ p 
4- ಡಿ ಚಿಂಚೋಲಟ್ಟಿ - 6.00 ನಾಪೌಯೊ;/2೦1-18ಗ61 ಐ: : 5,95 6.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
೬ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ kl cio 
(tse I 
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2 ಠಾಮದಾರಿ 
' ಅಡಆಡಾತ್ಯಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1! | ಜಡುಗಡೆಯಾದ ಶಾಮದಾಬಿ ಮುಕ್ತಾಯ i 
() 8 ದಹ! 
ಕಾಮಗಾಲಿಯ ಹೆಪರು ತಾಲ್ಲೂತು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ನಿನಾಂತ ಹಣ ಪ್ರಾರಂಚಪಿದ ದೊಳನುವ ವಿನಾಂಕ . ಬುರ್ಚಾ' ಣ ಷರಾ 
ದಿನಾಂಕ 
1 2 3 4 5 CS ° ° 10 
ಕಾಟ ಲಚ್ಛ್ಚುವಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ನಿಪ J 
"ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5 ರ್ತೆ ೩ ಆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಂಚೋಳ್ಳಿ 6.00 4.92 6.00 , k 
_ - ಸರ: ಕತಾಅನಿ/ಎ4/ಸೊಆರ್‌/ K 
ಶಿವರಾಮ ಮಾಯಕ ತಾಂಡಾದಿಂದ 7] : - i 
6 ಚಿಂಚೋಳಿ 20.೦೦ ವಾಸೌಯೋ/2೦17 18/161 ಐ: 15.00 20.00 . .ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪಾಲ್ವ್ಯಾ ತಾಂಡದವೆರೆದೆ ಪಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ K 1401208 K 
- RRR! 
ಹಿಂಡಿ ಶಾಂಡದಿಂದ ಮಹೆಬೂಬ ಪುಬಾನಿ , . 
7 | ಆಂಚೊಂಟ್ಳಿ-ರಟಕಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಪ್ತೆವರೆದೆ ಚಂಚೋಳ್ಳಿ 20.00 10.00 20.00 ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 
8 ಖುಣಿತಾ೦ಡಾ ಸ ಕನ್ನ ಚಿ೦ಯೋಳ್ಳ 6.00 300 6.00 `ಹೂರಣ್ಣದೊಂಡಿದೆ 
| ' ' ಪಂ: ಕತಾಅನಿ/ಎ4/ಸೊಆರ್‌/ ! ; 
9 ಕೊಡ್ಲಿ ರುಮ್ಮಾನಗೋಡು ಸಸ ರಸ್ತೆ ಚಿಲಟೋಟ್ಳಿ 20.00 ನಾಪೌಯೊಂ/2೦17 18/3೦/1೦ ಮಃ 10.00 20.00 'ಪೂರ್ಣಬೊಂಡಿದೆ 
14.01.2018 ; 
ಶಿವರಾಂ ನಾಯಕ್‌ ತಾ೦ಡಾ ಸಂಪಕ | 
10 ಯನ್‌ ಹ್‌ ಚಂಚೋಳ್ಳಿ 15.00 7.50 15.00 ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ 
- ಸ್ತೆ ; 
ಭೈರಂಪಳ್ಳಿ 1 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
11 ಸೈರ೦ಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಸ ರಸ್ತೆ ಚಿ೦ಯೋಳ್ಳಿ 6.00 3.00 6.00 | 
ಒಟ್ಟು 119.00 76.25 119.00 
ಲಾಡ್‌ ಚಂಚೋಳ್ಳಿ ಪಾ೦ಡಾದಿಂದ ಸಂ ಶಡಾನಿವಿ/ಎ4/ನಿಟರ್‌/ 
1 ದೋತಡ್ತರ' ದಾರವ್‌ ತಾಂಡಾದವೆರೆದೆ ಅಳಂದ 29,00 ನಾಪೌಯೋ/2೦17-18/16ರ8 ಬಿ: 28.58 29.00 "ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. - 24.೦8.೭೦18. 
- [S 
ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕನ ನಿಂಬರ್ಗ ತಾಂಡದ ಈ ದ್‌ 
ಪಂಡೀತ ಥಾವರ್‌ ರಾಠೋಡ ಮನೆಯಿಂದ 'ತಾಅನಿನಿ/ವ-4/ ಸಿ.ಆರ್‌- 
ಇಪಾಯೆ. 6-171/2 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
2 |ಹ್ರಮವಮ ಮಂಬಿರದ ವರೆಗೆ ಖ.೮ ರಸ್ತೆ ಆಳಂದ 16.000 77ಅ/ನಾನಾಂ /2೦16 12987 15.810 15.810 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
SS GN 
ವಿಂಭರ್ಗಾ ತಾಂಡಾದಿಂದೆ ಚಾಂದಿಬಾಲಖ ; ಪಂ 
3 ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ' ರಸ್ತೆ ಆಳಂದ 25.00 ಕತಾನಿನಿ/ಎ41ಕಿಆರ್‌/ನಾಪೌಯೋ/2 24.62" 24.62 ಪೂರ್ಣದಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ' 017-18/1653 ಬಿ: 24.೦3.2೦18. \ 
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ಜಿ 
ಕಾಮಗಾಲಿ 
ಅಡಆಡಾತೃಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1! | ಅಡುಗಡೆಯಾದ ಥ್ರ ಕಾಮಗಾಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಸ 
ಕ್ರ ಪಂ. ಕಾಮಗಾಲಿಯ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂದಾಜು ವೆಕ್ಞ ನಿನಾಂಕ Fi ಪ್ರಾರಂಚಲದ ದೊಆನಸುವ ಐನಾಂಕ ಖರ್ಚಾದ ಹಣ ಷರ್‌ 
ಬವಿನಾಂಕ 
1 2 [dl 4 CRE g [S 7 8 9 10 
ನಿಂಭರಾ ಡಾಂಡಾದಿಂದ ಹನುಮ ಪಂ - 
4 |ಮಂದಿರವಿಂದ ಪಂಗೀತದೇಬ ಅಳಂದ 22.90 ಕತಾನಿನಿ/ಎ4/ಪಿಆರ್‌'ವಾಪೌಯೊ/2 22.81 22.81 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಠದವರೆಗೆ ಪಂಪಕ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 0 -18/1653 ®ಿ: 24.03.2೦18. 
ಆಳಂದ ಹಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧರಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಸಂ ಕತಾನಿನಿ/ಎತಿ/ನಿಆರ್‌! 
5 |ಗಾಯಮಾಆ ತಾಂಡಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಳಂದ 29.00 ವಾಪೌಯೊಃ/2೦17-"8/ 1678 ಬಿ: 28.48 28.48 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
'|ಶಾಲೆಯವರೆದೆ ಪಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ " 2-,೦9.೦೦18. 
ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿವ ಗಾಯಮಾಳಟ ಡಾಂಡಾ - ಪಂ ಕಪಾವಿವಿ/ಐಸಿ/ನಿಆರ್‌/ 
6 |ದೌಲಮಲ್ಲಕ್‌ ದೆೇವಸ್ಥಾನದಿಂದಡಣೂರವರೆಗೆ ಅಳಂದ 28.00 ವಾಪೌಯೋ/2೦17-:8/ 1679 ಬಿ: 28.00 28.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪಂ೦ಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 24.೦9.2೦18. ' - 
Total 149.90 148.30 148.72 
ಮದಲಿ ಆ ತಾಂಡಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಬೆನಮಳ್ಛ ಪಂ ಕಡಾನಿನಿ/ಎ4/ನಿಅರ್‌/ 
1 |ಮನೆಯಬುಂದ ಮದರ ಜ ತಾಂಡಾ ಅಫಜಲಪೂರ 22.94 ವಾಸೌಯೋ!2೦17-18/608 22.94 22.94 "ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಪ್ತೆ' ಲರ.೦12018 
ಒಟ್ಟು- 22.94 22.94 22.94 
ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲುಕನ ನಿಡಗುಂದಾ 
ವೆಂಕಟಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲ ಪೇಬ್ಲಿಬ೦ಖ . ಸ 
; ಗತಿಯ್ದಟದೆ 
1 [ಮುನಂಬಂದ ಸುಕ್ರು ನಯಕ ಮನ್‌ಯವರೆಗೆ ಚಂಚೋಟ್ಟಿ 5.00 3.75 2.00 ಪ್ರಗತಿಯ್ದಆ 
ನಿನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಪ್‌ಂಡಂ ಡಾಲ್ಲೂಕಿವ ಇಟಕಾಲ ತಾಂಡಾದಲ್ಲ 
ಧರ್ಮನಾಯಕ ಮನೆಯುಂದ ಸ್ನ 
ಗತಿಯ್ದಲದೆ 
2 |ಲಾಲುನಾಯಕ ಮನೆಯವರ ನರ ರಸ್ತೆ ಸೇಡಂ 5.00 3,75 3.00. ಪ್ರಗತಿಯ್ದ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
J 
ಪ”ೌಡಂ "ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈರ್ನಾಪಲ್ಲ ತಾಂಡಾದಲ್ಲ ; 
3 |ಹನುಮಾನ ದೆೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹ್ಯಾಂಟ್‌ ಸೇಡಂ 5.00 3.75 5.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
'ಬೋರೆವೆಲ್‌ ವರೆಗೆ ನಿಕಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
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Nu ಆಡಟಡಾತೃಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಂಖ್ಗೊ / | ಅಡುಗಡೆಯಾದ K ಕಾಮಣಗಾದಿ ಮುಹಕಾಯ 
ನ್‌ K) $ $ p ಷ 
ನ "ಪಂ. ಕಾಮಗಾಲಿಯ ಹೆಸರು ಶಾಲ್ಲೂಕು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ವಿನಾಂಕ ಹಣ ಸ್ರಾರಂಭಧಿದ ದೊಳಸುವ ದಿನಾಂಕ ಖಚಾದ ಹಣ ಷರಾ 
i = 3 3 N- CN % | 8 10 
ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಲಶುಂದ ದೊಡ್ಡ " ; 
ಶಾಂಡಾದಲ್ಲ ಬದ್ದಿಬಾಂು ಮನೆಯುಂದ 
4 |ಸೇವಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಮಡ್ತು ೭ನೇ ಸೇಡಂ 5.00 3.75 3.00 ಪ್ರಗೆಪಿಯ್ದಲದೆ 
ಅಂಗನವಾಡಿ ಹೇಂದ್ರದಿಂದ ಬದೂನಾಯಕ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪ.ಪ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
[ WwW 20.00 15.00 | ‘| 1300 
311.84 262.49 IR 303.66 
ಗೋಟಿರ್‌ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್‌ : ; 
1 ತಾ೦ಡಾ ಸೇವಾಲಾಲ ಭವನ ಚಂಚೊೋಂಳ್ಳಿ 12.00 6.00 _ 12 "ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
i R 
ಪಂ: ಕಡಾಅನಿ/ಎ4/ಪೊಆರ್‌/ 
2 ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ಪ್‌ೇಮಾಲಾಲ ಭವನ ಚಂಚೋಳ್ಳ 12.00 ನಾಸೌಯೋ/ಭವವ/2೦17 -18/ಡಂ22 9,00 0.00 ಪೂರಂಟಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ದಿ: 16 10.2019 
ಧರ್ಮನಾಯ್ದನ ಡಾಂಡಾ ಪೇವಾಲಾಲ TT K 
'3 “ಭವನ ಚಲಚಯೋಳ್ಳ 10.00 6.00 8.00 ಅಂಟಲ ಲೇವಲ್‌ 
Py — 
ಪಂ: ಕತಾಅನಿ/ಎ4/ಸೆಆರ್‌/ K 
4 ರೋಹಿಲ ಡಾಂಡಾ ಸೇವಾಲಾಲ ಭವನ ಚಂಚೋಟ್ಳ 12.00 ವಾಸೌಯೋ/ಭವನ/2೦17-18/3229 9.00 0.00 ಪ್ರಾರಂಣಸಬೊಕಾಗಿದೆ 
ದಿ: 17 10.2019 
5 |ಮೂಕರಂಬ ತಾ೦ಡಾ ಸೇವಲಾಲ ಭವನ ಚಂಚೋಟ್ಛ 12.00 6.00 12.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
dh —— 
58.00 36.00 32.00 
1 ಪಂಗಾಖೂರ ತಾಂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಚಿಂಚೋಟ್ಳಿ 9.80 4.90 ’ 0.00 , ಪಾರಂಣಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
2 ಪಾಳ್ತ್ಯಾ ತಾಂಡಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಚಿಂಚೋಂಳ್ಳಿ 10.00 0.00 0.00 ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
T — 
ಚಂದನಕೇರಾ ಮಾಡ್ಕೋೊಳ್‌ ಚಂಚೊ ಅನುಧಾನ: 
3 ತಾಂಡಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹೊಂಟ 10.0 0.00 . 0.00 ಜಡುಗಟೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 
IR 2೦17-18 ಒಟ್ಟು ಚಿ೦ಚೋಟ್ಯ 29.80 4,90 0.00 
——— 
ಸಪಮದ್ರ ಒಟ್ಟು ಚಂಚೋಳ್ಳಿ 87.80 40.90 32.00 
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1 


ಕಾಮಗಾಲಿ . Px 
'ತಾತೈಕೆ ಮಂಜೂರ ಹುಗಡೆಯಾಃ ಮದಗಾಲಿ ಮುಕ್ತಾ: pe 
ಕ್ರ. ಪಂ. - ಕಾಮಗಾಲಿಯ ಹೆಸರು ಹಾಲ್ಲೂಕು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಅಡಕತಾತ್ಯೆಕ, ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ hs ಡೆಯಾದ ಪ್ರಾರಂನಿದ 5 x ಕಾಯ ಖರ್ಚಾದ ಹಣ ಷರ RN 
p ವಿಮಾಂಕ ಹಣ ಗೊಳಪುವ ಏಿನಾಂಕ 
¥ ಬವಿನಾಂಕ 
1 | 2 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 9 10 


2೦17-18 ನೇ ಪಾಅವ ಡಾ! 


ಜ.ಜರ್‌. ಅ೦ಬೇಡ್ಡರ ಭವವ / ದಾ ಬಾಬು ಜಗಜವವರಾಮ ಭವನ ಹಾಣಯಾ 


2 


ಪ್‌ಮುದಾಯ ಭವವ ರಟ್ಟಹ 
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ಕಾಮಗಾರಲಿದಟು 
ಅಘಣಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರ ಸಂ6/4/2೦2೦ ಜನಿ/ಸಕಇಹ/ಭನಿ/ 
1 ದ್ರಾಮದಲ್ಲ ಡಾ। ಬಾಬು ಜಗಜಂವನರಾಂ ಅಫಜಲಪೂರ 12.00೦ ಪಿಆರ್‌ -೦1/2೦17-18/701 ಥಿ: 6.00 ರ.೦೦ ಅಂಟಲ್‌ ಹಂಥ 
ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ¥ 15.10.2೦19 
| ಅಫಜಲಪೂರ ಡಾಲ್ಲೂಜನ ಮಾಶ್ಯಾಳ `ಪಂ6/4/2೦೦೦ ಇವಿ/ಪಕಇಕ/ಭನಿ! 
2 |ದ್ರಾಮದಲ್ಲ ಡಾ॥ ಬಾಬು ಇಗಜಂವನರಾಂ | ಅಫಜಲಪೂರ 10.00 ಖಿಆರ್‌-೦1/2೦17-181701 ಹಿ: 5.೦೦ 5.೦೦ ಅಲಟಲ್‌ ಹಂತ 
ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 15.10.2019 
ಅಫಜಲಪೂರ ಡಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಪಾವಆಂ ಪಂ೮/4/2೦೩೦ ಜನಿ/ಪಕತ/ಭನಿಃ 
3 |ದ್ರಾಮದಲ್ಲ ಡಾ ಬಾಬು ಜಗಜಂವನರಾಂ |! ಅಫಜಲಪೂರ 12.00 ನಿಆರ್‌-೦1/2೦17-18/701 ಮಃ 6.0೦ 10.00 ಪ್ಲಾಸ್ಸಲಿಂದ್‌ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ 
ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 15.10.2019 
ಅಫಜಲಪೂರ 'ಠಾಲ್ದೂಕಿವ ಬೋಪಗಾ ಪಂ6/4/2೦2೦ ಜವಿ/ಸಕಣಹ/ಭನಿ/ ಬೇಪಮೆಂಬ್‌ (ವಿವೊಶನ 
4 |ಡಾ॥ ಜ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಗರ ಭವನ ಅಫಜಲಪೂರ 12.00 ಿಅರ್‌-೦1/2೦17-18/701 : .೦೦ 3.00 ಈ 
ಈ ಸಮಸಪ್ಯೊಎ) 
ನಿರ್ಮಾಣ 15.10.2019 f 
ಅಫಜಲಪೂರ ಪಠಾಲ್ಲೂಕಿವ ಜೇವಗಿ-ಜ 7 
ಘ ಲ್ಲ: az ಪಂ6/4/12೦ಡ೭೦ ಇನಿ/ಪಕಐಕ/ಭನಿ/ 
ರ |ಡಾ!॥ ಅ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಡರ ಭವವ ಅಫಜಲಪೂರ 12.00 ನಿಆರ್‌-೦1/2೦17 -18/701 ಮಿ 6.00 0.೦೦ ಪ್ರಾರಂಜಸಪಬೇಕಾಗಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ p 15.10.2019 
ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕನ ತೆಲ್ಲೂರ ಡಾ॥ ಸಂ8/4/2೦೭೦ ಇನಿ/ಪಕಣಕ/ಭನಿ/ ನಿವೇಶನ 
6 ರ ಅಫಜಲಪೂರ 10.0೦ ಖಆರ್‌-೦1/2೦17-18/701 ಫಿ: 5.೦೦ 0,೦೦ 
ಇ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಡರ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಘ bs fs 5 Kk ಹಸ್ತಾಂಪಲಿಪಬೇಕಾಗಿದೆ. 
gE Total 68.00 34.00 23.00 


ಕಾಮದಾಲಿಯ ಹೆಪರು 


ಆಡಆಡಾಥೃಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಂಖ್ಯೆ ! 


ಪಾಮಬಾರಿ 


ತಾಲ್ಲೂತು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ವಿನಾಂಕ ಹಣ ಪ್ರಾರಂಭದ ದೊಳಸುವ ದಿನಾಂಕ ಖರ್ಚಾದ ಹಣ ಷರಾ 
\ ವಿನಾಂಕ 
' J 
fl 5 3 4 [ ° EF] ° 9 10 
RIDF-22 oಖಾಜನೆಯಡಿ ತೆಣೆದುಕೌ೦ಡ ಕಾಮದಾರಿ ಪ್ರಣತಿ ವರದಿ 
| ಪಂ: ಉನವಿಶ/ತಾಂತ್ರಿಶ/ 
i Primary Veternary Center | sone 25.65 ಅರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌/22/2೦17- 25.65 Dec-17 Aug-18 25.65 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
@ Halchera Village 18/2743-45 ಬಿ 171.2017 
_ dl 
y ' ಪಂ: ಉನಿಕ/ಡಾಂತ್ರಿಕ RE 
2 |¥eternary Center @ ಅಫಜಲಪೂರ | 256ರ 1ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌/ವಿದಿ/2೦1- 25.65 Jan-17 Ang-18 25.65 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
Revoora Village 18/2743-45 ©: 171.2017 
w ಪಂ: ಉನಿಕ/ತಾಂತ್ರಿಕ 3 
3 eternary Center @ ಕಲಬುರಲ' 30.90 ' /ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌/ವ2/2೦17-18 30.90 Jule-17 Aug-18 30.90 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
Kavalaga (B) Village - 130೦ ಹಿ: ೦8.೫,೦5೦17 ' 
TOTAL 82.20" 82.20 |} 82.20 


2೦1 


6-17 ಮತ್ತು 2೦17-18ನೇ 


ನಾಅವ ಮಾವ ಮುಂಬ್ಯು ಮಂತ್ರಿದಆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈದೌ೦ಡ ಕಾಮದಾರಿಣಳು 


ಚಂಚಯೋಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಮ್ಮನಚೊಡ 
ಗ್ರಾಮದ ಶಮಶೊದ್ಣನ ಮನೆಯುಂದ 
ಹಜುಮಾ ಮನೆಯವೆರೆಣೆ ಲ. ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್‌ ನಿಮಾರ್ಣ. 


ಚಂಚೋಟ್ಛಿ 


5.00 


ದಿವಾ೦ಕ: 12.10.2೦18 


5.00 


Jan-19 


Mar-19 


pe 


5:00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಚಂಚೋಂಟ್ಬ ಡಾಲ್ಲೂಕಿವ ಚಮ್ಮನಚೊಡ 
ಗ್ರಾಮದ ಪೆಶ್ಕಾಂಪಾಬ ಮನೆಂಂದ 
ವಜುಮೊದ್ದಿನ ಮನೆಯವೆರೆದೆ ಪ. ರಪ್ತೆ 
ಮಷ್ಚು ಡೈನ್‌ ನಿಮಾರ್ಣ. 


5.00 


ಬದಿವಾಂಪಃ 12.10.2018 


ಚಂಚೋಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾದರಾಚ 
ಬಾಬುಮಿಯ ಮನೆಂಖಂದ ಮುಲ್ತಾವಾಲೆ 
ಮನೆಯವೆರೆಗೆ ಅ.ನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೈನ್‌ 


ವಿಮಾರ್ಣ. 


1 


ಚಂ೦ಚೋಳ್ಬ 


3.00 


ಚಡ್ದಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆರೂರ-ಕೆ 
ಚಾಂದಸಾಬ ಪುತಾರ ಮನೆಯುಂದ 
ದಾವುಲಸಾಬ ಪುತಾರ ಮನೆಯವೆರೆಣೆ 
ನಿ.ಪಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೈನ್‌ ನಿಮಾರ್ಣ. 


ಸೂ 


ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ 


ವಿವಾಂಕ: 12.10.2೦18 


8.00 


Jan-19 


Mar-19 


5.00 


Jan-19 


 Mar-19 


3.00 


ವಿನಾಂಕಃ 12.10.2೦18 


5,00 


Jan-19 


Mar-19 


5.00 ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ. 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಪಾಲ್ಲೂಕು 
Kd 


ಅಡಳಆಡಾತೃಹ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ! 


ವಿನಾಂಕ 


ಬಡುಗಡೆಯಾದ 


ಕಾಮದಾಲಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಪಿದ 
ದಿವಾಂಕ 


| ಖರ್ಚಾದ ಹಣ 


2 


ಚಂಚೋಳ್ಬ ಡಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಂಗಬಾ 
ದ್ರಾಮದಲ್ಲ ಏ.ನಿ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೈನ್‌ 
ನಿಮಾರ್ಣ. » 


ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಡಾಲ್ಲೂರಿನ ವಜ್ಜಿರರಾಂವ 
ದ್ರಾಮದ ಮವಸೂರ ಅಆ ಮನೆಯುಂದ 
ಉಪ್ಕಾನಪಾಬ ಮನೆಯವೆರೆದೆ ಪ.ಪ ರಪ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಡೈನ್‌ ನಿಮಾರ್ಣ. 


5.00 


ವಿನಾಂಕ: 


fo] 


12.10.2018 


5.00 


5.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


5.00 


ಏಿವಾಂಕ: 


12.10.2018 


-5.00 


Jan-19 


5.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಚಿಂಚೋಂಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐ.ಖ. ಹೊಸಳ್ಳಿ 
ರಪೂಲ ಪಟೇಲ್‌ ಮನೆಯುಂದ ಜುಮ್ಯಾ 


ಮಖ್ಲಿದವರೆಣೆ ಸಿಪಿ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೈನ್‌. 


ನಿಮಾರ್ಣ. 


ಬಂಚೋಟ್ಳಿ 


3.00 


ವಿವಾಂಕ:; 


12.10.2018 


ಚಿಂಚೋಳಟ್ಟ  ಥಾಲ್ಲೂಕಿವ ಮಿಲಿಯಾಣ 
ದ್ರಾಮದ ಮಹದ ಹುಸೇನ್‌ ಬಾಗವಾನ 
ಮನೆಂಬುಂದ ರಹಮತ-ಆ 
ಮನೆಯವೆರೆಗೆ ಪ. ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೈನ್‌ 
ನಿಮಾರ್ಣ. 


ಚಿಂಚೋಳ್ಬ 


3.00 


ದಿನಾಂಕ: 


12.10.2018 


6.00 


Jan-19 


Mar-19 


3.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


3.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಚಂಚೋಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಂಪಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಫತ್ತುಪಾಬ ಮನೆಯುಂದ 
ಪಾಶುಮಿಯಾ ಮನೆಯವೆರೆಗೆ ಪಿ.ಖ ರಸ್ತೆ 
ಮಡ್ತು ಡೈನ್‌ ನಿಮಾರ್ಣ. 


ಚಂಚೋಳ್ಳ 


5.00 


ವಿಪಾಂಹ: 


12.10.2018 


5.00 


Jan-19 


 Nov-19 


5.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಚಿಂಚೋಂಟ್ಜ ಡಾಲ್ಲೂಕಿವ ಮೊಗದಂಹೂರ 
ದಾಮದ ಅಲ್ಪಪಮಖ್ಯಾತರ 


ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲ ಪಿ. ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೈನ್‌ 


ನಿಮಾರ್ಣ. 


ಚಿಂಚೋಳ್ಪ 


5.00 


ಬಿವಾಂಶ: 


ಜಂಚೋಳ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಟಕಲ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ 
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲ ಪಲ ರಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ. 


5.00 


ದಿವಾಂಕ: 


12.10.2018 


5.00 


Jan-19 


Mar-19 


5.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


12.10.2018 


5.00 


Mar-19 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಾಮಗಾಲಿಯ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಹು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಆಡಳಿತ್ಪಾತ್ಯರ Sa ಸಂಖ್ಯೇ] ba ಪಾ Waser ಖರ್ಚಾದ ಹಣ ಷರಾ 
1 = 3 ell pt ರ 7 [ ೨: . ; [o 
ಅಂಚೋಳ್ಬ ಶಾಲ್ಲೂಕನ ನಿಮ್ಯಾಹೊಪ್ಪಳ್ಟ 
12 |ದ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಪಂಖ್ಯಾಥರ ಚಂಚೋಟ್ಟ 5,00 ವಿವಾಂಕ: 12.10.2೦18 5.00 Jan-19 Mar-19 5.00 ಪೂರ್ಣದಗೊಂದಣದೆ. 
ಬಡಾವಣೆಯಟಲ್ಲ ಲಕ ರಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ. p 
ಚಿಂಚೋಟ್ಟ ip 
13 ieee Me ಫಿ ಚ೦ಚೋಳ್ಳಿ 5.00 ವಿವಾಂಕ:; 12.10.2೦18 5.00 Jan-19 Mar-19 5,00 ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ. 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ. 
— ———— 
K ಚಡ್ತಾಪೂರ ಪಾಲ್ಲೂ&ನ ರೇವದ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 
14 |ಅಲ್ಪಪಂಖ್ಯಾತರ : ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಚಿತ್ತಾಪೂರ 4,00 ದಿವಾಂಕಃ 12.10.2018 Jan-19 Mar-19 4.00 'ಪೂರ್ಣಬೊಂಡಿಬೆ. 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ. 
T- 8.00 |— p 
ಚಿ೦ಚೋಳ್ಬ ಡಾಲ್ಲೂಕಿವ- ಅರಣಹಲ್‌ - ; 
15 ದಾಮದ ಅಲ್ಪಪಂಖ್ಯಾತರ ಚ೦ಚೋಟ್ಯ 4.00 ವಿವಾಂಕಃ 12.10.2೦18 Jan-19 Mar-19 4.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲ ನಿಲ ರಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ. F : 
G Ns 
ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲಿ ದ್ರಾಮದ" f; . : 
16 |ಅಲ್ಪಪಂಖ್ಯಾತರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲ ನಿಮಿ ಜಂಚೋಳ್ಳಿ 5.00 ವಿವಾಂಕ: 12.10.2೦18 5.00 Jan-19 Mar-19 5.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ರಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ. ' 
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಡಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಹಿಪ್ಪರದಾ , 
1 |ದಾಮದ ಅಲ್ಪಪ೦ಖ್ಯಾತರ ಚಿಡ್ತಾಪೂರ 5.00 ವಿವಾಂಜೆ: 12.10.2೦18 5.00 Jan-19 Mar-19 5.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲ ಪಿಸಿ ರಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ. 
. — 
ಚಿಡ್ತಾಪೂರ ಡಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಂಗಳ K 
18 |ಅಲ್ಪಪಂಖ್ಯಾತರ ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲ ಪಿಪಿ ಚಿಡ್ತಾಪೂರ 5.00 ವಿವಾಂಕ; 12.10.2೦18 Jan-19 - Mar-19 5.00 ಪೂರ್ಣದೊಂದಿದೆ. 
ರಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ. ' ; 
8.00 — . 
ಚಂಚೋಳಟ್ಟ ಡಾಲ್ಲೂಕಿನ: ದೌಡನಳ್ಳ 
19 [ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಪಂಖ್ಯಾತರ ಚಿಲಚೋಟ್ಳ 3.00 ವಿವಾಂಕಃ 120.2೦18 Jan-19 Mar-19 3.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏಿಪಿ ರಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ. 
ಚಂಚೋಟ್ಟ ಥಾಲ್ಲೂರವ ಐನೊಳ್ಳಿದ್ರಾಮದ 4 | 
20 |ಅಲ್ಪಪಂಖ್ಯಾತರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲ ನಿಪಿ ಚಿ೦ಚೊಂಳ್ಳಿ 10.00 ವಿವಾಂಕ: 12.10.2೦18 10.00 Jan-19 . Mar-19 10.00 ಪೂರ್ಣದೊಂಡದೆ. 
ರಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ. - 
So 
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1 


ಕಾಮಬಾರಿ 


ದೆೇಟವರೆಗೆ ಪಿಲಿ ೬ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


14.07.202೦ 


ಆಡಳಡಾತೃಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖೆ / | ಇಡುಗೆಡೆಯಾದ ಕಾಮಗಾಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹ 
k ರ್‌ ಮ KN ಶಾ: ಷರ 
ಕಾಮಗಾಲಿಯ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ವಿನಾಂಕ kJ ದ ಪ್ರಾರಂಭಪಿದ ದೊಆಸುವ ದಿನಾಂಕ ಖರ್ಟಾದ ಹಣ ಷರ 
ಬಿವಾಂಕ 
e 3 4 ° i 7 8 9 10 
CT Ek - 
ಚ೦ಚೋಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದನಕೇರಾ ] 
ದ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಚಿಂಚೋಳಿ 5.00 ವಿನಾಂಕಃ 12.10.2೦18 5.00 Jan-19 Mar-19 5.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲ ಪಿಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ. | 
TOTAL 100.00 100.00 1 100.00 
ಪೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಲಾಲ ಬಹಾದ್ದೂರ pe ಸಿ KN 
ಪಾಪ್ತ್ರೀ ನಗರದ ಜೈ ಭವಾನಿ ಮರಾಠಾ | ಡಂ | NSN | » [ಕನನ್‌ಆ ಮುರುವು ಪೆಲಸ 
(ಚಣ್ಣ) ಹೊಂಟಲದಿಂದ ಸಾಥಿಕರವರ ಕ 10.00 ನ ಲಿ : 000 2.0 ಪ್ರಗತಿ 
ಮನೆಯವರೆದೆ ಪೀ ರಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ; 
ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಲಾಲ ಮಹಾದ್ದೂರ pl ತ Fo 
: ಜಿಅಪಂಕಇಹ/!ನಿಬಿ೦ಎ೦ಡಿಪಿ। 
ಶಾಖ್ತಂ ನಗರದ ಅಬ್ದುಲ್‌ ರಫೂರ ರವರ A 2 ್ರ 
3 ಡ ಡ೦/ನಿಆರ್‌/2೦1೨9-2೦/೦7 ಬಿ: i ರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಮನೆಂಬಂದ ಇವಾಯರ್‌ ರುದನೂರ ಸೇಡಂ 10.00 |ಸೆ ಕ ಮ ht {10.00 0.00 [ಪ 
ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ | 
ಸೇಡಂ, ಪಟ್ಟಣದ ಲಾಲ ಮೆಹಾದ್ದೂರ ಲ 
ಶಾಸ್ತ್ರ ನಗರದ ಮನ್ನೂರ ಚಪ್ಪಲವಾರೆ | ಢಂ SS ಗ 500 [ನನನ್‌ ಮುರುಮ ಕಲಸ 
ಚ ಪೆ 10.00 ಸಿ ೫ ಃ - k ಪ್ರಗತಿ 
ರವರ ಮೆನಯುಂದ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಜಬ್ಬಾರ ವರರ ಪ್ರ 
ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಖಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ |, 
ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಪೆ.೪ು.ಬ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಂ: ಜಅಸಂ೦ಕಣುಕ/ಪಿನ೦ಎಂ೦ಡಿಖ/ 
ವಿಧಾನ ಸೌಧವಿಂದ ಕೆ.ಇ.ಟ ಕಂಪೌಂಡರ ಪೇಡಂ 25.00 ಸೇಡಂ/ಸಿಆರ್‌/2೦19-2೦/1೦7 ವಿ: ;25.00 2.00 ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ 
ವರೆಗೆ ಪಿನಿ ರಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 14.07.2೦2೦ 
ಸೇಡಂ ಪಛ್ಣಣದ ರಹಮತ ನಗರದ ge ಸೆ 
ಫೂಟ್‌ ಮುನ್ನಾ ಮನೆಬುಂದ ಪಾಶಾ ಹ LES ಜೆಎನ್‌ಟ ಮುರುಮ ಕೆಲಪ 
ಪಟೆಲ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಏನ ರಸ್ತೆ. ಸೆ 13,00 ಪ : 13.00 5.00 ದ 
ಜಾ 14.07.2020 : 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆ.ಬ.ಬ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಂ: ಜಅಸಂಕಳಕ/ನಿಎ೦ಎಂ೦ಡಿಪಿ! 
ಶರ್ಪೂಬ್ಧಿನ ಮನೆಬುಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸೇಡಂ 15.00 ಸೇಡಂ/ಸಿಆರ್‌/2೦19೨-2೦/೦7 ವಿ: {15.00 0.00 ಪ್ರಾರಂಭಪಬೇಕಾಗಿದೆ 
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' ಕಾಮದಾಲಿ 4 
ಕಾಮದಾಲಿಯ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು | ಅಂದಾಜು ವಚ್ಚ | ಆಸಳಿತಾತೃತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / | ಅಡುರಡೆಯಾದ | ವರಂಭನಿದ | ನೌಮದಾಲಿ ಮುತ್ತಾಯ | ್ಞಾದ ಹಣ ಷರಾ 
8: ವಿವಾಂಕ ಹಣ ಗೊಳಿಸುವ ವಿವಾಂಕ 
ವಿನಾಂಕ N 

1 3 ° “| 2 e $ 10 
ಪೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಶಾಬೊಂದ್ಧಿವ್‌ ' - 
ಹೋಟೆಲ್‌ ವಿಂದ ಲೋಹಾರ ಗಲ್ಲಯ 
IMLS ಪಂ: ಜಅಸಂಕಇಕ/ಸಿಎ೦ಎಂಡಿಪಿ/ ; 

ದ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇಡಂ ' ಸೇಡಂ EE. ಬಿವಿ ಚರಂಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
ಪಟ್ಟಣದ ಪರಾವಾ ಬಜಾಲಿನ ಪಮದ 17.00 % ವಿರಿ _ 17.00 10.00 ನಿನಿ ರಪ್ತೆ ಪಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಹಾಗೂ ರಶೀದ ಮೆವಯ ಹತ್ತಿರ £ 
ಕಲವಟ್‌ (ಕಾಲುದಾರಿಯ ಸಣ್ಣ - R K 
ಪಡುವೆ) ನಿರ್ಮಾಣ 

100.00 100.00 fi 24.00 


2೦1-18 ನೇ ಪಾಅವ ಪಂಜವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಎನ್‌.ಡಿ.ಪಿ. ಯಾಣಜನೆಯಿಡಿ ಕೈಮೌಂಡ ಕಾಮದಾರಿಣಟು 


ಅಫಜಲಪೂರ ಡಾಲ್ಲೂಕಿವಲ್ಲ ಅಲ್ಪ 


ಪಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಟ್ರಹ ನಂತರದ ' ಸಂಖ್ಯೆ : pe ಸ 
1 ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲಣ್ಲ ಅಫಜಲಪೂರ 16.89 ಜಅಪಂಕಳ/ಎಂಎಸ್‌ಡಿಖ/ಪಿಆರ್‌/2೦ 16.89 Oct.-17 Feb.-18 16.89 ಪೂರ್ಣರೊಂಡಿರುತವೆ. 

ಕೌಂಪೌಂಡ ಗೊಂಡೆ, ಅಪೊಂರ್ಚ ರಪ್ತೆ, : 17-18/ ಹಿ ೦4.10.2೦17 k KN 

ಹಾಗೂ ಪಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ' 

ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂರಿವಲ್ಲ ಅಲ್ಪ : ; 

ಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಟ್ರಕ ನಂತರದ k ಸಂಖ್ಯೆ: | ಎಲಾ ಈಮಡಾರದಳು 
2 |ಬಾಲಕೀಯರ ವಪತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಅಫಜಲಪೂರ 16.77 ಜಿಅಸಂಕಳಇ/ಐಂಎಸ್‌ಡಿಪಿ/ಪಿಆರ್‌/2೦ 16.77 Oct.-17 Feb.-18 16.77 ದ ದೊಲಡಿರುವವಿ: 

ಕೌಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ, ಅಪೋರ್ಚ ರಸ್ತೆ, 17-18/ @: ೦4.10.2017 h ಗ 


ಹಾಗೂ ಪಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ" 
ಪಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಟ್ರಕ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ 
ಸ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಅತಮೂರ ಫಜಲಪೂರ ಪಂಕ A ಖಆರ್‌/2೦ k ಕೆಲಪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದ್ರಾಮದಲ್ಲರುವ ವಸತಿನಿಲಯದ ಮರಸ್ಯಿ ಅಫಜಲ 21.07 ಜಅಪಂಕ%/ಎಂಎಸ್‌ಡಿಖಿ/ಸಿಆರ್‌/ 21.07 Oct.-17 Augt.-18 21.07 2, » 
17-18/ ©; ೦4.10.2017 ; 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಠಡಿ ಹಾಗೂ ಕೌಂಪೌಂಡ 


ದೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
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§ i ಕಾಮಗಾಲಿ 
ಕ್ರ. ಪಂ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆನರು ತಾಣ್ದೂಕು | ಅಂಬಾಜು ವೆ | ಆಡ ಳಶಾತ್ಯಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಂಖ್ಯೆ /, | ಜಡುರಡೆಯಾದ | ವ್ವಾಂಣಂದ | ಕೌನುದಾಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ | ರಾದ ಹಣ ಷರ 
y [ k ಇ ವಿನಾಂಕ "ಹಾ | pA ದೊಳಸುವ ವಿನಾಂಕ 
2 3 4 5 j ; 6 7 [3 9 i 10 
ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ i 
ಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಟ್ರಹ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಖೆ ಕೌಂಪೌಂಢ ಮಾಲ್‌ ನಿವೇಶನ 
ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕರಜಗಿ ದ್ರಾಮದಳಣ್ಲರುವ | |, ಸಂಖ್ಯೇ: , ದುರುತ್ತಿಪಬೇಪಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವಲಿ 
ವಸತಿನಿಲಯದ ದುರಳ್ಳ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಫಜಲಪೂರ 24.81 |ನಿಅಸಂಕಳ/ಎಂಎಸ್‌ಡಿಪಿ/ನಿಆರ್‌/2೦| 24.81 Oct.-17 Sept.-18 24.81 | ತಾರದ ಪೂರ್ಣದೊ೦ಡಿದೆ ಹೌಗೂ 
ಜೋಡಿ ಹಾಗೂ ಕೌಂಬೌಂಡ ಗೊಂಡೆ ರ ಫಲ | ಮರಪ್ತಿ ತೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. j | 
“TOTAL 79.54 f 4 | 7954 | 
2೦17 ಆನೇ ಪಾಅನ ಅಲೇಮಾರಿ / ಅರೆ ಅಲೇಮಾರಿ ಕಾಮದಾರಿಯ ಮಾಹೆಯ ಪ್ರಣತಿ ವರದಿ 
{| ” 
ಚಿಂಜೋಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನಕಪೂರ ಸಂ: ಹಂವಕಇಪ/ಅಮಾಜ/ he 
uw [se] FA ‘ 
ಹೆಳವಾರ ಹಟ ನಾದಪಾ ಹೇಳವಾರ ಚಿ೦:ಕೊಂಳ್ಳ 10.00 ಮುಸೌ/ರಿಆರ್‌/2೦17 -18/ಗರರ! ಬಿ: ‘10.00 10.00 C.C. Road & Drain 
ಟ § 15.02.2೦1೨ in Completed & H/O 
ಮನೆಯಿಂದ ತುಳಜಪ್ಪ ಹೇಳವಾರ ಸ್‌ $ i 
ಮನೆಯವರೆದೆ ಸ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ i! 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ i i 
TOTAL 10.00 10.00: 5 10.00 
i 
2೦16-17 ಮತ್ತು 2೦17-18ನೇ ಪಾಅನ ಡಿ.ಎಂ.ಎಫ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜಾರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಣಟ ಪ್ರಣತಿ ವರದಿ 
— j 
Const., of Toilet in Kuruba ಪಂ:. ಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಖ 
Samudaya Oni in Malkhed ಸೇಡಂ 19,00 |ಕಂ/ಡಿನಿಕ/ಡಿಎಮ್‌ಅಫ್‌/03/2018| 14,197, |10.01.2019| 15.01.2020 14.197 ಹಸಾಲತಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
Village in Sedam Tq. -19/465 ವಿವಾಂಹಃ ೦7.11.2೦18 ಳ 4 
EEE EE 
Const., of Community, Toilet ಪಂ: i : ಪೂರ್ಣಗೊಆಿ 
in Muslim Oni in Beeranalli ಸೇಡಂ 10.00 | ಕಂ/ಡಿನಿಕ/ಡಿಎಮ್‌ಅಫ್‌/0೦3/2018 | 4.860: : |10.01.2019| 25.11.2019 9.860 ಹಸಾಂತರಿಪಲಾಣದೆ 
Village in Sedam Tq. -19/464 ಬಿವಾಂಕಃ ೦7.11.2೦18 0] . ನ್‌ 
Const., of Kolisamaj ಪಂ: | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿ 
Community Toilet in ಸೇಡಂ 10.00 | ಕಂ/ಡಿಖಿಶ/ಡಿಎಮ್‌ಅಫ್‌/03/2೦18 | 9.870 |10.01.2019} 20.09.2019 9.870 ಹಸಾಂತಲಿಪಲಾಗಿದೆ 
Beernalli Village in Sedan Tq. “19/464 ದಿವಾಂಕ: ೦7.1.2೦18 F 
ಭ್‌ Fy f 4 
TOTAL 39.00 :33.93| 33.93 
| 
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T 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅಡಆಡಾತೃಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ! | ಇಹುಗಡೆಯಾದ 


ಖರ್ಚಾದ ಹಣ ಷರಾ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಪರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಏನಾಂಕ | ಹೆಣ ಪ್ರಾರಂಭನಿದ ದೊಳನುವ ದಿನಾಂಕ hy 
ದಿವಾಂಕ ", 
2 8s 4 ° [3 7 [2 9 | ; 10 


ಬಮೋಾಕಪಭಾ ಪದಪ್ಯರ ಕಲಬುರಣಿ ಬವರ ಪ್ಥಆನಯಿ ಪದೇಶಾಣವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮದಾಲಿಗಜ 


Constn., of Drainage in 
surrounding of Sri Kottal 
Basaveshwar Bharatiya ಸೇಡಂ 
Education Samiti Matruchaya 
P.U.College at Sedam Town in 
Sedam. 


13.07.2018 7.30 10.00 'ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ. | 


ak 


Constn., of Underground Road 
in Surrounding Sri Kottal 
Basaveshwar ‘Bharatiya ಸೇಡಂ 
Education Samiti Matruchaya 
P.U.College at Sedam Town in 
Sedam. 


13.07.2018 10.95 15.00 'ಪೂರ್ಣದೊಂದಿದೆ. 


] l— 1 : 
Total 25.00 18.25 25.00 


ವಿಧಾನ ನಭಾ / ರಾಜ್ಯ ಪಭಾ ಹದಪ್ಯರ ಕಲಬುರನಿ ಇವರ ಪ್ಲಆಂಯಿ ಪದೇಶಾಜವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ಕಾಮಗಾರಿಣಆ 


ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಅಪೂರ್ಣ ಶಾಧಿ , 
ಮಹಲ್‌ ಹಾಮದಾರಿ ಸೇಡಂ 6.25 6.18 6.18 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪೂರ್ಣಗೊಆಪುವುದು 7 


ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದು ನಾಯಕ - ಅಂಬಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಿ 
ತಾಂಡಾದ ಪೆೊವಾಲಾಲ ಮಂದಿರ ಸೇಡಂ 5.00 0.00 0.00 ! ಪಅಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಅಣವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ Wi 


‘Total 11.25 6,18 6.18 


2೦17-18ನೇ ಪಾಅವ ಎನೆ.ಡಿ.ಹಿ. ಯಾಜನವೆಯುಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮದಾಲಿಣಜು 


i 


ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಳ್ಳ ಪಂ: ಜಪಕ/ಡಿಆರ್‌ಡಿಎ/ಮಮಳಹ/ | ಪೂರ್ಣದೊಳಸಿ 
ದ್ರಾಮದಣ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಫಜಲಪೂರ 10.80 ಅಂ. /2೦18-19/484 ದಿ 10.80 15.02.2019 Jun-20 10.80 ಹಸಾಂತಲಿಸಲಾದಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ k ” 29.೦1.2೦19 [4 3 

. | — —— 

ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಮೂರ- ಪಂ: ಜಪಕ/ಡಿಆರ್‌ಡಿಎ/ಮಮಜಪತ/ i 

kc] ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಫಜಲಪೂರ 10.80 ಅಂ.ಈಹ /2೦18-19/484 ಬಿ: 10.80 13.02.2019 Sep-20 10.80 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ : 2೨.೦1.೭೦19 
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f ಸ ಕಾಮಗಾಲಿ Kg 
ಕ್ರ ಸಂ. ಕಾಮಗಾಶಿಯ ಹೆಸರು ತಾಲೂಕು | ಅಂದಾಜು ವಣ | ಆಡಳತಾತ್ಯಕ ಮಂಜೂರಾತಿ, ಸಂಖ್ಯೆ / | ಆಡುಥಡೆಯಾದ | ವ್ವಾರಂಟನಡ |ನಾಮದಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ | ನಾದ ಹಣ ಷರ 
1 ko ವಿನಾಂಕ p |ಹಣ I ಗೊಳಿಸುವ ಏವಿವಾಂಕ 
್ಸ k ‘ ವಿನಾಂಕ 
1 2 3 1] pt ರ p | PR; [5 S 10 
f | 3 
| 
ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಜವ ಜೇವರಣ- ಪಂ: ಜಪಕ/ಡಿಆರ್‌ಡಿಎ/ಮಮಜಇಪಶ।/ pe ; 
3 |2 ದಾಮದಲ್ಲ ಅಂದವವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಫಜಲಪೂರ 10.80 ಅರ.ಕ /2೦18-19/484 ದಿ: 10.80 20.03.2019 Dec-20 7.00 ಪ್ಲಾಸ್ಸಲಿಂಗ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ \ 29.೦1.೭೦19 1 - 
I 
l 
f T 
ip 
| ಬೇಸಪಮೆಂಬ್‌ 
4 l | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. (ನಿವೇಶವ 
ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿವ ಸಂ: ಜಪಕ/ಡಿಆರ್‌ಡಿಎ/ಮಮಳಪ/ ಹಕರಾಲಿನಲ್ಲ ಇರುವುದರಿಂದ 
4 |ಭೊೋದನಳ್ಳಿ-! ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಫಜಲಪೂರ 10.80 ಅಂ.ಕ /2೦18-19/484 ದಿ: 10.80; 25.02.2019 Dec-20 3.50 ಬಿ: ೦3.1.೭2೦2೦ರಂದು ಈ 
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 29.೦1.೭೦1೨ i} | ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಮ.ಮ.ಕ.೪ 
ಫು | ಕಲಬುರಗಿ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ 
1 ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 
| ಅಫಜಲಪೂರ ಡಾಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಆ- ಪಂ: ಜಪಕ/ಡಿಆರ್‌ಡಿಎ/ಮಮ%ಇಕ/ k Mon 
5 [2 ಬಾಮದಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಫಜಲಪೂರ 10.80 ಅಂ.ಶ /2೦18-19/484 ಮಿ: 15.07.2019 Jul-20 10.80 0 
[i ಬ K ಸ i ಹಪ್ಲಾಂತಲಿಪಲಾಣಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 29.೦1.2೦1೨ i ಈ 
TOTAL 54-00 R ಸ್‌ 42.90 
ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಾ-ಜ-! ಸಂ: ಜಪಕ/ಡಿಆರ್‌ಡಿಎ/ಮಮಳಕ/ | | 
j 
1 |ದ್ರಾಮದಣ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟ ಆಳಂದ 10.80 ಅಂ.ಕ /2೦18-19/484 ಬಃ 110.80 18.08.2019 Dec-20 8.00 : ಪ್ಲಾಪ್ಸಲಿಂಗ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 4 2೦.೦1.2೦19 lal i 
| 
ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿವ ಶಡಕಲ್‌-6 ಸಂ: ಜಪಕ/ಡಿಆರ್‌ಡಿಎ/ಮಮಜ%ಇಕ! P f 
2 [ದ್ರಾಮದಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಆಳಂದ 10.87 ಅಂ.ಶ /2೦18-19/484 ಬಿ: 10.80! 18.08.2019 Dec-20 9.00 ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ 29.೦1.2೦19 PN 
ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜರೋಟ್ಯ ಪಂ: ಜಪಕ/ಡಿಆರ್‌ಡಿಎ/ಮಮಜಕ/ | 1 
3  [ದ್ರಾಮದಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಆಕಂದ 10.80 ಅಂ.ಹ /2೦18-19/484 ಬಿ 1 10.80! 25.09.2019 Dec-20 9.00 ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ 
ನಿರ್ಮಾಣ 29.02೦9 ) | 
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ಅಡಳರಾತೃತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / 
ಇ [1 
ಕಾಮಗಾಲಿಯ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಏನಾಂಕೆ 
2 3 4 ° 
IN 
ಆಳಂದ ಹಾಲೂಕಿವ ಕನಲಣಾ K ಪಂ: ಜಪಕ/ಡಿಆರ್‌ಡಿಎ/ಮಮಇಕ/ . \ 
ಗ್ರಾಮದಟ್ಲ ಅಂದವವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಆಳಂದ 10.80 ಅಂ.ಕ /2೦18-19/484 ಮಿ: 10.80 25.09.2019 Dec-20 8.50 ಪ್ಲಾಪ್ಲಲಿಂಗ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 29.೦1೭೦1೨ : 
- 7 
ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜವಳದಾ-ಜೆ-1 ಸಂ: ಜಪಕ/ಡಿಆರ್‌ಡಿಎ/ಮಮಇಕ/ K 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಆಳಂದ 10.80 ಅಂ೦.ಕ /2೦18-19/484 ಬಿ: 10.80 17.10.2019 Dec-20 7.00 ಅಂಟಲ್‌ ಲೇವಲ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ 29.೦1.2೦19 . 
TOTAL 54.00 54,00 41.50 ' 
ಚಂಚೋಳ್ಳ ತಾಲೂಕಿನ ರುಪ್ಲುಂಪೂರ- ಪಂ: ಜಪಕ/ಡಿಆರ್‌ಡಿಎ/ಮಮಜಹ। 
3. ದ್ರಾಮದಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಂಚೋಟ್ಳಿ 10.80 ಅ೦.ಪಈ /2018-19/484 ಬಃ 10.80 25.09.2019 0೭೬20 10.80 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 2೨.೦1.2೦19 
——— 
ಜಂಚೋಳ್ಛ ತಾಲೂಕಿವ - | 
ಏತ್ತೆೇಬಾರಪೂರ ತಾಂಡಾ ದ್ರಾಮದಲ್ಲ ' ಚ೦ಚೊೋ ನ ಸತ ಪಾಂರ್‌ಲ ಮಮರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಳ್ಳಿ 10.80 ಅಂ. 2 pe » 10.80 25.09.2019 Oct-20 10.80 
(ಹನಕಪೂರ-3 ಬದಲಾಗಿ) 
ಟಂಚೋಳ್ಳ ಶಾಲೂಕವ ಪಂ: ಜಪಕ/ಡಆರ್‌ಡಿಎ/ಮಮಜಕ/ ! 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಮ್ಯಾಂಖದಲಾಂಖ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿ೦ಂಚೋಳ್ಳಿ 10.80 ಅಲ೦.ಕ /2೦18-19/484 ಮಿ: 10.80 17102019 Mar-20 10.80 (ಹನ್ಟಾಂತಲಸಲಾಣದೆ) 
ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 29.೦1.2೦19 
NR 1 J 
ಆ೦ಚೋಟ್ಛ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಗಲತಿಪ್ಟಿ- ಸಂ: ಜಪಶ/ಡಿಆರ್‌ಡಎ/ಮಮಇಕ/ 
2 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಅಂದನವಾಡಿ ಹಟ್ಟಡ ಚಿಂಚೊಂ ಅಂ.ಹ /2೦18-19/484 ಬಿ ಸೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ 
ಅಾಮದಲ್ಲ ಸ್ಸ ಳ್ಳಿ 16.60 - : 10.80 {17.10.2019 Jun-20 10.80 (ಹಸಾಂತರಿಸಲಾಗದೆ) 
ನಿರ್ಮಾಣ 29.೦1.2೦19 > 
TOTAL 43.20 43.20 43.20 
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ಆಡಆಡಾತೃಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / 


ನಿರ್ಮಾಣ 


25.01.2019 


ಕ್ರ ಪಂ. -  ಹಾಮದಾಲಿಯ ಹೆನರು ತಾಲ್ಲೂಹು ಅಂದಾು ವೆಚ್ಚ ನಿನ , i at ricco ದೊಳಸುವ ದಿನಾಂಕ ಖರ್ಚಾದ ಹಣ ಷರ 
1 ಇ ಇ pl 5 ್‌ ] ° | ° [S 
ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕನ ರಾಜೋಳ-ಕೆ . ಸಂ: ಜಪಕ/ಡಿಚರ್‌ಡಿಎ/ಮಮಜಕ/ |: ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ 
1 |ದಾಮದಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಸೇಡಂ 10.80 ಅಂ.ಕ /2೦18-19/484 ಬಿ: 10.80  |25.10.2019 Jul-20 10.80 (ಹನಾಂತರಿಸಲಾಣದೆ) 
ನಿರ್ಮಾಣ 29.೦1೭೦19 ; - 3 
| 
ಪೇಡಂ ತಾಲೂಜಿವ ದನೂರ-4 ಪಂ: ಜಪಕ/ಡಿಅರ್‌ಡಿಎ/ಮಮಇಕೆ! ! ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ 
ಗ್ರಾಮದಣ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಸೇಡಂ 10.80 ಅಂ.ಶ /2೦18-19/484 ಬಿ: 10.80 |18.11.2019 Dec-20 10.80 (ಹನಾಂತಲಸಲಾಣದೆ) 
ನಿರ್ಮಾಣ 29.೦1.೭019 ವ 
ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಲ್ದೂರ ಖಣಿ ನ ಸ 
: ಅರ್‌ಡಿಎ! ಇಪ! 
ದ್ರಾಮದಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನನವ 
ec ಟಿ ಸೆ ಹೆ /2೦1೮ 12/484 ಬಿ: ಈ ಬೇಪಮೆಂಟ್‌ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ತೆಲ್ಲೂರ ಬದಲಾಗಿ ಸೇಡಂ 10.80 ಅಂಶ /2೦18-19/ 10.80 |18.11.2019 Dec-20 2.00 ಪ ಪ್ರ ಛ್ಲ 
( 29.C12019 ಭು 
ಹಬಾಳ-ಟ) ; 
ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅರೆ ಬೊಂಬನಳ್ಳ- W SY 
1 ದ್ರಾಮದಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಟಿ ನ ಮ ps ac 4 p ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
SATE (UTI eat ಸೆ 10.80 ಲ | 10.80 18.11.2019 Sep-20 10.80 (ಹನ್ನಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ) 
ಅರೆ ಬೊ೦ಬನಳ್ಳಿ) ‘ 
ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲ ಹೌಪಿಂಗ ಬೋಡ್‌ | SE 
ಕಾಲೂನಿಯಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಸೇಡಂ 10.80 {10.80 18.11.2019 Sep-20 10.80 (ಹಸ್ನಾಂತಲಸಲಾಣದೆ) 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಕೊನಾಪೂರ) i ಧಃ 
TOTAL 54.00 : 54.00 45.20 
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ 'ರೇವಗ ಪಂ: ಜಪಕ/ಹಿಆರ್‌ಡಿಎ/ಮಮಜತ/ |: i 
ದ್ರಾಮದಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಚಿತ್ತಾಪೂರ 10.80 ಅಂ.ಹ /2೦18-19/484 ದಿ: 10.80 18011.20 Jul-20 10.80 ಹಸ್ಸಾಂತಲಿಸಲಾಣದೆ 
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te 


1 


ಕಾಮದಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಹಾಲ್ಲೂಕು ಅಂದಾಜು ವೆ: ಚ್ಚ ಆಡಆತಾತೃಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಂಖ್ಯೆ ! | ಅಡುಗಡೆಯಾದ ಪಾರಂಭನಿದ 
ವಿನಾಂಹ ಹಣ 
ವಿನಾಂಕ 
2 kc] 4 ರ [= 7 
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಲಗಿ-4 ಪಂ: ಜಪಕ/ಡಿಆರ್‌ಡಿಎ/ಮಮ*ಇಕ/ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಚಿತ್ತಾಪೂರ 10.80 ಅಂ. /ವ೦18-1೨/೮ದ9 ವಿ: 10.80 30.12.2019] Dec-20 9.00 ಪ್ಲಾಫ್ಸರಿಂಗ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ N 08.03.2019 > 
TOTAL 21.60 21.60 19.80 
GRAND TOTAL 226.80 226.80 192.60 - 


2೦17 ಎನೇ ನಾವ ಮುಖ್ಯ ಮಂಲತ್ರಿಣಜ ಗ್ರಾಮ 


ಚೌಂಜಿಡಾಂಡಾ ಬಪ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ. 
ಪೇವಾಲಲ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ 


ಯಾಜನೆಯಮುಡಿ ಪರಿ 


ಶಿಷ್ಣ ಜಾಕಿ ಕಾಬೋನಿದಆಲ್ಲ ಒದದಿಪಬೇಕಾದ' ಕಾಮದಾರಿದಆ 


ಪಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಓಂನಾಥ ಜಾಧವ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಒಟ್ಟು ಚ೦ಚೋಂಳ್ಳಿ 7.50 6.04 6.00 ಸಗತಿಯಲ್ಲ: 
3 ಹೈಮಾಸ್‌ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಮ (l 
ಸಪ್‌ ' ” 
ಚಾಟಿ ತಾಂಡಾದ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ, ಚಿ೦ಚೋಟ್ಟ 11.00 8.80 ಕಾಲಂ [ಅಂಟಲ್‌ ಹಂತ 
ಚೌಂಜ ತಾಂಡಾದಲ್ಲ ಬಪ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಆಂಟೊ - |[ಮುರುಮ ಮೆಡಲಆ೦ಣ್‌ 
ರಿಂದ್‌ರೋಡ ಪಂಪಕ£ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಳಿ 50.00 40.00 15.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚೌರ ತಾಂಡಾದ! ' 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಡಾದಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಹೊಂಣಿ ಚಿಂಚೋಟ್ಟಿ 6.50 5.21 150 ಕಾಲಂ 'ಅಂಟಲ್‌ ಹಂತ 
T 
Total 75.00 60.05 26.50 K 
dl 
ಮಹಿಳಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ P - 
ನಿರ್ಮಾಣ ಚಿಂಯೋಳ್ಟ 10.00 8.00 0.00 ಪ್ರಾರಂಛಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
—~ Hl 
ರುಪ್ತಂಪೂರ ದ್ರಾಮದ ರಾಜಪ್ಪ ತಳವಾಠ, 
ಶಾಂತಪ್ಪ ಮಳಗಿ. ಪೇವಲಾಲ ' 
ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸಂಕರ ಬಜಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಚಿಂಚೋಂಳ್ಳ 10.00 8.00 10.00 |ಪ್ರುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
pa 
ಅಂಬೇಡ್ಡರ ಛವನ ಹತ್ತಿರ ಒಟ್ಟುರ ಹೈ 
ಮಾಪ್‌ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 
lL 


LCQ-2226 Kal-2 Detailed 


Progress 


- - ಕಾಮಗಾರಿ 
ಆಡಳಿಡತಾತೃಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖೆ / | ಅಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
K) Ky ಪಿ ರಿ ದೆ ಹಃ 
ಶ್ರ. ಸಂ. | ಕಾಮದಾಲಿಯ ಹೆಸರು ಡಾಲ್ಲೂಹು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಬಿನಾಂಶೆ ಹಣ ಸಾರದ ದೊಆಸುವ ಕ ಬರ್ಟಾ ಣ 
[NE NNR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 
ದೊಂಟಜೊಳ ರಸ್ತೆಬುಂದ ರುಪ್ತಂಪೂರ 
ತಾಂಡಾವರೆದೆ ರೆಕೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಚ೦ಚೋಟ್ಟ 20.00 16.00 16,00 ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ 
ಪಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. " 
ರಪ್ತಂಪೂರ ಉಡದಳ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 
ಸ % ಜ್‌ ಚಿ೦ಚೋಟ್ಳಿ 20.00 16.00 14.00 ಮೆಬ್‌ಆ೦ಗ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ 
Total 60.00 } - 48.00 40.00 
Grand Total 135.00 108.05 66.50 


ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗಲೇಗಾಂವ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ದ್ರಾಮ ವಿಕಾಪ 
ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಆಆಂದ 


100.00 


2೦17-18ನೇ ಪಾಅವ ಮಾವ್ಯ ಮುಖ್ಯು ಮಂಲತ್ರಿಣಆ ಗ್ರಾಮವಿಕಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮದಾರಿಣಜಟ. 


40,70 


40.70 Under Progress 


ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜವಾಳ ಬಗ್ರಾಮದಲ್ಲ 
ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
ಶಾಮಗಾಲಿ 


ಆಳಂದ 


100.00 


ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕವನ ಬಸವಂತವಾಡಿ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಬಕಾಪ 
ಯೋಜನೆ ಕಾಮದಗಾಲಿ 


ಆಕಂದ 


100.00 


33.05 


Under Progress 


24.98 


24.98 Under Progress 


ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಪ ಯೊಜನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಆಆಂದ 


100.00 


ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂರಿನ ಆಮೂರ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ದ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾಲ 


100.00 


33.05 


33.05 Under Progress 


56.00 Under Progress 


ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೇವರ್ಣ-೮ಆ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆ ಕಾಮದಾಲಿ 


100.00 


59.00 ' Under Progress 
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, ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚಕಟಡಾಡೃ್ಸಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಗೆ /! | ಬಜಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಮಣಾಲಿ ಮುಹಕಾಯ 
ಮಗಾ IE ( $ | 73 
ಕಾ ಲಿಯ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂತು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ನಿನಾಂಕ ಹಣ ಪ್ರಾರಂಭಸಿದ ದೊಳಸುವ ದಿನಾಂಕ ಖರ್ಚಾದ ಹಣ ಷರಾ 
ವಿಮಾಂಕ 
| A GS 
1 - 2 3 4 ° 6 7 8 9 10 
ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ' ಮದರಾ-ಜ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯು ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ | ಅಫಜಲಪೂರ 100.00 25.0೦ 25.00 Under Progress 
ಯೋಜವೆ ಕಾಮದಾಲಿ | NN 
Ig ನ್‌ 
ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಗನೂರ 
ಗ್ರಾಮದಣ್ಟ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ದ್ರಾಮ ವಿಕಾಪ | ಅಫಜಲಪೂರ 100.00 0.00 0.00 ’ Not Started 
ಯೋಜನೆ ಕಾಮದಾರಿ K p : 
ಚಂಚೋಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುಲೇಪೇಟ್‌ K _ 
ದ್ರಾಮದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಬಕಾಪ ಚಂಚೋಳ್ಟಿ 100.00 44,29 44.29 Under Progress 
ಯೊಂಬವೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
_ SN 
ಪೇಡಂ೦ ಡಾಲ್ಲೂರಿನ ಕಟ್ಲಪೂರ ಬ್ರಾಮದಲ್ಲ 
ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ದ್ರಾಮ ವಜಾಪ ಯೊಜನೆ ಚಂಯೋಲ್ಳಿ 100.00 37.89 37.89 Under Progress 
ಕಾಮಗಾಲಿ 
— I 
ಚಿಂಯೋಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂರನ ಕಡಚರ್ಲಾ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಬಿಕಾಪ ಜಿಂಚೋಟ್ಳ 100.00 65.61 65.61 Under Progress 
ಯೋಜನೆ ಕಾಮದಗಾಲಿ > 
NN 
ಸೇಡಂ ಡಾಲ್ಲೂರನ ಂಮನಗರ ’ . 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ದ್ರಾಮ ಏಕಾಪ ಪೇಡಂ 100.00 42.00 42.00 Under Progress 
ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ' 
ಪೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕವ ಮಳಖೇಡ K 
ದ್ರಾಮದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ದ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಸೇಡಂ 100.00 42.00 - 42.00 Under Progress 
ಯೋಜನೆ ಕಾಮದಾಲಿ " 
ಕಲಬುರಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರನೂರ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ದ್ರಾಮ ಏಕಾಸ ಕಲಬುರಗಿ 100.00 0.00 0.00 : Not Started 
ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ' - 
Total 1400.00 503.57 503.57 
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- K ಕಾಮಣಾರಿ K - 
ಇ» | ಅಡಳಡಾಡೃಹ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಂಖ್ಯೆ 1 ಜಡುರಡೆಯಾದ ಕಾಮಬಗಾದಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಕ್ರ. ಪಂ. ಯ K ್ರಾ ದಿ 
ಪ್ರ. ಪಂ. ಕಾಮಗಾಲಿಯ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂದಾಜು ವೆಟ್ಟ್‌ ವಿನಾಂಕ ಜಣ ಪ್ರಾರಂಭಖಿದ ದೊಆಸುವ ಏಿನಾಂಕ ಖರ್ಚಾದ ಹಣ ಷರಾ 
ಬವಿಮಾಂಕ _ 
1 2 3 4 ರ 6 - 7 [=] k=] 10 
2೦16-17ನೇ ಪಾಅನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯತಗಜಲ್ಲ ಹಟ್ಟ ಪ೦ತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಹೌಂಡ ಕಾಮಣಗಾರಿಣಟು 
2 CN K) 
ಅಫಜಲಪೂರ ಶಾಲೂಕಿವ ಥಧುಡೂರ ” 'ಡಾಶ ಪ 
ಪರ್ಕಾಲಿ ಅದೇಶ ಪಂ: 
1 ಗಾಮುದಣ್ಣ ಹಳ್ಳ ನಂತ ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ | ಆಸಜಲಪೂರ 33.60 ಗ್ರಾಅಪ/111/ಗ್ರಾಪಂಅ/2೦1೮ 33.60 Jun-.17 July-.18 33.60 Mei 
ಮದಾರ ಸನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿ: 29.೦8.2017 K 3 ' 
ಕಾಮಗಾ 
ಚಿಂಚೋಳ್ಬ ತಾಲೂಕಿನ ಐನಪೂರ 
. ಪಕ್ಕಾಲಿ ಅದೇಶ ಪಂ: 
2 ಗಮದ ಹಳ್ಳ ನಂತ ರ್ಮಾಣ | ಅ೦ಚೊಂಳ್ಳಿ 33.60 ' ಗ್ರಾಅಪ/11/ಗ್ರಾಪಂಅ/ಂ1೮ . 33.60 Dec-.17 Sept-.18 33.60: Mein 
ಕಾಮದಾಲಿ ೩ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿ: 29.೦8.2೦17 ನ ' 
TOTAL 672.20 67.20 67.20; 
GRAND TOTAL 3161.79 1984.01 1725.72 


ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲ ಪೌಹರ್ಯ ಅಭವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾದ-2 
2೦17-18 ಲಿಂದ ೭೦19-೭2೦ ರವರೆಡೆ ಕಾಮದಾಲಿವಾರು, ವರ್ಷವಾರು, ವಿಥಧಾನಪಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರ 


ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ 
ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಸಬೇಕಾದೆ 
ಕ್ರ - ಮಾದಾರ: 
ka ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ] ನ'ರ್ಷ | ಯೊಜನೆ ಉಅಡುಗಡ 
ಸಂ ಜಲ್ಲೆ ಾಲ್ಲೂತು ಶ್ಲೇತ್ರ | ಅಂದಾಜು ಉಳಕೆಯಾದ ಅಂದಾಜು ಅಂದಾಜು ಅಂದಾಜು . 
[ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾದ ವಚ್ಚ Kk ಸಂಖ್ಯೆ ವಚ್ಚ | ಸಂಖ್ಯ | ನಾ ವೆಚ್ಚ | ಸಂಖ್ಯೆ ವಚ್ಚ ಷರಾ 
K = ಅಮಬಾವ i i 
Fl 2 3 4 5 6 7 5 9 10 FF 12 13 14 15 16 17 18 19 26 21 
2018-19 
ಈ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಾಕ್‌ 
1 | ಕಲಬುರಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2018-19 | Torisum 4 265.00 } 90.00 0.00 0.00 [J 0.00 0.00 [) 0.00 0.00 4 |26500| 0.00 ತಯಾರಿಕ 
ಪೂಪದೇಗ್ಣಾರಿದೆ 
[Se 5 
2 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ ಆಳಂದ [2018-19 | Torisum | 1 24.875 | 24.875 0.00 24.875 [) 0.00 0.00 [) 0.00 0.00 1 }24875| 0.00 ಈಯಾರಿನ 
H ಪಣಸಬೇಜ್ಯಾಣದ್ದೆ 
- ಅಂದಾಜು ಪೆ್ರಿಕೆ 
3 | ಕಲಬುರಗಿ |! ಚಂಚೋಳ್ಳಿ | ಚಲಚೋಳ್ಳಿ | 2018-19 | Torisum | 1 50.00 | 25.00 0.00 25.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 | 5000 | 0.00 ತಯಾರಿಸಿ 
ಪಣಸಬೇಪಾಗಿಬೆ. | 
ಬಟ್ಟು: 6 | 339881 13985 | 0.00 49.88 o 0.00 0.00 0 0.00 | 0.00 | 6 |33988| 0.00 
ಕಲಬುರಣ 
1 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ ದಾಮೀಣ |2018-19| Krocl | 1 25.00 | 2500 | 2500 0.00 1 25.00 | 2500 | 0 0.00 0.00 [) 0.00 | 0.00 
2 | ಕಲಬುರಗಿ | ಜಂಚೋಳ್ಳ | ಚಂಚೊಂಳ್ಳಿ 2018-19 | Kroc | 3 | 95.000 | 94760 | 9476 0.000 3 9476 | 947 | 0 0.00 0.00 0 | 0.000 } 000 
ಬಟ್ಟು: ‘ 4 | 120.00 | 119.76 | 119.76 0.00 4a | 119.7 | 119156 | 0 0.00 | 000 | 0 | 0.00 | 0.00 
1 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ | ಚಿಂಚೊಟ್ವ [2018-19 | RiDF-23 | 1 20.64 | 29064 | 2964 0.00 i 2964 | 2964 | 0 0.00 0.00 0 0.00 | 0.00 
ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪೂರ | ಅಫಜಲಪೂರ | 2018-19 | Ripr-23| 2 | 73.200 | 73.200 | 73.20 0.000 2 7320 | 7820 0 0.00 0.00 0 |} 0000 | 0.00 
2 | ಕಲಬುರಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2018-19 | RIDF-23 1 36.600 | 36.600 36.60 0.000 1 36.60 36.60 [) 0.00 0.00 [) 0.000 0.00 
~ ಒಟ್ಟು 4 139.44 139.44 139.44 0.00 4 139.44 139.44 0 0.00 0.00 [3 0.00 0.00 
1 | ಕಲಬುರ೧ಿ 1 ಆಳಂದ ueoದ |2018-19| RIDF-23| 1 5000 | 5000 | 35.00 15.00 [0 0.00 0.00 1 5000 | 3500 | 0 000 | 0.00 
2 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪೂರ |2018-19| RiDr-23| 1 } 50.000 | 50.000 | 50.00 0.000 1 50.00 | 50.00 0 0.00 0.00 0 | 0000 | 000 
ಟ್ಟು 2 | 100.00 | 100.00 | 85.00 15.00 1 50.00 | 5000 | 1 | 5000 | 3500| 0 | 0.00 | 0.00 
1 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಟ್ಟಿ | ಚಲಚೋಳ್ಳಿ | 2015-19 | BCM 1 5.00 5.00 5.00 0.00 1 5.00 5.00 0 000 | o0 | 0 | 000 | 000 
ಬಟ್ಟು 1 5.00 5.00 5.00 0.00 1 5.00 5.00 0 0.00 { 000 | 0 | 0.000 | 0.00 
1 | ಕಲಬುರಗಿ] ಆಳಂದ ಅಳಂದ [2018-19 brary 2 30.00 | 3000 | 1100 19.00 [) 0.00 0.00 2 30.00 | 1100 | 0 0.00 | 000 
ಬಟ್ಟು 2 | 3000 | 30.00 | 1100 19.00 0 0.00 0.00 2 | 3000 |1100| 0 | 0.00 | 0.00 
1 | ಕಲಬುರಗಿ] ಕಾಜಗಿ ಚಿ೦ಚೋಳ್ಳಿ | 2018-19] RkvY | 1 | 2112 | 2112 | 400 17.12 [) 0.00 0.00 1 |2112 | 400 | 0 |000 | 000 
ಒಟ್ಟು; 1 {2112 | 2112 | 4.00 17.12 0 0.00 0.00 1 |2112| 400] 0 |o0.00| 000 


pe 


ವಹಿಖರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುವ ಕಾಮಗಾದಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಟಪಬೇಕಾದ 
H ಕ ಪಾಗಿ: 
ಸಂ ಜಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ| ವರ್ಷ | ಯೊಜನೆ ಬ. |೦ದಾಳು | ಸಾದ ಪಟ್ಟ: | ಉಆಕೆಯಾದ ಜ್ನ | ಅಂದಾಜು ಪೆಟ ಜು | ಅಂದಾಜು | ಜ| ಅಂದಾಜು | ಷರಾ 
, ಸಂಖ್ಯೆ | ವತ್ತ i ಅನುದಾನ " | ಸೆ | ಭೂತ ಸ್ಸ | ಸಂಖ್ಯೇ; ಮ್ತ | ಸಂಖ್ಯೇ| ಮೂತ್ರ ಆ 
= ಅನುದಾನ ಣ್‌ 
1 2 '3 4 [3 6 [4 8 [) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 15 2ರ 21 
ಕಲಬುರಗಣ > KX - 
1 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ pew | 2018-19 | KKRDB 1 62.00 | 49.60 49.60 0.00 [) 0.00 0.00 1 62.00 | 4960 | 0 0.00 0.00 
2 | ಕಲಬುರದ | ಚಂಯೋಟ್ಳಿ ಚಂಚೋಳ್ಟಿ | 2018-19 | KkRDB | 36 | 38150 | 34462 | 344.62 0.00 35 371.50 | 336.62 1 10.00 8.00 [ 0.00 ;| 0.00 
3 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪೂರ | ಅಫಜಲಪೂರ | 2018-19 | KKRDB 1 20.00 16.00 .} 20.00 0.00 1 20.00 20.00 [) 0.00 0.00 [ 0.00 0.00 
4 | ಕಲಬುರಗಿ ಥೀಡಂ/ಚಿಂಚೋ| ಸೇಡಂ 2018-19 | KKRDB | 25 | 29798 | 190.60 | 190.60 0.00 24 287.98 | 186.60 1 *| 10.00 4.00 0. | 0.00 0.00 
5 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಟ್ಟ ಚಿಂಚೋಟ್ಟಿ | 2018-19 | KKRDB 1 5.00 4.80 4.80 0.00 1 5.00 4.80 [) 0.00 0.00 [) 0.00 0.00 
6 | ಕಲಬುರಗಿ | ಜಂಚಯೋಟ್ಟ ಚಂಚೋಳ್ಳಿ | 2018-19 | KKRDB 1 20.00 19.80 19.80 0.00 1 20.00 19.80 [) 0.00 0.00 [ 0.00 0.00 
7 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಥಜಲಪೂರ | ಅಫಜಲಪೂರ | 2018-19 | KKRDB 4 130.00 | 107.55 | 107.55 0.00 4 130.00 | 107.55 [ 0.00 0.00 [) 0.00 0.00 
8 | ಕಲಬುರಗಿ ಅಳಂದ ಆಆಂದ '|2018-19| KKRDB 1 50.00 48.85 48.85 0.00 1 50.00 4885 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
ಬಟ್ಟು 10 | 966.48 | 781.82 | 785.82 0.00 67 | 88448 | 72422] 3 | 8200 | 6160 | 0 0.00 | 0.00 
ಬಟ್ಟು ಸಪಮದ್ರ 90 1721.92| 1337.02 | 1150.02 101.00 77 1198.68 | 1038.42 183.12 111.60 6 339.88 0.00 


2018-19 


LCQ-2226 Kal-2 Detailed Progress 


Ky 


Ks | - ಕಾಮಬಾಲಿ 
ಗ ಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಶಾಲ್ಲೂಹು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಅಡಆತಾತೃಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 | ಅಡುಗಡೆಯಾದ |} ಪಾರಂಜಲದ ರಿ ಕಾಯ ಖರ್ಚಾದ ಹಣ ಷರಾ 
N ke ವಿನಾಂಕ ಹಣ ದೊಆಸುವ ದಿನಾಂಕ f 
ಬವಿನಾಂಕ 
p 2 [ 4 fs . 7 8 9 10 
2೦18-1೨ ವೇ ಪಾಅವ ಪವಾನೋಧ್ಯಮ ಇಬಾಖಾ ಕಾಮಗಾರಿಣಟ ಪ್ರಣತಿ ವದದಿ 
ಸ್‌ಂಡಂ ತಾಲಸ್ಲಿಕನ ಕೊತ್ತಲ ಬಪವೇಶ್ವರ ವಿ: ೨3೦7-೨೦2೦ರಂದು 
ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಃ ಿ 
1 ದೆಂವಸ್ಥಾವ ಹತ್ತಿರ ಆರ್‌.ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಸೇಡಂ 15.00 15.00 0.00 ಅಡಳಿತಾತೃಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಂ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪಳ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಪಂ: ಟಓಆರ್‌-19೦/ಟಡಿಖಿ! 
ಪಆಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರಾ 2೦೭2೦ಬೆಂಗಳೂರು ಏಿ: 
2 ದ್ರಾಮದಲ್ಲರುವ ಹೇಮರೆಡ್ಲಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪೇಡಂ 50.00 25.00 0.00 ೦7.೦೨.೭೦೭೦ರ ಆದೇಪದಲ್ಲ 
ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಆ ಮೂಲ ಪೌಜರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ , 
ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ 'ಶ್ರೀ ಹಾಲಪ್ಪಯ್ಯ ವಿರಕ್ಷ . _ ಅ೦ಲದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾಲಿ 
3 ಮಠದ ಬಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಸೇಡಂ 100.00 50.00 May-20 0.00 ಆಡಟಡಾತೃಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಣ 
ಅಭವೃದ್ದಿ. ’ ಪಣ್ಲಪಲಾಗಿದೆ 
ಪ್‌ಆಡಂ ತಾಲ್ಲೂಜವ ಬಟಗೇರಾ i ಪಂ: ಟಓಆರ್‌-19೦/ಟಡಿಪಿ! 
ದ್ರಾಮದಲ್ಲರುವ ಶ್ರೀ ಹಾಲಪ್ಪಯ್ಯ ನೀರತ್ತ _ 2೦೩೦ಬೆಂಗಳೂರು ವಿ: 
4 ಮಠದ ಬಳ ಮೂಲಭೂತ ಪೌಪರ್ಯ ಸೇಡಂ 100.00 0.00 July-20 0.00 ೦7.೮9.2೦೭೦ರ ಆದೇಶದಳ್ಲ 
ಹಾಮದಾಲಿಯನ್ನು 
ಅಭವೃದ್ದಿ. :ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಒಟ್ಟು 265.00 0.00 90.00 0.00 
ಆಳಂದ ಡಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಹಲ್‌ | ¢ 
ದ್ರಾಮದಲ್ಲರುವ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನ " . ಪಲಿಷೃತ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 
1 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಆ ಮೂಲಭೂತ ಆಳಂದ 24.875 24.875 0.00 ತಯಾರಿಸಿ ಸ್ಟಿಪಬೆಂಕಾಗಿದೆ. 
ಪೌಕರ್ಯ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
i ( 
ಒಟ್ಟು 24.875 0.00 24,875 | 0.00 
ಹೂನಿನಹಳ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಗೈೈಕ್ಯ ಶ್ರಿ ಸಂ: 'ಟಓಆರ್‌-19೦/ಟಡಿಪಿ/ 
2೨ |ಮನಿಪ್ರ ಶರಣಯ್ಯ ಶಿವಯೋಗಿ ರೇ! ಸಂ2೦ಚೆಂಗಟೂರು ಕ 
ಯೋದ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮ ಬಳ ಮೂಲಭೂದ ೨ಟೋಂಳ್ಟಿ 50.00 25.00 0.00 ೦7.೦೨ 2೦2೦೮ ಅದೇಪದಲ್ಲ 
ವ್‌ ಕಾಮಗಾಲಿಯನ್ನು 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭವೃದ್ಧಿ :ರದ್ದುಪಷಿಸಲಾಗಿದೆ 
| 1 _ 
ಬಟ್ಟು: 50.00 0.00 25.00 0.00 


ಆಡಳತಾತೃಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / 


ಕ್ರ. ಪಂ. ಕಾಮಣಾಲಿಯ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಖಚ್ಚಾದ ಹಣ ಷರಾ. 
ಟ ವಿನಾಂಹ 
7 2 4 ° 9 10 
ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕವ ಸಾವಳಗಿ ಶಾಂಡಾ ಸಂ: ಕತಾಅನಿನಿ/ಎ4/ನಿಆರ್‌/ 
1 |ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಲಬುರಗ 25.00 ವನಾಪೌಯೋ/2೦18-19/ 39ರದ ದಿ: 25.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವರೆದೆ ಪಂಪರ್ಶ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ೦8.೦8.೭೦1೦. ' 
ಚಂಚೋಳ್ಟಿ ಡಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏತೆಬಾರ ಪುರ ಸಂ: ಕಡಾಅನಿನಿ. > ರ್‌ 
n /ಎ4ಿ1ನಿಆರ್‌! 
ಇದು ನಾಯಕ ಶಾಂಡಾದಿಂದ ೦: ಕಡಾಅ } _ | 
2 |ಢಫರೆರುಂಡಗಿ ರ್ರಾಮದವರರೆ ಸಂಪರ್ಕ | ೌ೦ಯೋಳ್ಟಿ 45.00, . | ನಾಪೌಯಂ/2೦9-/೨೮೮7 ಇರಿ 45.00. ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ರ | 
i i 
H 
ಚಲಚೋಳ್ಳ ಮಡಣ್ಣೆಂತ್ರದ ಬೆಕ್ನುವಾಯ್ದ | 
ಹಾಂಡಾ ಶಾಲೆಣಂರನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಬು . ಪಂ : ಶಡಾಅನಿ/ಎ4/ i 
3 [ರಸ್ತೆಬುಂದ ಏತೇಬಾರಪೂರ ಡಾಂಡಾದ ಚಿಂಚೋಟ್ಕ 25.00 ನಿಆರ್‌/ನಾಪೌಯೋ/2೦18-19/2೦53 24.88 24.88 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಲಲ್ಲಿಂೀಯ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಪಂಪಕ೯ ದಸಪ್ತೆ ಬಿ: ೦3.08.2೦18 { | 
ನಿರ್ಮಾಣ 1 ; 
ಬೆಕ್ನುನಾಯ್ದ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಬೆಕ್ಜುವಾಯ್ದ ಪಂ : ಕಡಾಅನಿ/ಎ4/ - " 
4 |ತಾಂಡಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀಲಿವ ಜಿಂಚೋಳ್ಟ 25.00 ನಿಆರ್‌/ವಾಸೌಯೊೋ/2೦18 19/2೦೮3 24.88! 24.88 ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ 
'ಬಾನಿಯವರಿದೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ _ ವಿ: ೦3.೦8.2೦18 i i 
ಒಟ್ಟು 120.00 119.76 119.76 
RIDF-23 ಯೋಜನೆಯಡಿ ತೆದೆದುಜಮೊಂ೦ಡ: ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರದತಿ ವರದಿ 
. ಪಂ: ಪಪಚಿಮಿಂ/ಗ63/ 1 ; 
, H ಪಹೂರ್ಣಗೊಳಪಿ 
1 Primary Veternary Center | vosnew 29.64 | ಪಪಾಯೋ/2೦1/ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: | 29.64; Nov-18 July-19 29.64 ಹಾರಡರನಲಾಗದೆ 
| @ Nagaidal Village 14.03.2018 | . ಪ್ರಾಂಅಲಿಪು 
_ ಪಂ: ಪಪಚಮಿ/ಗ63/ |] 
2 |Veternary Center @ Desai | goಸೂರ 36.60 | ಪಪಾಯೋ/2೦17/ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿ: 36.60 Nov-18 July-20 36.60 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
Kallur Village 14.03.2018 | ' ” 
ನ } j 
ಸಂ: ಪಪಚಿಮೀ/163/ NN - , 
Veternary Center @ | | , ಪೂರ್ಣದೊಳಆಿಲ 
3 ಕಲಬುರಗಿ 36.60 | ಪಪಾಯೋ/2೦17/ಬೆಂಗಳೂರು ವ: | 36.60; Nov-18 Dec-19 36.60 
Gobur (B) Village 14.03.2018 ಹ ಹಸ್ತಾಂತಲಸಲಾಗಿದೆ 
ಪಂ: ಪಪಚಿಮೀಗ6ಡ/ !| | ಪ 
Veternary Center @ ಇ - iA cal ಪೂರ್ಣಗೊಆಪಿ 
f ಸೇಡಂ 36.60 | ಪಪಾಯೋ/2೦17/ಬೆಂಗಚೂರು ಬಿ: 36.60; Nov-18 July-19 36.60 
Malked Village 14.03.2018 Se Y ಹಸ್ತಾಂತಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
| 
i 
TOTAL 139.44 139.44 139.44 


LCQ-2226 Kat-2 Detailed Progress 


|! 
i} 
s 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಡಳತಾತೃಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಂಖ್ಗೆ / | ಅಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಮದಾಲಿ ಮುಕ್ಲಾಯ 
ಮಗಾಲಿಯ ಹೆಪರು ತು ದಾಃ [) ) ರಂಭಫಿದ 7 ಖರ್ಚಾದ ಹಣ ಷರಾ 
ಈಾ ಪ ಶಾಲ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಬಿಮಾಲಕ ಹಣ ಪ್ರಾರಂಭ ದೊಳಆಪುವ ಏನಾಂಕ & 
ದಿವಾಂಕ 
1 2 3 | 4 ° ° 7 8 9 10 


ಅರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌-ಎತ ರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈದೊಂ೦ಡ ದೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮದಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವರಪಿ 


ಪಂ: ಕಾಪಾಅ/ಕೃಐ/ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌- 


ಆಳಂದ 50.00 2/ ರೈಪಂಕೇ/ಲಿಂಬರ್ಬಾ/2೦19-2೦ 50.00 10.10.2019 30.10.2020 35.00 ಪ್ಲಾಪ್ಸರಿಂದ್‌ 
K ಬಿ: ೦೮.೦8.೭೦19 


ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಜೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿಂಬರ್ಣಾ 
(ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌-23) 


K ಪಂ: ಕಾಪಾಅ/ಕೃಣ/ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌- 
ಕಲಬುರಗಿ '| 50.00 23/ ರೈಪಂಕೇ/ಫರತಾಬಾದ/ 2೦19- 50.00 | 10.10.2019} 30.09.2020 50.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
' . 2೦ ಬಿ: ೦೮.೦8.2019 


ರೈತ ಸಪಂಪರ್ಜ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ 
ಫರಡಾಬಾದ (ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌-23) 


: ಬಟ್ಟು 


) 0.00 100.00 85.00 


2೦18-1೦ನೇ ಪಾಅವ ಅಲೇಮಾರಿ / ಅರದೆ' ಅಲೇಮಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜನೆಪರಿ-2೦21ರ ಮಾಹೆಯ ಪ್ರದತಿ ವರದಿ 


ಚಂಚೋಳ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರುಪ್ತಂಪೂರ 


ಗ್ರಾಮದ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪಂ: ಕಿಂವಕಇಕ/ಅಮಾಜ/ k 
1 |ಬವರ ಮನೆಯುಂದ ಶಿವರಾಮ ಡಂಡೆ ಚ೦ಚೋಟ್ಳಿ 5,00 [ಮುಸೌ/ಸಿಅರ್‌/2೦17-18/ಗರರ! ದಿ: 5.00 5.00 CC. Road & Drain 
ಆಶಪ್ಪ್ತಾ ಹೆಳವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಏಖ ರಸ್ತೆ : ೦6.೦೭.2೦1೨ | Completed & H/O 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ K - " 
TOTAL 5.00 5.00 | 5.00. 
K A 
2೦18-1೦ನೇ ಪಾಅನ ಎಸ್‌ಟಿಪಿ! ಟಎಪ್‌ಪಿ ಯೋಜನವೆಯಿಡಿ ದ್ರಂಥಾಲಯು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮದಾರಿದಆ ಪ್ರಣತಿ ವದದಿ 
ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಕೆ ಸಲಗರ . ಕಾಲಂ ಅಂಟಲ ಹಂತ. 
1 |ದ್ರಾಮದಲ್ಲ ದ್ರಾ ಪಂ. ದ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಆಳಂದ 15.00 15.00 6.00 ಇಟ್ಟಿದೆಂಬಂದ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಪ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಂ:ಜಕೇದ್ರಂ/ತ/ಎಸ್‌.ಖಿ.ಹಿ/ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಟಎಪಪಿ! ದ್ರಂಹ/2೦18-19/157 
ಆಳಂದ ಶಾಲೂಕಿನ ಗೋಾ-೪ | ಬಿಮಾಂಕ; ೭9.೦1.2೦19 . 
2 |ದಾಮದಲ್ಲ ದ್ರಾ ಪಂ. ದ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಆಳಂದ 15.00 15.00 5.00 " ಅಂಟಲ ಹಂತ. 
ನಿರ್ಮಾಣ - 
TOTAL 30.00 30.00 ' ” 11.00 
2೦18-1೦ನೇ ಪಾಅವ ಆರ್‌.ಕೆ.ವಿ.ವೈ. ಯೋಜನವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ 
4 [eo snoges a ess BRST | | ವೇನಮೆಂಟ್‌ ನ 
21.12 K -4೦ ಬಿ: 21.12 . 4 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 13.08.2೦19 K ಪಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
TOTAL 21.12 21.12 4.00 
GRAND TOTAL 755.44 555.20 > 364.20 


LCQ-2226 Kal-2 Detailed Progress 


ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾದ-2 


2೦17-18 ಲಿಂದ 2೦19-2೦ ರಪರೆಗೆ ಕಾಮಣಗಾಲಿವಾರು, ವರ್ಷವಾರು. ವಿಭಾವಪಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಬವರ 


ರೂ: ಲಕ್ಷಣಳಲ್ಲ 
ವಹಿನಿರುವ ಕಾಮಗಾವಲಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಪಬೇಕಾದ ಕಾಮದಾಲಿಗಳು 
ಕ್ತ 
ಇಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷತ್ರ] ವರ್ಷ | ಯೋಜನೆ ಚಡುಗಡ 
ಪಂ ಇ ವಲ ಅಂದಾಜು ಉಳಕೆಯಾದ ಅಂದಾಣು ಅಂದಾಜು § ಅರಬಾಜು 
ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾದ ವೆಚ್ಚ ಸಂಖ್ಯೆ ವೆಚ್ಚ | ಸಂಖ್ಯೆ ವೆಚ್ಚ "| ಪಂಬ್ಯೆ ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
ಮೊತ್ತ | ಎನುದಾನ 'ನುವಾನ ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ ಮೊಡ್ಡ 
Fl 2 3 4 5 [2 p) 8 F) 10 11 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
2019-20 
ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾಲಃಿ 
1 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ ಆಚಆಂದ [2019-20 | Toris um | 4 | 17500 | 60.00 | 0.00 60.00 0 0.00 0.00 0 0.00 | 000 | 4 | 175.00 | 0.00 ಸಟ್ಣಸಲಾಂದೆ K 
ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಫಿ 
2 | ಕಲಬುರ೧ಿ | ಚಿಂಚೋಟ್ಟಿ | ಚಿಲಚೊಳ್ಳಿ [2019-20 | Torisum | 1 | 100.000] 30000 | 0.00 30.000 [) 0.00 0.00 [ 0.00 0.00 1 | 100.000 | 0.00 ದೆ 
¥ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಡೆಯಾರಿಪಿ 
3 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರರಿ | ಅಫಜಲಪೂರ | 2019-20 | Torisum | 2 | 20000 | 4300 | 0.00 43.00 0 0.00 0.00 0 0.00 000 | 2 | 2000 | 000 ಸಳ್ಣಸಬಂರಾಗದೆ 
ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಡಯಾಲಿಪಿ 
ತ | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ ಆಳಂದ |2019-20| Torisum | 3 175.00 | 47.00 0.00 47.00 [) 0.00 0.00 [ 0.00 0.00 3 175.00 | 0.00 ಸಭ್ಣಸಚೆಂರಾಗಿದೆ " 
3 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪೂರ | ಅಫಜಲಪೂರೆ | 2019-20 | Torisum | 1 50.00 | 1600 | 22.00 0.00 [) 0.00 0.00 1 50.00 | 2200 | 0 0.00 0.00 ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ 
ಬಟ್ಟು: 11 | 700.00 | 196.00 | 22.00 | 180.00 py 0.00 0.00 1 | 50.00 | 2200 | 10 | 650.00 | 0.00 
1 | ಕಲಬುರಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2019-20 | RIDF-19 1 11.95 11.95 11.95 0.00 1 11.95 11.95 [0 0.00 0.00 [) 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಒಟ್ಟು: 1 11.95 11.95 11.95 0.00 1 11.95 11.95 [) 0.00 0.೦೦ [) 0.00 0.00 
1 | ತೆಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪೂರ | ಅಫಜಲಸೂರ | 2019-20 32 | 12560 | 125.60 | 110.10 15.10 26 89.60 | 89.60 5 29.00 | 20.50 1 7.00 0.00 
2 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ .| 2018-19 ನ 7 } 49000 | 490000 | 3725 | 11750 4 2800 | 2800 | 3 | 210 | 925 | 0 0.000 0.00 
ಬಟ್ಟು 39 | 174.60 | 174.60 | 147.35 | 26.85 30 | 11760 | 11760 | 8 | 5000 [2975 | 1 7.00 0.00 
1 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಟ್ವಿ ಚಂಚೊಳ್ಳಿ |2018-19| KTDCL 11 477.00 | 47381 | 473.81 0.00 11 477.00 | 473.81 Ko 0.00 0.00 [ 0.00 0.00 
ಕಲಬುರಗಿ 
2 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ (ಣಾ) 2018-19| Kroc. | 4 | 191000 171.940 | 95.44 | 76.000 2 96.00 | 95.44 0 0.00 0.00 2 | 95000 | 0.00 
ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ ಆಆಂದ [2018-19] «TocL | 5 |244000| 193.100 | 193.10 | 0.000 4 194.00 | 19310 | 0 0.00 0.00 1 | 50000 | 000 
4 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪೂರ | ಅಫಜಲಪೂರ | 2018-19 | KTDCL | 4 | 199000| 159.200 | 0.00 | 159.200 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 4 | 199.000 | 0.00 
ಬಟ್ಟು 24 |1111.00| 997.55 | 762.35 | 235.20 | 17 | 76700 | 76235 | 0 0.00 | 0.00 | 7 | 344.00 | 0.00 
1 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪೂರ | ಅಫಜಲಪೂರ | 2018-19 | RIDP-24 | 1 38.00 16.92 | 38.00 0.00 1 38.00 | 38.00 [) 0.00 0.00 [ 0.00 0.00 
2 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ ಅಳಂದ [2018-19| RIDF-24 | 3 38.000 | 20.000 | “0.00 20.000 [) 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 38.000 | 0.00 
ಬಟ್ಟು: 2 76.00 36.92 38.00 20.00 1 38.00 38.00 [) 0.00 0.೦0 1 38.00 0.00 
1 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಣಲಪೂರ | ಅಫಜಲಪೂರ | 2019-20 ಮ 5 | 390.00 | 390.00 | 370.00 | 2000 3 150.00 | 15000 { 2 | 24000 | 22000] 0 0.00 0.00 
2 | ಕಲಬುರಗಿ! ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ [201920 4 | 200.00 | 200.00 | 12000 | 80.00 0 0.00 0.00 4 | 200.00 | 12000| 0 0.00 0.00 
ಕಲಬುರಗಿ 
3 | ಕಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ¥ 5054 
ದ್ರಾಮೀಣ [501920 i 50.0 | 50.00 | 50.00 0.00 1 50.00 | 50.00 0 0.00 0.00 [ 0.00 0.00 
ಬಟ್ಟು: 10 | 640.00 | 640.00 | 540.00 | 100.00 4 | 200.00 | 200.00| 6 | 440.00 | 340.00] 0 0.00 0.00 


201920 


ಕ ವಹಿಸಿರುವ ಜಕಾಮಣಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರದಹಿಯಲ್ಲರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಪ್ರಾರಂಛಸಪಬೆಕಾದ ಕಾಮಗಾಲಿಗಳು 
ಪೆ ಅಡುಗಡೆ y 
ಇಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ| ವರ್ಷ | ಯೊಜನೆ ಅಂದಾಜು K ಉಳತೆಯಾದ ಅಂದಾಜು ಅಂದಾಜು ಅಂದಾಜು 
ಪಂ 
N [ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾದ ವಳ್ಚ: (ದಾನ | ನಂಬ ವೆಚ್ಚ | ಸಂಖ್ಯೆ | ವೆಚ್ಚ | ಸಂಖ್ಯ | ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
ಈ ಅನುದಾನ ಥ್‌ ಧ್‌ ಜೆ, 
1 p 3 4 5 Nl Ki 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17 18 19 2೦ 21 
ಧ್ಯ - 7 
1 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಥಜಲಪೂರ | ಅಫಜಲಪೂರ | 2019:20 | KKRDB 1 40.00 38.65 | 38.65 0.00 1 40.00 38.65 [0 0.00 0.00 [) 0.00 0.00 
2 |.ಕಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಅಳಂದ 2019-20 | KKRDB 1 13.47 13.47 13.47 0.00 1 13.47. 13.47 [ 0.00 0.00 [) 0.00 0.00 
3 | ಕಲಬುರಗಿ | ಜಲಯೊಂಳ್ಳಿ ಚಂಚೋಟ್ಟಿ | 2019-20 | KKRDB 1 9.74 9.74 974 |” 0.00 1 9.74 9.74 [ 0.00 0.00 [) 0.00 0.00 
ಬಬ್ಬು 3 63.21 | 61.86 | 6186 0.08 3 63.21 | 61.86 [) 0.೦೦ 0.00 [) 0.00 0.00 
ಒಟ್ಟು'ಪಮದ್ರ 90 |2776.76| 2118.88 | 1583.51]: 562.05 56 | 1197.76 | 1191.76| 18 | 840.00 | 391.75 | 19 | 1039.00| 0.00 


203920 


2೦1೨-2೦ ಮೇ ಪಾಅನ ಪ್ರವಾಹೋಧ್ಯಮ ಇಲಾಖಾ ಕಾಮದಾರಿಣಆು 


ಶಾಮಗಾಲಿ ¢ y 
K ಅಡಳಡಾತ್ಯಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಂಖ್ಳೆ / | ಜಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಮಗಾಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ" 
Ki Ki] - Ry 3 
ಶ್ರ. ಪಂ. ಕಾಮದಾಲಿಯ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಹು ಅಂಬಾಜು ವೆಚ್ಚ ವಿನಾಂಕ ಹೂ ಪ್ರಾರಂಟಖದ ದೊಆಸುವ ದಿನಾ೦ಕ ಖರ್ಚಾದ ಹಣ ಷರಾ 
ವಿನಾಂಕ 
1 2 4 [2 4 ೮ 6 7 8 p 9 1- 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ಡಾಲ್ಲೂಕಿನ § 
ಮಾಡ್ಯಾಆ ದ್ರಾಮದಲ್ಲರುವ ಶ್ರಿೀ 
ಚನ್ನಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಪಂ: ಜ/ಜಪ್ರಅಸ/ಹೆ! ವ೦'೨-2೦/629 ಪಲಿಷೃತ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 
i ಯಾತಿನಿವಾಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಜಂ 100.00 ಏಃ 28.೦2.೭೦೭೦ 30.00 30.00 0.00 ತಯಾಲಿಖ ಸಲ್ಲಿಪಟೇಕಾಗಿದೆ. 
ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ಲಾಗೃಹ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂಡ ) 
ಪೌಕರ್ಯ 
Re 
ಆಚಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಳಸಂಣಿ ಶ್ರೀ : ದ Sy 
ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿ 
2 |ಅಂಭಾ ಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಆಟಂದ 25.000 10.00 10.00 0.00 | ಡಡಾತ್ಯತ ಅನುಮೊಂದನಗಾಗ 
ಯಾತ್ವಿ ವಿಮಾಪ ಸಳ್ಲಸಲಾಗಿದೆ. 
ho 
ವಿ: ೭8.೦೮.೭೦೭೦ ರಂದು 
3 ಆಕಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಶಿ ಬಹ್ಯಕುಮಾರಿ pe § ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 
ಆಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಪ ನಿರ್ಮಾಣ ; 25.000 10.00 10.00 May-20 0.00 ಆಡಅತಾತೃಕ ಅನುಮೋದನೆದಾಗಿ 
' ಸಛ್ಲಪಲಾಗಿದೆ. 
" 4 BN | 
ಆಕಂದ ಪುಂಟಮೂರ ದ್ರಾಮದ ಪ್ರಿ . | SRE 
4 |ಯಲ್ಲಾಅಂಗ ಮಹಾರಾಜರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಳಂದ 25.000 ' 10.00 10.00 ಹ್‌ 0.00 ಸಹುದಾತ ತ ಅನುವದ 
ಹಡ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಪ ನಿರ್ಮಾಣ y ಸಲಾಗಿದೆ 
r J ಸ 
ಬಟ್ಟು 175.00 60.00 60.00 0.00 
| ಹಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಚಿ೦ಯೋಳ್ಟ Ks ಸ 
ಥಾಲ್ಲೂರನ ಹೊರವಿ ಶ್ರಿಂ ರಾಮವಗರದಣ್ಲ epaY » 
5 ಶೀ ಲಹ್ಲೀದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಆ Shi; ಪಂ: ಜ/ಜಪ್ರಅಪ/ಶ/ 2೦19-2೦/6೭೦9 ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾಲಿನಿ 
2 ಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾ; ಳ್ಳಿ 100.00 ನ: ೭8೦೭೨೦೦೦ 30.00 30.00 0.00 ಆಡಳತಾತೃಕ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆದಾಗಿ ಪಛ್ಲಸಲಾಗಿದೆ. 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ಬಟ್ಟು 100.00 30.00 30.00 j 0.00 
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ಅಡಳತಾತೃಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ! 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಮದಾಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹ 
ಕ್ರ. ಪಂ. ಕಾಮದಾರಿಯ ಹೆ: ಪಿ ig ಷಲ 
ಕ್ರ. ಪಂ. ಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ನಿನಾಂಕ ಹಣ ಪ್ರಾರಂಭಪಿದ ದೊಆಸುವ ಬಿವಾಂಕ ಖರ್ಚಾದ ಹಣ ಷಲ್ಲ 
s - ಬಿವಾಂಕ 
ಸಾ ೫ 
EN Kd 4 5 7 8 ° 10 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಬಿ: ೦6.೦2.೭೦೦1 ರಂದು 
6 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ಸಕಿರಣ೧ ದಾಮದ ಸ ಪಂ: ಜ/ಜಿಪ್ರಅನ/ಈ/ 2೦1೨-2೦/6೭29 ಪಲಿಷ್ಣತ ಅಲದಾಜು 
ಕಲಿಬಸೌವಶ್ಪರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಆ 30.00 ದಿ: ೦8.೦೦.2೦೭೦ 10.00 10.00 0.00 ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಪುವುದು ಸಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪೂರ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಶ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿ ದಿ: ೦9.೦6.೭೦೭೦ರಂದು 
ಬಂರಅಂದೇಪ್ಪರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫರಿಷೃತ ಅಂದಾಜು 
10, |ಯಾತ್ರಿನಿವಾಪ ಹೈ-ಟೆಕ್‌ ಛಾಚಾಲಯ ಅಫಜಲಪೂರ 100.00 33.00 33.00 0.00 ಪ್ರತಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾಲಿಖ 
ನಿಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಳೆ ನೀರು » ಅಡಳಡಾತ್ಯಕ 
ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇಡರೆ ಮೂಲಭೂತ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಪೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅಫಜುಲಪೂರದ ಶ್ರೀಗುರು ಮಳೇಂದ್ರ | 
11 |ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಪಂಸ್ಥಾನ ುಲಿಮಠದ ಬಳ' | ಅಫಜಲಪೂರ 50.00 ಸಂಸ ಜಿ(ಜಿಪುಅನ/ಪ/ ರಲಲ 2೦1೮29 16.00 0.00 22.00 ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ 
% ‘ ಏ: 28.೦2.೭೦೭೦ 4 p ! 
yi ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಪ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಬಟ್ಟು 180.00 59.00 43.00 22.00 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ದಾಲ್ಲೂಕಿವ ಪಂ: ಪುಐ/ಉನಿ/ಶವಿಶ/2೦2೦- 
3 ಹೆಬಆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿಂ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಗ ಪಂ: ಜ/ಜಪ್ರಅಸ/ಕ/ ಡ೦19-2೦/6೧೦ 21/1721 &: ೦೦.೦9.2೦2೦ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಆ ಮೂಲಭೂತ 100.00 ಬಿ: 28.೦೭.2೦೭೦ 30.00 30.00 0.00 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಸೌಹರ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
sl 
ಶಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂರಿನ ಬ ೭8.೦೮.2೦೭೦ ರಂದು 
8 ವಾಷ್ಟರ್ಗಿ ದ್ರಾಮದ ಪ್ರಿಂ ರಾಚೋಟೇಶ್ಸರ ಟಕ p ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 
ದೆೇವಸ್ಥಾನಕ್ಷೆ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ 20-09 17:00 9.00 | ಅಡಅತಾತ್ಯತ ಅನುಮೂಂದನೆಗಾಗ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಸಳ್ಲಸಲಾಗಿದೆ. 
ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಈ EBA 
ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿ 
9 [ದಾಮದಳ್ಲರುವ ಶ್ರೀ ಶಿವಅ೦ದೇಪ್ಸ್ಪರ ಆಚಂದ 25.000 0.00 0.00 0.00 ಆಡತಾತ್ಯೆಶ ಎಮಿ 
ದೇವಪ್ಕಾನದಲ್ರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ | ಸಳ್ಗಪಲಾಗಿದೆ. 
ಒಟ್ಟು 175.00 47.00 47.00 1 0.00 
ಸಮದ್ರ ಒಚ್ಚು 630.00 196.00 180.00 22.00 
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ಶಾಮದಾರದಿ 


k ಅಡಳತಾಡ್ಯಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 | ಜಡುಗಡೆಯಾದ 
ಮದಾ [4 6 Ry 
ಕಾ ಪಿಯ ಹೆಪರು ಡಾಲ್ಲೂಡು ಅಂದಾಬು ವೆಚ್ಚ ನಿನಾಂಕ ೫ ಮ ದೊಳಸುವ ವಿವಾಂಕ ಸುರ್ಜಾದ ಹಣ ಷರಾ 
2 3 4 ರ [=) 7 8 (| ko) 
RIDF-19 ಯೋಜನೆಯಡಿ ತೆಣೆದಮುಜೊಂ೦ಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಣತಿ ವರದಿ ಜನೆವರಿ-2೭೦೩1 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ 
ದ 
ಪಾಟಿ ಅರಿವ ಲಾರದು ಸೇಡಂ i PE ise ಸ ನೂಲು 
ಅಂಗನವಾಡಿ ಈಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 11.95 ರ 11.95 4 July-20 11.95 ಹಸ್ಥಾಂತಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
(2013-14) i 
11.95 11.95 11.95 


TOTAL 1} 


ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟು೦ಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಂಖ೦ದ ಮಂಜರಾರಾದ ಕಾಮದಾರಿಣಜ ಪ್ರಣತಿ ವರದಿ ಮಾಹೆ 


ಫೆಬ್ರುವರಿ-2೦೦21 


ನಿಪಿಎಚ್‌ನಿ/ .ಯೂಹೆಟ್‌ಿ/28೦/ 


ಪಂ 
Const. of Welness Centre @ ಅಫಜಲಪೂರ 7.00 2೦1೨-೧೦/ 7.00 27.05.20 6.50 ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂಡ 
Allagi-K Village in Afzalpur Tq. : ಫಾ 10 2086 | " 

ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆಣರುವ 

ಪಂ: ನಿಪಿಎಚ್‌ನಿ/ ಯೂಹೆಚ್‌ಸಿ/280/ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿ: ॥ he 
Const.. of We ness Centre @ ಅಫಜಲಪೂರ 7.00 2019-20/ 7.00 0.00 ಖಿ ದು ಈ ಕಲೆ , f ಎಫ 
Guattarga Village in Afzalpur Tq. ನನಾಂಕ; 1೦.೦1೭2೦2೦ ( ನ Ww ತ್ರ 

ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 
3 ಪಂ: ಪಿಪಿಎಚ್‌ಲ/. ಯೂಹೆಚ್‌ಪಿ/28೦/ 

Const. of Welness Centre @ ಅಫಜಲಪೂರ 7.00 2೦1೨-2೦/ 7.00 27.05.20 6.50 ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ 
Shivoor Village in Afzalpur Tq. 0 ದನಾಂಕ: "10.೦1.2೦೦೦ ’ 

ಪಂ: ಪಿಪಿಎಚ್‌ಪಿ/! ಯೂಹೆಚ್‌ಸಿ/28೦/ 
Const. of We ness Centre @ ಅಫಜಲಪೂರ 7.00 2೦1೨-2೦/ 7.00 27.05.20 6.50 ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ 
Gour-K Village in Afzalpur Tq. i ದಿನಾಂಕ: 10.೦12೦2೦ ' 

ಪಂ: ಪಿಎಚ್‌ನಿ/ ಯೂಹೆಚ್‌ಪ/28೦/ y N 
wonst, oi Wess SeneG | ಅನನಿಲನನರ: 2೦'೨-2೦/ 7.00 27.05.20 7.00 ನ 
Hosur Village in Afzalpur Tq. - A ಏಿನಾಂಹ: 10.012೦2೦ ' ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 
¥ ಪಂ: ಪಿಪಿಎಚ್‌ಪಿ/ ಯೂಹೆಟ್‌ನಿ/28೦/ pe ಸೇ 
Const. of We ness Centre @ ಅಫಜಲಪೂರ 7.00 2019-20/ Ho ರ ಪೂರ್ಣದೊಳೀಪಿ 
Nandarga Village in Afzalpur Tq. x ದಿನಾಂಕ: 10.೦1೨೦2೦ p ಹಸ್ಹಾಂತಲಿಪಲಾಗಿದೆ 

jks 

Repair Renovation to Primary ಪಂ: ನಿಪಿವಚ್‌ಪಿ/ ಯೂಹೆಚ್‌ಖಿ/ವಡ೦/ ಪೂರ್ಣಗೊಳಆಿಪಿ 
Health Centre bldg., @ Badadal | ಅಫಜಲಪೂರ 4:00 2೦1೨-2೦/ 4.00 4.00 - ಫೆಸಾಂತರಿಪಲಾಗಿದೆ 
Village in Afzalpur Tq. ದಿನಾಂಕ: 10.01.2೦2೦ ಸ 
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- ಕಾಮದಾಲಿ - 4 
ಆಡಆಡಾತೃಹೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಂಖ್ಯೇ / | ಜಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಮಗಾದಿ ಮುಕಾಯ 2) ೫ 
ಕ್ರ. ಸಂ. ಕಾಮದಾಲಿಯ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಕ: ವೆಚ್ಚ 3 ನಿದ ವ ಷರಿ, 
ಕ್ರ. ಸಃ ಸ ರು ಅಂಬಾಳು' ಬಟ್ಟಿ. ದನಾಂಕ "ಹೊ jo ದೊಆಸುವ:ಬಿನಾಂತ | ನಿಟ್ಟೌದ ಹಣ ಸಂ 
1 2 3 4 Fo] 6 7 8 9 10 
Repair Renovation to Primary ; ಸಂ: ಪಿಖಿಎಚ್‌ಸು/ ಯೂಹೆಚ್‌ಪ/28೦/ 
8 [Health Centre bldg., @ Gobbur | ಅಫಜಲಸೂರ 4.00 2೦'೨-2೦/ 4.00 0.50 ಪುಣತಿಯಲ್ಲದೆ 
Village in Afzalpur Tq.. ನಿವಾಂಕ್‌: 10.01.2೦2೦ 
Repair Renovation to Primary ಪಂ: ನಿಪಿವಟ್‌ಸು/ ಯೂಹೆಚ್‌ಪಿ/28೦/ ಪೂರ್ಣಗೊಟಿಿ 
9 |Health Centre bldg., @ Revoor | ಅಫಜಲಪೂರ 4.00 ಪಂ'9-2೦/ 4.00 4.00 ಹಸ್ತಾಂತಲಿಸಲಾಂಿದೆ 
Village in Afzalpur Tq. ನಿನಾಂಕಃ 1೦.೦1.202೦ ಚ 
Repair Renovation to Primary ಪಂ: ಪಿಖಿಬಟ್‌ಮಿ/ ಯೂಹ್‌ಟ್‌ಶಿ/280/ 
10 |Health Centre bldg, @ ಅಫಜಲಪೂರ 4.00 2೦19-2೦/ 4.00 0.50 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
Desaikallur Village in Afzalpur - ವಿನಾಂಕ: 10.01.2೦2೦ 
Q. ು k q 
I p 
Repair Renovation to Primary ಪಂ ಪಿಪಿಎಚ್‌ನು/ ಯೂಹೆಚ್‌ಪಿ/28೦/ ' ಪೂರ್ಣಗೊಆನಿ 
1 Health Centre bldg., @ Atnoor | ಅಘಜಲನಖೂರ 4.00 2೦1೨-2೦/ 4.00 4.00 ಹಸಾಂತರಿಪಲಾಗಿದೆ 
Village in Afzalpur Tq.. ವಿನಾಂಕೆ: 10.01.202೦ ಸ 
(ES We 
Repair Renovation to Primary ಸಂ: ನಿಖಿಎಚ್‌ಪಿ/ ಯೂಹೆಚ್‌ಪ/೧ದ೦/ ಪೂರ್ಣಿಗೊಳ್‌ಿ 
12 |Health Centre bldg., @ Karjagi | Gಫಜಲಪೂರ 4.00 2೦1೨-೧೦1. 4.00 4.00 ಹಸಾಂಡವಿಪಲಾಗಿದೆ 
Village in Afzalpur Tq. ನಿನಾಂಕೆ; 10.೦1.2೦2೦ § 
_ Repair Renovation to Primary ಸಲ: ಪಿಪಿಎಚ್‌ನು/ ಯೂಹೆಟ್‌ನಿ/28೦/ ಪೂರ್ಣಗೊಆಲ 
‘3 |Health Centre bldg., @ Mannur| ಘಜಲಪೂರ 4.00 2೦192೦1 4.00 4.00 ಹಸ್ಥಾಂತಲಿಪಲಾಗಿದೆ 
Village in Afzalpur Tq. ನಿವಾಂಕ: 10.01.2೦2೦ 4 
- ಬ ಕ| a! - 
Repair Renovation to Primary ಪಂ: ನಿಪಿಎಡ್‌ನಿ/ ಯೂಹೆಚ್‌ಪಿ/28೦/ ಪೂರ್ಣದೊಟಲ 
14 |Health Centre bldg., @ Mashal | Gಫಣಲಪೂರ 4.00 2೦1೨-2೦/ 4.00 N 4.00 ಹಪ್ತಾಂಡರಿಸಲಾಗಿದೆ 
Village in Afzalpur Tq. ವಿನಾಂತ: 1೦.೦1.2೦೭೦ 44 
- |Repair Renovation, to Primary ಪಲ: ಪಿಪಿಎಡ್‌ನಿ/ ಯೂಹೆಟ್‌ಲ್ಲ/28೦/ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 
15 |Health Centre bldg., @ Udchan | ಅಫಜಲಪೂರ 4.00 2೦19-2೦/ 4.00 4.00 ಹಸ್ಥಾಂತಲಿಪಲಾಗಿದೆ 
Village in Afzalpur Tq. ದಿನಾಂಕ: 1೦.೦2೦೭೦ | ಇ 
Total 78.00 78.00 62.50 
Repairs & Renovation to Health ಸೆಂ: ಪಿಪಿಎಚ್‌ಪ/ ಯೂಹೆಚ್‌ಲ/22೦/ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಖಿ 
1 Sub Centre @ Madra-B Village in | Hಫಣಲಪೂರ 2.50 2೦15-20/22೦ 2.50 20.05.20 2.50 ಹಸ್ಲಾಂತರಿಪಲಾಗಿದೆ 
Afzalpur Tq. ವಿಪೂಂಹೆ; 23.12.2019 ನ 
[SRS ಕ 
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| $ ಶಾಮಣಗಾಲಿ 
§ ಅಡಳಡಾತ್ಯಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಂಖ್ಯೆ / | ಬಡುಗಡೆಯಾದ ಶಾಮದಾಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ % 
ಕಾಮಬಾರಿಯ ಹೆನರು ಹಾಲ್ಲೂಕು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ “ * ರಂಜಕದ gp ಷಃ 
ಡಕ ಸ ವಿನಾಂಕ ಹೆಣ ತಲ ಗೊಳಸುವ ವಿನಾಂಕ | ನಿರ್ಜಾದ ಹಣ ki 
ಬವಿನಾಂಕ 
2 3 pt ವ 5 . p 3 8 po 
|g 
Repairs & Renovation to -Health ಪಂ: ಸಿಪಿಎಚ್‌/ ಯೂಹೆಚ್‌ಸಿ/22೦/ ಪೂರ್ಣಗೊಳನಿ 
Sub Centre @ Koganoor Village in | ಅಫಜಲಪೂರ 3.20 TEED 3.20 20.05.20 3.20 ಹಸಾಂತಲಿಪಲಾಗಿದೆ 
Afzalpur Tq. ಬಿವಾಂಕ: 23.12.2೦19 ಇ 
Repairs & Renovation to Health - ಸಂ: ಪಿಪಿಎಚ್‌ಪಿ/ ಯೂಹೆಚ್‌ಪಿ/ವಿ೦/ ¢ ಪೂರ್ಣಗೊಟನಿ k 
Sub Centre @ Neelur Village in | ಅಫಜಲಪೂರ 3.20 2೦1೨-2೦/2೩೦ 3.20 20.05.20 3.20 ಹಸ್ಹಾಂತರಸಲಾಗಿದೆ 
Afzalpur Tq. . ದಿನಾಂಕ: .23.12.2೦19 ಸಾ 
Repairs & Renovation to Health R ಪಂ: ಪಿಪಿಎಚ್‌ಖ/ ಯೂಹೆಟ್‌/2೦೦/ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿನಿ 
Sub Centre @ Havanoor Village in | ಅಫಜಲಪೂರ 3.20 2೮ ರೀ೭೦/೭ರಂ 3.20 23.05.20 3.20 ಹಸ್ಥಾಂತಲಿಪಲಾದಿದೆ 
Afzalpur Tq. ಬದಿವಾಂಕ: 23.2.2೦19 ಸ್ವಾ 
Repairs & Renovation to Health ಸಂ: ಪಿಪಿಐಚ್‌ಿ/ .ಯೂಹೆಚ್‌ಪ/೦2೦/ ಪೂರ್ಣಗೊಟ್‌ಪಿ 
Sub Centre @ Hinchgera Village in | Hಘಜಲಪೂರ 3.00 S20 3.00 19.05.20 3.00 ಹಸಪ್ದಾಂತರಸಪಲಾಗಿದೆ 
Afzalpur Tq. N ದಿನಾಂಕ: 23.12.2೦19 - 
{- 
Repairs & Renovation to Health ಪಂ: ಸಿಪಿಎಚ್‌ನಿ/ ಯೂಹೆಚ್‌/22೦/ 
Sub Centre @ Hasargundgi Village | eಘಳಲಪೂರ 3.00 2೦1೨-೩೦/2೩೦ 3.00 22.05.20 3.00 ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ. 
in Afealpur Tq. ದಿನಾಂಕ: 23.12.2೦19 i 
Repairs & Renovation to Health ಸಂ: ಪಿಪಿಎಚ್‌ಲ/ ಯೂಹೆಚ್‌ನಿ/22೦/ ಪೂರ್ಣದೊಳಿನಿ" 
Sub Centre @ Tellur Village in | ಅಫಜಲಪೂರ 1.70 2೦19-2೦/22೦ 1.70 25.05.20 1.70 ಹಸ್ತಾಂತರಿಪಲಾಗಿದೆ 
Afzalpur Tq. « ಬದಿವಾಂಕ: 23.12.2೦19 ಸ್ತಾ - 
Repairs & Renovation to Health ಸಂ: ಪಿಪಿಎಚ್‌ಪಿ/ ಯೂಜಹೆಚ್‌ಪಿ/22೦/ ಪೂರ್ಣದೊ್ಟಲ 
Sub Centre @ Ankalgi Village in | ಅಫಜಲಪೂರ 2.50 2೦1೨-೭೦/2೭೦ 2.60 25.05.20 2.60 ಹಪ್ಪಾಂತವಿಪಲಾಣಿದೆ 
Afzalpur Tq. ಬಿವಾಂಕ: 2ಡ.12.2೦1೨ ನ್ತಾ is 
2 oe —————————— {- 
Repairs & Renovation to Health ಸಂ: ಪಿಪಿಎಚ್‌ಪಿ/ ಯೂಹೆಚ್‌ಖ/22೦/ cd 
Sub Centre @ Bhairamadgi Village |: Sಘಜಲಪೂರ 3.20 2೦1೨-೭೦/2೭೦ 3:20 23.05.20 3.20 ಹಸ್ದಾಂತರಿಪಲಾಣಗಿದೆ 
in Afzalpur Tq. ವಿವಾಂಪ: ೧ಡ.12.2೦1೨ - ಸಾ 
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) ¥ y ಕಾಮಗಾರಿ 
ಆಡ ಆಿರಾತೃಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಗೇ ! | ಅಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಕ್ರ. ಪಂ. ಕಾಮದಾದಿಯ ಹೆನರು ತಾಲ್ಲೂಕು ೦ದಾಜು ವೆಚ್ಚ [4 3 ಹಃ 
iy ಅಂದಿ 3 ವಿವಾಂಕ ಹಣ pr ದೊಳಸಪುವ ವಿನಾಂಕ ಖಟಾಣಧ್‌' ಹ 
1 2 3 4 ° 6 7 8 9 10 
NS 

Repairs & Renovation to Health ಸಂ: ಪಿಪಿಎಚ್‌ನಿ/ ಯೂಹೆಟ್‌ಖ/22೦/ s ಪೂರ್ಣದಗೊಆಖ 
10 [Sub Centre @ Chincholi Vilage in | ಅಫಜಲಪೂರ 3.00 2೦19-2೦/22೦ 3.00 19.05.20 3.00 ಹಸಾಂತಲಿಸಲಾಿದೆ 

Afzalpur Tq. li ಬಿವಾಂಕ: ೧3.12.2019 2 ಸ್ತಾ & 

¥ | f 

Repairs & Renovation to Health ಸಂ: ನಿಪಿಎಚ್‌ಖ/ ಯೂಹೆಚ್‌ಪಿ/ಶ2೦/ | | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಪ 
“1 [Sub Centre @ Chinamgeira Village | ಘಫಘಜಲಪೂರ 3.20 2೦1೨-2೦/2೭೦ 3.20 19.05.20 3.20 ಹಸಾಂತರಿಪಲಾಣಿದೆ 

in Afzalpur Tq. ದಿನಾಂಕ: ೦3.೭.2೦1೨ ; ಸ 

K - j 

Repairs & Renovation to Health ಪಂ: ಪಿಪಿಎಚ್‌ಪ/ ಯೂಹೆಟ್‌ನಿ/22೦/ ಪೂರ್ಣಗೊಟ್‌ಿ 
12 [Sub Centre @ Bandarwad Village | Hಫಜಲಪೂರ 2.60 2೦19-2೦/22೦ i 2.60 19.05.20 3.00 ಹಸಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 

in Afzalpur Tq. ವಿವಾಂಕ: 23.12.2೦19 ಣ್‌; 5 

Repairs & Renovation to Health ಸಂ: ಸಿಪಿಎಚ್‌ನಿ/ ಯೂಹೆಟ್‌ಪ/22೦/ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಪಿ 
13 [Sub Centre @ Bidnoor Village in | ಅಫಳಲಪೂಲ 1.80 "2೦19-೩೦/22೦ : 1.80 20.05.20 1.80 ಹಸ್ತಾಂತಲಿಪಲಾಣಗಿದೆ 

Afzalpur Tq. ವಿನಾಂಕ: ೦8.12.2೦1೨ i ನಾ 

——— 

Repairs & Renovation to Health ಸಂ: ಪಿಪಿಎಟ್‌ಪ/ ಯೂಹೆಚ್‌ಿ/22೦/ I ಬ ಪೂರ್ಣಗೊಳನಿ 
14 Sub Centre @ Karaknahalli Vilage | ಅಫಜಲಪೂರ 3.20 2೦19-20/2೨೦ ;3.20 19.05.20 3.20 ಹಸ್ಹಾಂತಲಿಪಲಾಗಿದೆ 

in Afzaipur Tq. ದಿವಾಂಕ: 2ಡ12.2೦1೨ ಪ ನ ಸ 

Repairs & Renovation to Health ಪಂ: ನಿಪಿಎಚ್‌ನಿ/ ಯೂಹೆಚ್‌ಪ/22೦/ ' ಪೂರ್ಣಗೊಳ 
15 [Sub Centre @ Chowdapur Village | ಅಫಜಲಪೂರ 2.40 2919-2೦/220 2.40 20.05.20 2.40 ಹಸಾಂತಲಿಸಲಾಣದೆ 

in Afzalpur Tq. ದಿನಾಂಕಃ: 23.12.2೦19 ಇ 

Repairs & Renovation to Health ಸಲ: ಪಿಪಿಎಚ್‌ಸಿ/ ಯೂಹೆಚ್‌ಪಿ/2೦೦/ K ಪೂರ್ಣಗೊಆನಿ 
16 Sub Centre @ Ballurgi Village in | ಅಫಜಲಪೂರ 3.20 2೦1೨-2೦/22೦ 3.20 20.05.20 3.20 ಹಸಾಂತಲಿಪಲಾಂಿದೆ 

Afzalpur Tq. K ದಿನಾಂಕ: 23.12.2೦19 3 

- ; 

Repairs & Renovation to Health ಸಂ: ನಿಪಿಎಚ್‌ನಿ/ಯೂಹೆಚ್‌ಪಿ/22೦/ ' ಪೂರ್ಣದೊಳಖ 
17  |sSub Centre @ Bhosga Village in | ಅಫಜಲಪೂರ 2.60 2೦19-2೦/2೭೦ 2.60 20.05.20 2.60 ಹಸಾಂತರಿಪಲಾಗಿದೆ 

Afzalpur Tq. ೪ ದಿ: 23.12.2೦19 ಈ 

Total 47.60 47.60 48.00 
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ಆಡಆಡಾತೃಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಂಖ್ಯೆ / ಕಾಮಗಾಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ವಿನಾಂಕ ಗೊಳಿಸುವ ವಿನಾಂಕ 


ಕಾಮದಾಲಿಯ ಹೆಸರು > ತಾಲ್ಲೂಹು ಅಂಬಾಜು ವೆಚ್ಚ 


ಪಲ: ಪಿಪಿಎಚ್‌ಪಿ! ಯೂಹೆಚ್‌ಪಿ/28೦/ 
1 Const. of Welness Centre @ `ಚಿಡ್ಡಾಪೂರ 7.00 2೦19-2೦/ _ 7:00 450 ಅಂಟಲ ಹಂಡ 
Gotur Village in Chittapur Tq. ” ವಿನಾಂಕ; 10.೦12೦೭೦ ” « 
. ಪಂ: ಪಿಪಿಐಚ್‌ಸಿ/ ಯೂಹೆಟ್‌ಸಿ/28೦/ ’ 
2 Const. of Weiness Centre @ ಚಿಡ್ಡಾಪೂರ 7.00  2019-2೦/ 7.00 Jan-20 7.00 ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ. 


Kandgol Village in Chittapur Tq. ದಿನಾಂಕ: 10.೦1.2೦2೦ 


ಪಂ: ಪಿಎಜ್‌ನಿ/ ಯೂಹೆಚ್‌/ಂ8೦/ 


ug Const. of We ness Centre @ ಚಡ್ಡಾಪೂರ 7.00 2019-2೦/ 7.00 Jan-21 ° 700 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
Kodadur Village in Chittapur Tq. : ದನಾಂಕ; 10.೦1೭2೦೭೦ 
| 
NR ಸಂ: ನಿಪಿಎಚ್‌ಅ/ ಯೂಹೆಚ್‌ಪ/28೦/ 
4 |Const. of Welness Centre @ ಚಡ್ಡಾಪೂರ 7.00 20೪-2೦/ 7.00 Jan-21 0೧.75 ಬುನಾದಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ 


Rajapur Village in Chittapur Tq. ವಿನಾಂಹ: 10.01.2೦2೦ 


ಪಂ: ಪಿಪಿಎಚ್‌ಪಿ/ ಯೂಹೆಚ್‌ಪಿ/ಂ8೦/ K 
ಚಿಡ್ಡಾಪೂರ 7.00 2019-20/ 7.00 Jan-21 4.00 ಅಂ೦ಟಲ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 
ಬಿನಾಂಕ: 10.೦5.2೦2೦ N 


5 |Const. of Welness Centre @ 
Shalagi Village in Chittapur Tq. 


ಪಂ: ಪಿಪಿಎಚ್‌ಲ/ ಯೂಹೆಚ್‌ಪಿ/28೦/ 


pS Const. of We ness Centre @ ಚಿಪ್ಸಾಪೂರ , 7.00 2019-2೦/ 7.00 Nov-20 7.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
Sugur-K Village in Chittapur Tq. | ಏನಾಂಶ: 10.೦1.೭೦೭೦ 
Const. of Welness Centre @ ಸಂ: ನಿಖಿಎಚ್‌ಪಿ/ -ಯೂಹೆಟ್‌ಖ/28೦/ | ' 
7 |Chincholi-H Village in Chittapur | ತ್ತಾಪೂರ 7.00 - 2೦1೨-೭೦/ 7.00 Nov-20 . 7.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
Ta. - ದಿವಾಂಕ: 10.೦1.೭೦೭೦ 
Total 49.00 49.00 . ' 37.25 
Grand Total 174,60 174.60 ' 147.75 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲೆ ಚಂಚೋಟ್ಟ ಶಾಲ್ಲೂಕು 
ಏಡೆಬಾರಪೂರ ತಾಂಡದ ಐನಾಪೂರ ಪಂ: ಕತಾಅನಿ/ಎ4!. ರಿಆಟರ್‌/ | , 
1 |ಶಾಂಡದ ದರ್ಗ್ಣಾದಿಂದ ಐನಾಪೂರ ಶಾಲೆ ಚ೦ಚೋಂಟ್ಟಿ 38.00 ವಾಪೌಯೋ/ 2೦1೨-2೦/2೦84 ಬಿ: 37.91 37,91 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂರನಳ್ಟಿ ಮುಖಬ್ಬು ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 2೦.೦೦.೦೦19 N N 
ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಶಲಬುರಗ ಜಲ್ಲೆ' ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂ: ಕಡಾಅನಿ/ಎ4/ ಪಿಆರ್‌! 
ಮ ಪಂ: ಕತಾಲನಿ/ಐ4! ಬಿಆ - 
2 |ನನಾಸೂರ ಶಾಲೆ ಬಂರನಳ್ಳಿ ಮುಳ್ಳು | ಲಟೋಳ್ಳಿ 38.00 | ನಾನೌಯೊ/ ೨೦೪೨-೭012೦84 & | 3775 37.75 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ರಪ್ತೆಖಂದೆ ಜತ್ತುವಾಯಕ ತಾಂಡದವರೆಣೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ § 


29.೦೨.2019 
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‘a 


ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ; 
ಅಡಆಡಾಡತೃಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಂಖ್ಗೆ / | ಅಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಮಗಾಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ d 
ೈ ್ಯ ತು A L; ಧೆ K 
ಕ. ಪಂ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂತು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ನಿವಾರಕ ಢಓಿ | ಪ್ರಾರಂಭಪಿದ ದೊಳಸುವ ಏಿನಾಂಕೆ ಖರ್ಚಾದ ಹಣ ಷಲ. 
H ಫ್‌ ಬಿವಾಂಹ 
EE [F l 
1 2 3 4 ೮ 16 7 8 9 10 
: RE RRR 
ಚಂಚೋಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಂದಲ್‌ ಡಾಂಡಾ ಪಂ ಈ ವ ಹ] | 
ಹತ್ತಿರದ ಡೆಳಗುತ್ತಿುಂದ ಅಫರಗುಂಡ೧ ಲೀ ಶಾರಿ ತ | ) 
ತ್ತಿ 5) ) K h ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 |ಧ್ರಾಯುಡವರೆಗೆ ೦೦೦ &ಮೀ ಲಂದ 2೦ | ಜೆ೦ಚೋಳ್ಳ A890 47.67} 47.67. ಯಲ 
ಮಿ. ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ i : ; 
| 
ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕನ ಗೊಂದಲ್‌ ಡಾಂಡಾ SO | I 
ಹತ್ತಿರದ ತೆಳಗುತ್ತಿಯಂದ ಅಪರಗುಂಚ೧ NTT ಹ 
4 ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಎ೦೦ ಎಮಿಂ ರಿಂದ 4.೦೦ ಚಿ೦ಂಚೋಲ್ಬ 48.00 ನೌ ತ [a 47.67; 47.67 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಿಣ. ವರೆಗೆ ಪಂಪರ್ಜ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ is \ j 
i ; 
| 
ಚಿಂಚೋಳಿ ಡಾಲ್ಲೂರಿನ ಇದ್ದಲಮೊಂಕ : | 
ಿ [3 K § } i ೫ 
ke] ಶಾಂಡಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಪ್ರಯಿಂದು ಚಂಚೋಟ್ಲ SS [5 | ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ 
ಹಸರದುಂಡಗ ಅಕ್ತುವಾಯ್ದ ಮಹಿಮಾ. ೆ 47.00 ವಾ ನ ಸ ಸ ಈ: 46.67 46.67 
ಮುಖ್ಯು ರಪ್ತೆವರೆಗೆ ಪಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ WE R 
ಚಿಂಚೋಟ್ಟ ಡಾಲ್ಲೂರಿ ಇತ್ತುನಾಯಶ | 
ks ಲ್ಪೂನಿವ ನ ಟಶ್ಪಾರಾ ಪಂ: ಕತಾಅನಿ/ಎ4/ನಿಆರ್‌/ | 
6 ತಾಂಡಾದಿಂದೆ. `ಏರಾಸೂರ:"'ಶಾಲ್ಲೆ 'ಇಂರನಳ್ಳ ಚಿಂಚೋಳ k ಸೌಯೋ/2೦19-2೦/ 2686 ಬಿ: 4 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಪ್ತೆಖಂದ ಹಸರದುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಳ್‌ 40.00 | ನಾ Es "| 39.82 ಸಂ 
ವರೆಗೆ ಪ೦ಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ if} 
j I 
ಜಂಚೋಲ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಕ್ಷುನಾಯಿಜ ' , 
25 ತಾಂಡ ಹನಲಾಂಡರಿ ಎನನ ಚಿಂಚೋಲ್ಲ ' aE ದಿ | ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ 
ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಂಖಂದ ಇದ್ದಲಮೊಪ ತಾಂಡಾದ ಳ್‌ 50.00 | ನಾನ್‌ಯಂ/ ; 49.66 ೫306 
pd ೦4.೦೭.2೦2೦ ; A 
ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಪಂಪಕ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ jy j- 
A 1 
ಶಲಬುರಣಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಚಂಚೋಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ; ) 
ಬಶ್ನುವಾಯಶ- ಹಾಂಡಾದ ಹಸರದುಂಡಗ ಪಂ: ಕಡಾಅನಿ/ಎ4/ಹಿಆರ್‌/ kW | 
8 [ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಬಂದ ಜಕ್ಕುವಾಯಶ ಬಂಚೋಳ್ಳ 49.00 ವಾಸೌಯೋ/2೦1೨-2೦/ ರವ6ರ ದಿ: i48.66 48.66 ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ 
ತಾಂಡಾದ ಮೆಂಶಮ್ಮ ದುಡಿಯವರಣೆ ೦೩.೦೭.2೦೭೦ > 
ಪಂಪಕರ್ಕ ರಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
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ಆಡಆಡಾತೃಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ [ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


p ಬಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಮಣಾಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆ: ಹು ವೆಚ್ಚ ರಂಜನಿದ ದಹ ಷಃ 
'ಪರು ತಾಲ್ಲೂ; ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ವಿನಾ ಸ ನ್‌ ಬ ದೊಆಸುವ 'ಏನಾಂಕ | ನರ್ಜಾದ ಹಣ ಷರಾ 
2 3 Y 4 [ 6 7 8 ° 1 
4 
ಹಶಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಚ೦ಚೋಂಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂರಿವ 
ಪಂ: ಕಡಾಅನಿ/ಎ4/ಸಿಆರ್‌/ 
ಮೋನಮುನಾಯಕ ಡಾಂಡಾದಿಂದ ಶಿವರಾಮ 
- : ಪೂ ಡಿದೆ 
9 ನಾಯಕ ಡಾಂಣಾಡವರೆದೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ ಚಿಂಚೋಂಳ್ಟ 49.00 ನಾಪೌಯೋ/2೦19-2೦/ ೮2೮6 ದಿ 48.60 48.60 ೧೯ದೊಂ 
ವೆ ೦4.೦2.2೦೦೦ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಶಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಚಂಚೋಕಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
Fy y ಪಂ: ಕತಾಅನಿ/ಎ4/ನಿಆರ್‌/ ‘ 
ಜಕುವಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಪರ್ಕಾಲಿ ತ 
ನ 'ಯೊಃ - ಮ: ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ 
9 |ಭಾಟೆಂಬರಿದ ಮುವಾಯತ ಮನೆಯವರೆಗೆ | ಜ೦ಬೊಳ್ಳಿ ONS 29.57 29.57 ಗ್ರೀಲಸಂಢಿ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ Wi 
ಹಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಂ: ಕತಾಅನಿ/ಎ4/ನಿಆರ್‌/ 
1% ಸಲಗರ ಬಪಂತಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಚಿ೦ಚೋಟ್ಟಿ 40.00 ವಾಪೌಯೋ/2೦19-2೦/ 2೮೮6 ಬಿ: 39.82 39.82 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ 26.09.2೦2೦ 
TOTAL 477.00 473.81 473.80 
E ಕಾ 
ತಲಬುರಣಿ ತಾಲ್ಲೂರಿನವ ಚೊಂಜ್ಞಾನಾಯ್ದ ಪಂ: ಕಡಾಅನಿ/ಬ4 /ರಿಆರ್‌/ 
1 |ಶಾಂಡಾದಿಂದ ರಾಜವಾಳ ದ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ 49.00 ನಾಸೌಯೋ/ವ೦!9-2೦/ ರವ7ರ ಬಿ: 48.77 48.77 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪಂಪರ್ಕ ರಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ > _ ೦4.೦೭.೭೦೭೦ 
2 | 
ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನವದಿನಿಹಾಳ 2 ಸಂ: ಈಡಾಅನಿ/ಎ4/ಕಿಆರ್‌! 
-2 |ಶಾಂಡಾದಿಂದ ಚಡ್ರ್ತುವಾಯ್ದ ತಾಲಡಾದವರೆಣೆ ಕಲಬುರಣ 47.00 ವಾಸೌಯೋ/2೦'9-2೦! 276 ದಿ: 46.67 46.67 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ೦4.೦೭.೭೦೭೦ 
ಹಲಬುರ೧ಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೋಕ್ಸಾನಾಯ್ದ ಪಂ: ಶತಾಅವನಿ/ಎ4/ನಿಆರ್‌! 
3 |ತಾಂಡಾದಿಂದ ಚೀಮವಾಳ ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ಹಲಬುರಣ 47.00 ವಾಸೌಯೋ/2೦19-2೦/ ೮277 ದಿ: 37.60 0.00 ಪಾರಂಭಸಪಬೇಕಾಗದೆ 
-|ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಂಪಕ ರಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ೦4.೦೭.೭೦2೦ 
ಕಲಬುರಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಚನಾಳ ಪಲ: ಕಡಾಅನಿ/ಎ4/ನಿಆರ್‌/ 
4 |ಡತಾಂಡಾದಿಂದ ವರನೀಹಾಟಆ ಹಾಂಡಾದವರೆಗೆ ಶಲಬುರಣ 48.00 ನಾನೌಯೋ/2೦1೨-೦೦/ ೮೩78 ದಿ: 38.40 0.00 ಪೊರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ . 
ಪಂಪರ್ಕ ರಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ? ೦4.೦2.2೦2೦ 
TOTAL 191.00 171.44 95.44 
ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಡೆಚಿಲಂಯೋಳ ವ - 
ತಾಂಡಾದಿಂದ ಲಾಡಚಿ೦ಚೋಟ ಎ Bs ried ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಪಿ 
1 |೧ಾಅಮದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ Aland RSE SS 48.77 48.77 ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಮೀ. 1.5 ಬಿಂದ 3.೦೦) ನ 
RE | 
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AE j ಕಾಮದಾರಿ Nu 
ಆಡಟಡಾತ್ಸಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಂಖ್ಯೇ ! '| ಬಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಮಬಾಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ps 
« '್ರೆ Ss; ರಂಊಕಿದ 3 ಖರ್ಚಾದ ಹಣ. ಷರ 
ಶ್ರ. ಪಂ. ಕಾಮದಾಲಿಯ ಹೆಪರು ತಾಲ್ಲೂತು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ವಿನಾಂಕ ಹಣ ಸಾ ದೊಳಸುವ ದಿನಾಂಕ ಷರಾ 
1 2 3 4 5 | | 7 8 ° 10 
ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಥಾಡಚಿಂಚೊಂಳ ಈ ' ' | 
ತಾಂಡಾದಿಂದ ಲಾಡಟಿಲಯೋಳ 1 ee ನ ಶಾಲಿನ ರರ 1 | p ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 
2 |ಧ್ರಾಅಮದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ Aland 48.00 | ನಾನ್‌ ಸೊ) ಪಡಿ 47.78: 47.78 ಹಸ್ತಾಂತಲಿಸಲಾಣದೆ. 
ಕಾಮದಾರಿ (ಜಿಮಿ. ಡಿ.೦೦ ಬಿಂದ -.ರ೦) ರ | | 
} 
ಆಳಂದ ಡಾಲ್ಲೂಕನ ಧುತ್ತರಗಾಂವ : 
ತಾಂಡಾದಿಂದ ಧುತ್ತರಗಾಂವ ದ್ರಾಮದನರೆಣೆ ಎಆರ್‌! ನಲ ತತಾಲಿ ರರ ನ, . ಪೂರ್ಣದೊಳಟನಿ 
3 |ತಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ Aland 49.00 | ನಅರ್‌/ವಾ 48.77, 48.77 ಹಸ್ನಾಂತರಿಸಲಾಣಿದೆ. 
ಸ್ರ ಭಿ: ೦1೦8.೭2೦2೦ | - 
(ಹಮೀ. 15೦ ದಿಂದ 3.0೦) ; | 
— 
ಆಚಂದ ಡಾಲ್ಲೂಕನ ಧುತ್ತರಗಾಂವ . 
ತಾಂಡಾದಿಂದ ಧುತ್ತರರಾಂವ ದ್ರಾಮದವರೆದೆ ಅರ್‌ವ ಪರರ ಪೂರ್ಣದಗೊಳಿಿ 
4 |ಂಸಕೇ ರನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ Aland 48.00 | 47.78, 47.78 ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಸ್ರ ದಿ: ೦1.೦8.2೦2೦ 
(ಆಮಿ. 3.೦೦ ದಿಂದ 4.5೦) 0 
} 
ಮ 7 7 - 
Const., of Connectivity Road from i ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ 
Kheerunayak Tanda to Dastapur K y | ಅಡಳಡಾಡೃಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಣ 
5 Village in Aland Tq. (0.00 to ಖಿ 50.09 p.00 i - 0.00 ಸಲಾಗಿದೆ 
1.00km} ; 
TOTAL 244.00 193.10 193.10 
ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮನದಣರ ಪಂ: ಹಡಾಅನಿ/ಎ4/ರೀಆರ್‌! } | 
6 |ತಾಂಡಾಬವಿಂದೆ ಮಾಶಾಳ ದ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ Afzalpur 50.07 ನಾಪೌಯೋ/2೦19-2೦/ 2486 ಬಿ: 40.00 | 0.00 ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಪಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 7 06.1.2020 ' | 
ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೌಡಾಪೂರ ಫಲ: ಕತಾಅನಿ/ಎಸಿ/ನಿಆರ್‌/ 
7 [ತಾಂಡಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಬುಂದ ವಡ್ಗಳ್ಳಿ Afzalpur 50.09 ನಾಪೌಯೋ/ಂ೦1೨-೦೦/ ೩386 ಬಿ: 40.00; 0.00 ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ಪಂಪರ್ಕ -ರಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ' ೦೮.1.2೦೭೦ - ' 
, ‘| | 
| 
+] j 
ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳ್ಸ೧ . ಸಂ; ಶಡಾಅನಿ/ಎ4/ನಿಆರ್‌/ | | 
8 |ತಾಂಡಾದಿಂದ ಮಾಶಾಳ ಅಾಂಡಾದವರೆದೆ Afzalpur 50.00 ನಾಸೌಯೊ/೧೦1೨-2೦/ 2386 ದಿ: ! 40.00: 0.00 ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಪಂಪರ್ಜ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 061.2020 : i 
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ಕಾಮಗಾರಿ 4 
ಅಡಳಡಾತೃಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖೆ / | ಜಡುಗದಡೆಯಾದ ಕಾಮದಗಾಲಿ ಮುಕ್ಲಾಯ 
(2 K) 4 
ಕಾಮದಾಲಿಯ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಜು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ವಿನಾಂಕ ಹಿ ವ ದೊಆಸುವ ವಿವಾಂಕ ಉರ್ಚಾದ ಹಣ ಷರಾ 
I —— 
1 2 3 4 ° f 6 7] 8 9 10 
ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದರಾ-ಜ 
-  |ಠಾಂಡಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಬುಂದ ಸರಲ ಕಶ pe ಪಾರಂಭಸಪಬೇಕಾಣಿದೆ 
9 |ಹಮಮಾನ  ದೆಂವಸ್ಥಾನದವರೆದೆ Afealpur 49.00 ನಭ 39.20 0.00 ತರಂಭನಬೇಕಾಃ 
ಪಂಪರ್ಜ ರಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
A _ 
ಒಟ್ಟು 199.00 159.20 0.00 0.00 
ಬಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 1111.00 Fe 997.55 0.00 762.34 
RIDF-24 oಸೋಜನೆಯಡಿ ತೆದೆದುಹೊ೦ಡ ಕಾಮಬಾಲಿ ಪ್ರದತಿ ವರದಿ 
Weternary Dispensary @ 7 
1 |Bankalaga Village in ಅಫಜಲಪೂರ 38.00 16.92 - Aug-20 38.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
Afzalpur T' 
| | Ii [ ೭೦ದಿ1ರಂದು 
| : ೦4.೦೦. [e 
Veternary Dispensary @ ಪಲಿಷೃತೆ ಆಲಬಾಜು 
» |Belamagi Village in Aland ಆಳಂದ 38.00 08 0.00 ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅಡಆತಾತ್ಯರ 
Tq. (Change to Ambalga ಅನುಮೋದನೆದಾಗಿ 
Village) ಪಛ್ಲಸಲಾಗಿದೆ. 
TOTAL 76.00 36.92 | 38.00 
Constn., of Connectivity Road 
from Hariyan Jagadish Tempie 
1 
to Aakal i Temple @ Hariyal 190.00 190.000 190-08 Murum work U/P 
Village in Afzalpur Tq. 
— 
ನರೋಣಾ ದ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
2 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 50.000 50.00 Drain Completed 
f ಪುಲೇಪೇಟ ಹಿಪ್ಪರದಾ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 50.00 45.00 U/P 
[f 
y ನಿಡರುಂದಾ ದ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾಲಿ 50.00 50.00 35.00 U/P 
L | 
; | ರಡಿಶೇಶಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪಲಿಮಿತಿಯಳ್ಲ K 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಣಾಲಿ 50.00 50.00 35.00 U/P 
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p { ಕಾಮಣಗಾಲಿ 
ಆಡಟದಕತೃಕ ಮಲಜೂರಾತಿ ಪಂಖ್ಯೆ 1 | ಜಡುಗಸೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
್ಯ ರಾ %; H 5 
ಕಾಮಗಾಲಿಯ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಈು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ Ks i ಪ್ರಾರಂಭದ ದೊಳನುವ ಬಿವಾಂಕ ಖರ್ಚಾದ ಹಣ 
' ನಿವಾಂಹ 
2 3 4 [3 ತ 7 p 1 NEG 
ಮುಳಖೇಡ ದ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲ p 2 : 
ರಪ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 50.00 5.00 K U/P 
ಆಅಶಮೂರ ದ್ರಾಮದ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ . i 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 :50.00 . " } 40.00 Murum work U/P 
ಫರತಾಬಾದ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ i i If 
ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಪ್ತೆ ಕಾಮದಾಲಿ - 50.00 - :50.00 ; | 50.00 Conipleted 
ಸ್ಲೇಷನ ದಣಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ SE ಹ . 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಪ್ತೆ ಕಾಮಬಾರಿ 50.00 '50.00 50.00 Completed 
| | ಡೌ 7 SN y H 
ಹೊಗದನೂರ ದ್ರಾಮದ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ' _ 
ರಸೆ ಕಾಮಬಾರಿ 50.00 50.00 A 50.00 : Completed 
TOTAL 640.00 ki 640.00 - 4 540.00 
| GRAND TOTAL 2643.55 2057.02 3 1522.04 
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KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LIMITED KALABURAGI DIVISION-1., 


DIVISION ABSTRACT » 
2017-18 to 2019-20 (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ವಿಭಾಗ / ಉಪ] ವಿಧಾನ ಸ A IW 
ಕ್ರಸ ಜಿಲ್ಲೆ ನ a ಸ 4 ಘಾ ವರ್ಷ ಯೋಜನೆ A ಅಂದಾಜು | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಜಿಟಿ Ka 462 | ಅಂದಾಜು ಫಟಿ 0 | ಅಂದಾಜು i 08, |S ಷರಾ 
3 ಖೈ | ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ p) ನ್‌ | ಮೊತ್ತ ೩ ಹ | ಮೊತ್ತ p] ೬ | ಮೊತ್ತ [ 
ಧಃ ಅನುಬಾನ: ಘ್‌ kd ಪು 
2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 | 17 18 19 20 
ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಘ್‌-221 1 25.65 25.65 25.65 | 000 1 25.65 | 25.65 0 000 .| 0.00 0 0.00 | 0.00 
್ಲ dk 
ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ 3 32.40 3240 25% | 230 ೨ 260 | 2160 7 1080 | 800 0 0 000 
00 |4| 50 | 16550 S650 | 9.00 3 15450 | 15450 I iioo | 200 0 000 | 000 
Rs 15 i088 | S28 | ii |2| 7 |6| S160 | S| N62 [16450] 7 |25600| 000 
Hi 
ಎಂಎನ್‌ಡಿಪಿ 7 5750 7576 CEN ET 5750 | 3750 ry 000 | 000 9 005 | 0.00. 
[= p | 
ಸ 1 1400 34.50 4.00 |-850| 1 [300 ]|430o0] 0.00 | 0.0 9 |} 000 | 0.00 
_ —— ~ 
ಒಟ್ಟು TNs 9364 T0476 | 15 | 5805 | 8895 | 7 | 33808 [19450 | 7 |25600| 000 
“TF 
ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ-1 | ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಅರ್‌ ಎಡಿ.ಎಫ-23| 1 36:60 36.60 36.60 | 0.00 1 36.60 | 36.60 fy 0.00 | 0.00 0 0.00 | 0.00 
2018-19 | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ | 2 | 45088 | 150.00 | 9100 | 39.00 1 50.00 | 30.00 5 182.15 | 6100 7 1238.75 | 000 
ಟರ್‌ 4 |isso}) 5023 |isrso[-727| § |15750|15750} 9 0.00 | 0.00 0 0.00 | 0.00 
J 
ಒಟ್ಟು 77 Tass | 316835 |S |7| 10 | 2240 | 20 |S 182135 | 6100 7 [23875 | 000 
L: i 
2019-20 |ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-9! | 1195 1.95 95 | 0.00 1 195 | 195 0.] 000 | 000 0 0.00 | 0.00 
Ex 1 r 
ಸಫರ್‌ N 8.16 7.34 816 [-002| 1 8.16 8.16 f 0.00 | 000 0 0.00 | 000 
2219-20 
ಒಟ್ಟು p 2011 1529 oN | 08 2 0H | 2011 Too | 000 [) 000 | 000 
ಬಟ್ಟು (ಚಿತ್ತಾಪೂರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) UTAH | 386 | A057 03 | 10esi6 | 1 | SA [2550 | 14 [475 | 000 | 
ಘಾಡ | 2 | 2500 | 100.00 2500 [2500 | 3 | 2500 | 12500 f 006 | 000 | 0 000 | 0.06 
ಎಂಎನ್ಯಾಡ ] 560 3650 500 BO] 1 5000 | 36.00 fy 006 | 0.00 ¢ 000 | 000 
ಎಸ್‌ಡಿಎ 3 50.00 115.00 2006 | 500 | 2 | 500 | 500 i 1500 | 500 f) 005 {000 
B } 
ಸಾಂ. I 38s 32000 | 28000 | 4000 | 0 000 | 0.00 | 3851 [28000 | 000 | 0.00 
ಕೆ.ಎನ್‌.ಎನ್‌.ಎಲ್‌. 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿಟಎಸ್‌.] 22 115400} 15400 3125 | 2275 | 9 000 | 0.0 21) | 14700 | 13125 1 700 | 000 
ಷಿ. % ಹ 
2017-18 1 
ತೋಟಗಾರ 2 75 |- 735 600 | 115 1 600 | 6.00 f) 0.00 | 000 I is | 000 
ಇಲಾಟಿ ಸ 
1 
ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್‌. ಭ್‌ 
೩. ನಂಥಾಲಯ | 2 | 3000 30.00 15.00 | 15.00 I 15.00 | 15.00 0 0.00 | 0.00 i 1500 | 0.00 
ಕಟ್ಟಡ K 
FEY 3 5608 27.00 3200 {300 | 2 | 2400 | 2400 7 1200 | 800 f 000 | 0.00 
ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಟಿ ನ 
Lien ipeke 3 1070 58.80 48.20 | 10.60 }.| 40.00 | 40.00 2 67.00 | 2780 0 0.00 | 0.00 
ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ-1 We 


[Cd 


ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಥಿ ್ರಾ 
ವಿಭಾಗ / ಉಪ| ವಿಧಾನ ಸಭಾ FI ಯು 
ತ್ರಸಂ|, ಜಿಲ್ಲೆ ವಭಾಗೆ ಧಾನ್‌ ವರ್ಷ ಯೋಜನೆ ಸಂಜ | ಅಂದಾಜು | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಉಳಿಕೆಯಾ ಒಖ |ನದಾರು| 409, | ಅದಾ | _ ಅಂದಾಜು ಷರಾ 
} ಸತ ಸೌಜ್ಯ | ಧೊತ್ತ | ಅನುದಾನ - ನ | ಸಂಖ್ಯೆ | ವಂತ ಳ್ಛ ಸಖ್ಯ ತ್ತ | ನೆ ಸಚ] ನೆ 
- ಆನುದಾನ - > > 
ಗರರ್ಮಾಕ ಒಟ್ಟು 39 967.66 848.45 807.45 1.00 10 375.00 | 375.00 26 569.51 | 45205 3 2315 | 000 
ಖಿ 
ಎಂಪವ್ಯಾಡ F 20.00 566 7000 | 5೨0 ] 20.00 | 20.00 000 | 500 fy 000 | 0.00 
, ಎಸ್‌ದಿಎ F 10.30 10.80 i080 | 0.60 7 10.80 | 1080 000 | 000 9 000 | 000 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ - 
ಸಮಾಜ ಕಲಾ 860 _. 
208-19 4 48.00 1640 28.60 ;| -1180 I 12.00.--| 12.00 2 24.00 | 16.60 1 12.00 | 0.00 
Ey 4 791.00 152.30 $180 | 7100 p 9600 | 7680 F 9500 | S007 000 | 060 
ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ. 
' [2 [250 5180 250 |-00| 2 |2|] 9 0.00 | 0.00 90 |00 |00 
ಒಟ್ಟು 12 [29230 | 2720 | 165.70 | 5350 7 T1130 | 14210 4 11900 | 2160 7 1200 [| 000 
ಅರ್‌.ಐಡಿ.ಎಘ್‌-೫| 2 {10000 | 0.00 56.00 | 4400 1 50.00 | 50.00 1 50.00 | 600 0 000 | 0.00 
3 2009-20 Taso RE) EO EE TI TT j DE EE EET 
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖ 3 2100 2150 800 {1300 Fy 0.06 | 000 1400 | 800 7 700 | 0.00 
ಎಷ್ಟು $6 {14280 | 13190 6650 | 6540 [ 000 | 5000 3580 | 1650 I 700 | 0.00 
ಒಟ್ಟು (ಕವಮಿರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕೇತ) ” 57 [140276 | 1955 | 103765 | 15990 | 18 | 58630 | S70 O34 | TAS | 40S 3 4215 | 000 
ವ್‌ - 
ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ 356.25 { 33750 | 30800 | 29.50 0.00 | 0.00 356,25 | 308.00 0.00 | 000 
ಯೋಜನೆ 5 0 5 0 
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ [2 9.14 1084 ua | 32 f 352 | 4914 ] 70.00 | 6500 000 | 000 
1 2017-18 | ನಾಸಾದ್ಯಮು 7 5000 553 3000 | 000 ] 3000 | 30.00 FS 060 | 000 000 | 0.00 
ಕಸೆಆರ್‌ಡಿಬ I 168.46 134.77 16846 |-369| 1 168.46 | 168.46 0 000 | 0.00 0.00 | 0.00 
ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ೨ | 13000 130.00 130.00 | 0.00 [ 2 | 30.00 | 130.00 0 6.00 | 0.00 0 000 | 0.00 
ಒಟ್ಟು mM [82385 | 76 | TOSS | 74 | 5 | 39760 [30760 | 6 | 42625 | 373000 000 | 000 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
2018-19 | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ 4 |40000| 14257 | i600 | -3.43 0 000 | 0.00 4 | 400.00 }|146.00|] 9 0.00 | 0.00 
ಯೋಜನೆ § 
2 ಕಲಟುರಗಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ | 5 18238 T) 5200 | 4300 7 2500 | 2500 3 107.38 | 2700 ] 5000 | 000 
'ಲಬುಃ 
ಕೆಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ-। 
ದಕ್ಷಿಣ ಕೆಕೆ.ಅರ್‌ಡಿ.ಬಿ 36.56 31.20 25.00 | 520 500 | 5.00 3156 | 20.00 0.00 | 0.00 
ky 2018-19 3 . 2 1 0 
ಡವ್ಯಎಸ್‌ಎನ್‌ ] 17.00 17.00 1700 | 0.00 Y 17.00 | 17.00 f) 08 000 fy 00 | 000 
ಒಟ್ಟ 13 [633594 28477 | 28000 | 4477 4 4700 | 4700 $ $3894 | 19300 | 1 $000 | 000 
205-20 Taos | 12 | 10000 5000 100.00 [3000 | 12 | W006 | 10000 | 000 | 000 fs 000 | 000 
ಗಣಿ ಮತ್ತುಥೂ | 192.78 $0.00 80.00 60 0 000 | 000 1 192.78 | 80.00 0 0.00 | 0.00 
ವಿಜ್ಞಾನ | 
ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಬಿ ಮ K 
WRN 4 |U57 i150 3a |-2031 | 3 130.8: | Bos I 1497 | 200 0 0.00 | 0.00 
ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ 
Kd 20. 
Ke 4 |200.0{ 20000 |10.00 |2000| 3 | 150.00 | 150.00 1 50.00 | 30.00 9 0.00 | 0.00 
ಜಲ್ಲಾ ಪಂಜಾಯತ| 3 38.4] 3537 3a | 000 p aa | asa fy 000 | 000 0 050 | 000 
Ll 


H 


ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೊರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಚೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
Hs ವಿಭಾಗ / ಉಪ| ವಿಧಾನ ಸ 
ತ್ರ ಜಿಲ್ಲೆ i ಧಾನ ನಾ ವರ್ಷ ಯೋಜನೆ 5 ಅಂದಾಜು | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವೆಚ ಉಳಿಕೆಯ ಸಂಜಿ | ಅಂದಾಜು ವೆಚಿ ಸಂಖೆ, | ಅಂದಾಜು ವಚ ಸಂಖ [ದಾರು | ಷರಾ 
pi ಜೆ | ಫ್ಹೂತ್ತ | ಅನುದಾನ p » | ಮೊತ್ತ ಸ $ | ಮೊತ್ತ ಃ 5 | ಮೊತ್ತ ಸ 
- ಅನುದಾನ > ಕ್‌ - 
ಒಟ್ಟು 23 686.97 489,91 54122 | ~-5131 20 429,22 |,429.22 3 257.75 112.00 [ 0.00 0:00 
ಒಟ್ಟು (ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 47 2146.76 1537.79. 155181 | -14.02 29 187382 T3738 17 1222.94 | 678.00 1 50.00 0.00 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ | - 
ಗಪ್ರಮ ವಿಕಾಸ 4 380.00 190.00 173.00 17.00 0 0.00 0.00 4 380.00 173.00 0 0.00 0.00 
H 
ಯೋಜನೆ . 
ಪಶುಸಂಗೋಪನ 
ಇ ಇಲಾಖೆ 
2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 1 30.90 30.90 30.90 0.00 1 30.90 30.90 [ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
(ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌ 
22) 
ಜೇವರ್ಗಿ ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ R 
3 ಕೆಲಬುರಗಿ ಜೇವರ್ಗಿ 2017-18 ರ್‌ 'ಿ 5 150.00 149.75 150.00 0.25 5 150.00 }: 150.00 [) 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
. ಉಪ ವಿಭಾಗ ಇಲಾಖೆ _} - 
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ IN 
4 1 100.00 93.10 100.00 6.90 1 100.00 100.00 0 0,00 0.00 0 0.00 0.00 
ಇಲಾಖೆ 
ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಬಿ , 
ಮೈಕ್ರೋ 2017- 1 13.75 11.00 13.75 -2,75 1 13.75 13.75 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 , 
18 - 
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು R 
6 4 Kd 2 30.00 30.00 30.00 0.00 2 30.00 30.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 
ಒಟ್ಟು 14 704.65 504.75 497.65 7.10 10 324,65 | 324.65 4 380.00 173.00 0 0.00 0.00 
ಪಶುಸಂಗೋಪನ 
ಇ ಇಲಾಖೆ \ 
- ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 1 36.60 36.60 36.60 0.00 1 36.60 36.60 [0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
(ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌: ’ 
23) 
Fe - 
ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ | | | 5000 | 5000 | 4500 [50 | 0 | 00 | 00 1 {5000 [4500] 0 |0| 000 
ಇಲಾಖೆ 
- d 
ಜೇವರ್ಗಿ ಆರ್‌.ಕೆ.ವಿ.ವೈ 1 21.12 2112 18.00 3.12 0 0.00 0.00 1 21.12 18.00 [3 0.00 0.00 
ಕಲಬುರಗಿ | ಏಭಾಗ | ಜೇವರ್ಗಿ | 2018-19 —! 
ಉಪ ವಿಭಾ: ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ - 7 
4 ಅಂಗನವಾಡಿ 4 43.20 43.20 43.20 0.00 4 43.20 43.20 0 0.00 0.00 [ 0.00 0.00 
ಕಟ್ಟಡಗಳು 
ps 
ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಬಿ 
ಮೈಕ್ರೋ 3 50.00 49.88 49.49 0.39 3 50.00 49.49 [) 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
2018-19 


T F ವಹಿಸಿರುವ ಕುಮಗಾರಿಗಳು | - J ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಇಮಗಾರಿಗೆಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ವಿಭಾಗ / ಉಪ| ವಿಧಾನ ಸಭಾ K 
ಕಸ ಜಿಲ್ಲೆ te ಸ ವರ್ಷ ಯೋಜನೆ 40 | ಅಂದಾಜು | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟ್ಟ (RS ಸ ಆಂದಾಬು ಸ ಸಂಖ | ಅಂದಾಜು pa 40 [ಅಂದರು ಬ್ಯ 
ಜ್‌ ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಒ ಜ್ಯ | ವತ್ತ [) | ಮೊತ್ತ a 51 ಮೊತ್ತ [] 
ಸ ಅನುದಾನ 3 3 ೫ 
ಲೋಕಸಬ 1 10.00 10.00 10.0 | 0.00 1 10.00 |} 10.00 0 000 | 0.00 0 0.00 |} 0.00 
ಸದೆಸ್ಕರ ನಿಧಿ . . . . . k . . , . 
ಒಟ್ಟು 1 210.92 210.80 202,39 | 851 9 139.80. | 139.29 2 7112 | 6300 0 000 | 000 
ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ 
ಮ ಇ 3 75.00 75.00 37.00 { 38.00 1 25.00 | 25.00 1 25.00 | 12.00 1 25.00 | 0.00 
ಇಲಾಖೆ - 
ಕಲಬುರಗಿ | ಜವರ | ಹ್ಞ್ಯವರ್ಗಿ 1-209-20 ಮ : ) 
ಉಪ ವಿಭಾಗ ೯ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ 2019] 1 11.03 9.91 1.03 | -12 [ 1.03 11.03 [) 0.00 0.00 0 0.00 | 0.00- 
20 
5054 Flood 
Works (2019) 8 315.00 315.00 31.00 | 400 7 265.00 | 265.00 1 50.00 | 46.00 [) 0.00 | 0.00 
20) , 
| ಒಟ್ಟು 12 401.03 399.91 359.03 | 40.88 9 301.03 | 30103 2 75.00 | 5800 1 2500 | 000 
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ 
Ky 1 100.00 93.10 100,c0 | —.90 1 100.00 | 100.00 [) 0.00 0.00 [) 0.00 | 0.00 
ಇಲಾಖೆ 7 
ಜೇವರ್ಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಕತ್ರಲಡ್‌ಡದಿ p 
ಕಲಬುರಗಿ ಸ 2017-18 |ಮ್ಹಾಕೋ 2017- 
ಉಪ ವಿಭಾಗ | ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ 2 70.00 62.00 70.03 | -8.00 2 70.00 | 70.00 [) 0.00 0.00 [) 0.00 | 0.00 
ಸಿ.ಎಮ್‌.ಡಿ.ಕ್ಕೂ 
ಲೋಕಸಭಾ 
2 35,00 -27. 35.00 | -715 1 0.00 | 10.00 1 25. 18.25 [) 0.00 | 0.00 
ಸದಸ್ಕರ ನಧಿ 0 27.85 p 1 0 00 
ಒಟ್ಟು 5 2050 182.95 205.00 "| -22.05 4 180.00 | 180.00 1 25.00 | 1825 0 0.00 | 000 
Je 
R ಆರ್‌.ಕೆ.ವಿ.ವೈ 1 21.12 21.12 2112 000 | 21.12 21.12 0 0.00 0.00 0 0.00 | 0.00 
ಕಲಬುರಗಿ |, ಜೇವರ್ಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | 8-19 [ಸಮಾಜ ಕ K 
ನ 'ಜ ಕಲ್ಮಾಣ 
ಉಪ ವಿಭಾಗ | ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ 42 10.20 55.10 55.10 0.00 36 80.20 | 80.20 6 30.00 | 15.00 [) 0.00 | 0.00 
ಒಟ್ಟು 43 131.32 76.22 762 | 000 37 101.32 | 101.32 6 30.00 | 1500 [) 0.00 | 000 
| 
5054 Flood 
3 150.00 150.00 150.00 | 000° 3 150.00 } 150.00 [ 0,00 0.00 [) 0.00 | 0.00 
ಕಲಬುರಗಿ | ಜೇವರ್ಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | 29-20 ] 
ಉಪ ವಿಭಾಗ [! ಗ್ರಾಮೀಣ ) 
ಲೋಕಸಃ ) p 
TF gi 1 20.00 12.60 14.60 | 0.00 [ 0.00 0.00 1 20.00 | 14.60 [) 0.00 | 0.00 
ಸದಸ್ಯರ ನಿಧಿ 
HU ks 
ಒಟ್ಟು 4 170.00 164.660 164.60 | 000 3 150.00 | 150.00 1 2000 | 14.60 [ 000 | 000 
ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು 246 |745056} 554718 |541291[13427| 146 [372008370037 79 31858 [M6ss0] 2 [6190 | 000 
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T ———— r 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕ 
. K ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ದ್‌ 
ಕ್ರ ವಿಧಾನ ಅಂದಾಜು ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇದ . > K 
hf ಜಿಲ್ಲೆ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ' ಹೆಸರು / ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ k N¢ ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಷರಾ 
ಸಂ) ನಔ [ಸಭಾಕ್ಷೀತ ಸರು / ಸಂಖ್ಯೆ | ಮುತ್ತ ಪಚ [ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖೆ [ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ಠೌ ಪತಿ, 
» - = ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಚ " 5 5 N 
' ಸಂಖ್ಯೆ 
+ _ - | 
1 2 3 4 WN 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 
ಪ್‌-!ಪ N _ 2 
1 ಕೆಲಬುರಗಿ ಚಿತಾಪೂರ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌- ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ 25.65 25.65 0.00 25.65 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
~ 22 ಲಾಡ್ಲಾಪೂರ:. \ K » 
ಒಟ್ಟು 25.65 25.65 0.00 25.65 1 [ 0 
ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ ಗನವಾಡಿ ಕಟಡ 2 
2 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟ 10.80 . 10.80 0.00 10.80 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2017-18 ಹುಳೆಂಡಗೇರಾ / ಲಕ್ಷ್ಮೀಪೂರವಾಡಿ 
— Bi 
ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ 
3 ಕಲಬುರಗಿ ಚಿತ್ತಾಪೂರ 2017-18 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಚಾಮನೂರ. 10.80 10.80 0.00 10.80 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
} .ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪ [ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ - - | 
4 ಕ ರಗಿ ನಿಪ ಬ . N 10,80 . 8.00 1 0 ತ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ 
ಅಬುರ' ಚಿತ್ತಾಪೂರ 2017-18 |ಮೂಡಬೂಳ-2 / ದಂಡೋತಿ 10.80 0 00೦ " 0 ಛತ್ತ , 
- UU 
ಒಟ್ಟು 32.40 32.40 0,00 29.60 2 1 0 ' 
ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ 
ಪ್ರಥಮ ಲೆ 
5 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತಾಪೂರ | ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು 46.50 46.50 0.00 46.50 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[el ೨" ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್‌ ಹಾಲ್‌ | 
ನಿರ್ಮಾಣ. " NR 
ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ _ 
Kd ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ |ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು 96.00 96,00 0.00 96.00 1 0 [0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ: ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 
_ RN 
ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ 
ಪ್ರಥಮ 
7 | ಕoಟುರಗಿ | ಜಿತಾಪೂರ | ಕಾಲೇಜು ಶಿಕಣ [ನನಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು 12.00 12.00 0.00 12.00 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವ " |ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ 
ಶೇಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 
A Rui 
ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ 
ಈ 
- ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಬೆಸಮೇಂಟ್‌ ಕೆಲಸ 
8 ಕೆಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ 11.00 11.00 0.00 2.00 0 1 0 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವ Cl 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
& ಒಟ್ಟು 165.50 |} 165.50 0.00 | 15650 3 1 0 
- LL —- 


la 


- ಪಾರಂಭಿಸಬೇಕ 
- ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ನ - 
ು u ಷ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದ 
ಜಲ್ಲೆ | ನನ್‌ | ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖ್ಯೆ [5೦ದ್‌ದ್‌ [ಪದ್ರಗಡಿಯಾದ |ಬೇಕಾದ ಬಾಃ | ಆರಿ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ 
ನ ತ್ರ ; ಮೊತ್ತ - ಮೆಚ್ಚ |ಕಾಮಗಾರಿಗಳ, ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
4 ಭವ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಈ ಖಿ ರ ಸ 


ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 


ಚೀತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕೀನ 

2 ಮುಗಳನಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ | 
ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ (ಇರುವ ಮಹಾನಗರ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ 100.00 50.00 50.00 100.00 1 [u 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜೇಮಸಿಂಗ್‌ ಮಹಾರಾಜ ಮಠದ KX 

ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ p ; . 


ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ 

ಮುಗುಳನಾಗಾಂವ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಗುರು ಸಿದ್ದಲಿಂಗೆಶ್ಚರ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 100.00 75.00 25.00 100.00 1 ್ಲ 0 0 
ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠದ ಬಳಿ 
p ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


bp 


ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ 


[sR 
ಈ 
} 


ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಗಲಾ 


p ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ 
ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ |” Ka ರ K pi 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿಕ 


ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, p 


100.00 75.00 25.00 100.00 1 0 ¥ 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಟಕಲ್‌ 
ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ; 
ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ |ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 18.00 10.00 8.00 18.06 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಟಕಲ್‌ 

ಕಲಬುರಗಿ. | ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ |ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 7.00 700 0.00 7.00 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮ ) ದಿವ [] KS 

ಬಳಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


dl 
ಚೀತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕೀನ 


- ಹೋನಗುಂಟಾ ಚೆಂದ್ರಲಾಂಬಿಕೆ 
ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ [ದೇವಿ ದೇವಸ್ತಾನದ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ 75.00 50.00 *25.00 75.00 1 [ 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮೂಲಸೌಲಬ್ಯಗಳ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ * 

ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ 
ಚಂದ್ರಲಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 
ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹ್‌ ® 
ಣ್‌ 3 5 [ನನ್ನತ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


116.70 94.00 22.70 116.70, » 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


— 


r 
| ಒಟ್ಟು  [ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ | ತರಂಭಿಸಬೇಕ 
ಜಲ್ಲಿ 1 ನನ್‌ನ | ಸ್ರೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖೆ 55ರ [ಟ್ರುಗಡಯಾದ | ಬೇಕಾದ ಬಾ ಆರಿ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಷರಾ 
ಸಾ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ೪] ಮೊತ್ತ - ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ| ಕಾಮಗಾರಿಗಳ: ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಅನುದಾನ . ಅನುದಾನ ಟ 
- ಸಂಖ್ಯೆ 
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ N 
'ಪೇಠಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
16 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ 27.38 10.00 17.38 6.50 0 1 0 ರೂಫ ಲೆವೆಲ್‌ 
ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡ § " 
ಕಾಮಗಾರಿ. . 
1 1 
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ | 
. ಕೋರವಾರದ ಶ್ರೀ - 
17 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ (ಅಣವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ಥಾಮಿ 50.00 10.00 40.00 20.00 0 1 0 ರೂಫ ಲೇಡ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿಕ - 
ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ 
ಮುಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಮೇ 
} ನಂ.481 ರಲ್ಲಿ'132 ಎಕರೆ ಸುಣ ಬಣದ ಕೆಲಸ 
18 | ಕಲಬುರಗಿ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ _ 188.90 141.68 47.22 140:00 0 1 0 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದರ್ಜೇಯ ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ವೆ-ಸೈಡ್‌ ಫೇಸಿಲಿಟಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಕಟ್ಟಾ ಟ್ರಸ ಕೆಲಸ 
19 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ by ಮುರವ ರಾರದ 25:00 20.00 5.00 8.00 0 1 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಒದಗಿಸುವುದು. ~ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ms ——f- 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪೂರ 
. K ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಗುರ ಎನ್‌. ಟಸ್‌ 
20 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬೋಜಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ 25.00 10.00 15.00 "10.00 0 1 0° ಹೊಳ ಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮಠದ ಹತಿರ ಮೂಲಭೂತ K 
ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ. ; 
ಕೆಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪರಿಷ್ಣೃತ 
ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಗುರ ಎನ್‌. ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ 
21 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಭೋಜಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ 25.00 10.00 15.00 0.00 0 0 1 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ನಿವಾಸ ನಿಮಾಣ. ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


KS 


EEN p: 
p ಪಾರಂಭಿಸಬೇಕ 
ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ¥ ಹ್‌ 
ಕ್ರ ವಿಧಾನ ಅಂದಾಜು ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇದ f 
[ರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ' | ಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ fg ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸುರ 
ಸಂ ನ 1|ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಹಸರು / ಸಂಖ್ಯ | ತ ವೆಚ್ಚ |ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಘಟಕ ಅಗ / 
ಣ್ಯ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಆ - ರಿ ° 
| ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ 
| pe 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ 
ಪಟಣದಲ್ಲಿರುವ 200 ವರ್ಷದ 
22 | ಕಲಬುರಗಿ |" ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ [ನೌ ಆ 50.00 20.00 :30.00 0.00 0 [) 1 ಪ್ರೊರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಣಿ *"" [ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇದ್ದಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ K 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
B ಪರಿಷ್ಠತ 
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲ್ದಾರ್‌ k ಇ ಸ 
23| ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ [ಮದ ಕೋರಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ 50.00 20.00 30.00 000 0 0 1 ಸ ಕ 
* ಈ ನ |ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸ i ; ; ಘೂ ಅಡಸತಿತ್ಪ! 
| ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ H K 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಪರಿಷ್ಲೆತ 
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಲೂರ Er 
ಅಂದಾಜು ಪ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ನರ Fy 
24 ರಗಿ ಚಿತಾಪೂರ | ಪ್ರವಾಸೆ ವ Fe ಧು H A 36. .00: - sp 
ಕಲಬುಃ ತ್ರಾಪೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿ 56.00 20.00 36.00 0.00 0 [ 1 ( 
ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಭನುಮೋಧನೆಗಾಗಿ 
€ J ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ 
ಜಿತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾವೂರ ಛಡಳಿತಾತ್ಮತ 
ಸ ಸ ಅನುಮೋದನೆ 
25 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಧಮ (ಸಮದ ಶ್ರ: ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ 25.00 0.00 25.00 0.00 0 0 1 ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು 
3 ೫ ೨" |8ಮಠಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ' ' " i KN 
ಒದಗಿಸುವುದು. ಕಾಮಗಾರಿ 
4 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದ 
N3 & 
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶಿ 
ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ 
ಹೊನಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ. ; ಸ 
26 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತಾಪೂರ | ಪ್ರವಾಸೋದ್ರಮ |ಚಲದ್ರಲಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 25.00 0.00 25.00 0.00; 0 0 1 y ಈ 
ಮ ಸ H Us 5 ಕಯ ಅನುಮೋದನೆಗೆ 
ಅಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ie 
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾವೂರ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶರ ಆಡಳಿತಾತ್ನಕ 
27 | ಕೆಲಬುರಃ ಪೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ |, ಮ 2 KN g . 15. 0.00: 0 0 1 ಹ 
ಗಿ | ಚಿತ್ತಾಃ ರ | ಪ್ರವಾಸೋ ್ಯ ಏದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹತ್ತಿರ 25. 10.00 00 00 ಅನುಮೋದನೆಗೆ 
ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಒಟ್ಟು 1088.98 632.68 456.30 701-20 7 5 7 
ಚಿತಾಪೂರ ಪ R § K 
28 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ಎಂಎಸ.೩.೩ [ನನರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 51.50 45.76 1.74 57.50 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಒಟ್ಟು 57.50 45.76 11.74 57.50 1 0 0 


ಪಾರಂಭಿಸಬೇಳ 
Ka ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ p ನ 
ಫಸ ವಿಧಾನ , |ಅಲದೌಜು Ee ಆರ್ಥಿಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇದ 
ನ ಜಿಲ್ಲೆ : . 'ಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ fi ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ಫಡ ಯೋಜನೆ: | ಕಾಮಗಾರಿಯ:ಹೆಸರು ಸಂಖ್ಯ] ವಚ [ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯ[ಕಾಮಗಾಂಗಳ | ಭೌತಿಕ ಪಗ 
= ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಟಿ ' ° 
| p ಸಂಖ್ಯೆ 
T — 
:  |ಜಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ 
29 | ತಲಟುರಗಿ | ಚತಾಪೂರ | ಲರ್‌ ಮನಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, 43.00 34.40 8.60 43,00 ಸ] 0 [) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2017-18 |ಸಿಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು, _ 
ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. y 
L_. ES ee 
ಒಟ್ಟು $ 43.00 34.40 8.60 43.00 1 0 0 
ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು 1413.03 936.39 ’ 476.64 1013.45 15 7 7 


KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LIMITED KALABURAGI-I 


lx 


ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಫಂ ರಾ 


4 


5 


ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌- 
23 


ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಕಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ 
ಭೀಮನಳ್ಳಿ. 


ಒಟ್ಟು 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ' 
ಅನುದಾನ 


eS 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ 
ಅನುದಾನ 


ಆರ್ಥಿಕ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


| ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


10 


11 


ಪ್ರಾರೆಂಭಿಸಬೇಕ 
ಇದ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ 


ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 


ಹರಾ 


12 | 


1 


0 


0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


2018-19 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಹಜರತ 
ಖಾಜಾ ಮೋಯಿನ್‌ ಚಿಸ್ತಿ 
(ವಾಡಿ) ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


"30.00 


30.00 


0.00 


30.00 


0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


[oe 


ಕೆಲಬುರಗಿ 


೩ 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ 
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ 200 ವರ್ಷದ 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇದ್ದಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


50.00 


20.00 


30.00 


20.00 


ಆವರಣ ಗೋಡೆ 
ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


A 


2018-19 


2018-19 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪೇಠ 

ಶೀರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ - 
ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ಷ ಮಠದ 

ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


£7.38 


10.00 


17.38 


5,00 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ 
ಕೋರವಾರದ ಶ್ರೀ 
ಅಣವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ 'ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿಕ 
ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕೆಲಬುರಗಿ 


ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಕಟ್ಟಾ 
ಗ್ರಾಮದ ಮುರುಗರಾಜೇಂದ್ರ 
ಮಠಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


£4.75 


10.00 


4475 


25.00 


0 .| ಫ್ಲೀಂತ್‌ ಲೇವಲ್‌ 


2018-19 


0 ಛತ್ತ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 


2018-19 


2018-19 


i - pi 


w la 


1 . ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿ 


ಒಟ್ಟು |ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 


ವಿಧಾನ S ಅಂದಾಜು "ಆರ್ಥಿಕ: | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇದ ANI ಲ 
ಜಿಲ್ಲೆ ಯೊ ಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ i ಕ f ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಷರಾ 
ನ |ಸಭಾಕ್ಷೇತ AS ALE | " ವೆಚ್ಚ ' | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ ಪ್ರಗ 
ಹಳ ವ್‌ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಸ್ರಿ [ Sn ; 
' ಸಂಖ್ಯೆ 
IR, 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ¥ 
ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಗುರ ಎನ್‌. : ಸ ನೀಂತ್‌ ಬೀಮ್‌ 
ಕಲಬುರಗಿ. | ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ |ಬೋಜಲಿಂಗೇಶ್ನರ ಸಂಸ್ಥಾನ 25.00 0.00 25.00 5.00 ; [ 1 0 ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 2018-19 


ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲ್ದಾರ್‌ 


್ಞ ಗ್ರಾಮದ ಕೋರಿ ಸಿದ್ದೇಶರ 
ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ | (ಸು 
ಕ 6" [ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸ 


ನಿರ್ಮಾಣ ; k 


54.75 ” 20.00 34.75 0.00 [) 0 ] ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 2018-19 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪೂರ 
ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಗುರ ಎನ್‌. 


| 
i ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ 
ಪ s. | . 
ಕೆಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ |ಬೋಜಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ 28.00 10.00 18.00 0.00 | 40 0s 1 ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 2018-19 


pe ke [) } ಮ 
ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿಕ +] H ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ನಿವಾಸ ನಿಮಾಣ. ಛಿ 1 


ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ 


[4 
A ! H ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
3 i ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲ್ಲೂರ | ಈ ಕಛೇರಿಯ 
ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಭನ er A 56.00 20.00 - 36.00 0.೦0 | 0 0 1 ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 20851 
| ೇವಸ್ಥಾಃ ್ತಿ ತ್ರಿ ವ 2018-19/802 
ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. [ ದಿನಾರಕ : 
- ! 13.12.2018 ರಂದು 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
- ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ 
| 4 1 , ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾವೂರ \ vi 4 ಅನುಮೋದನೆ 
ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 3ನ ೨ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ 25.00 0.00 25.00 00೪: 0 0 ೫ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು 2018-19 
pe - ಮಠಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಂರ್ಯ oR ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೌಮಗಾರಿ. f ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುಪುದ 
R °, 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೆೇಕ 
ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಸ pd 
ವಿಧಾನ ಅಂದಾಜು. ಟೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇದ 
ಜಿಲ್ಲೆ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ k Na ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ರಾ 
ನ | ಸಭಾಕ್ಷೀತ ಹಸರು / ಸಂಖ್ಯ | ತ್ಯ ವೆಚ್ಚ, | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ! ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಚ್ಯೆ| ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ನೌಕ ಪಗ ಷ 
ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಇ [4 » 
ಸಂಖ್ಯೆ 
— 
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ 
ಹೂನಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ - ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿ; 

“12 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಂದಲಾಂಭ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 25.00 0.00 25.00 0.00 0 0 1 ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 2018-19 
ಮೂಲಬೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. : 
ಕಾಮಗಾರಿ 

I | i 
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ 
ತೋನಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿ: 

13 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ |ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 25.00 0.00 25.00 0.00 0 0 1 ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 2018-19 
ಮೂಲಬೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿಬೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚಿತ್ತಾಪೂ | ೧ರ 
ಸಾ ಈ ವಗ ಅಂದಾಜು ಪತಿ 

14 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ [೫ "ನ ಡ್ನ ಚ 25.00 10.00 15.00 0,00 0 [) 1 ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 2018-19 

ವಿಧ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹತಿರ | W 

9 ps ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಣ. \ 
FN Sl - 2 - 

ಒಟ್ಟು 450.88 130.00 320.88 91.00 1 5 7 

—— N [EN 
ತಾಲೂಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 
ಕೆಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಬ |ಚಿತ್ರಾಪೂರನಲ್ಪಿ 
ಕಲಬುರ; ಚಿತ್ತಾಪ Ng ದಾ 20.00 19.80 0.20 20.00 1 0 [) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2018-19 

೨ | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ - ಮೂರ್ಣಿಗೂಂ 8-1 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಾ 

ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್‌.ಡ.ಬಿ |ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ; | 
ಕ ತಿತ್ತಾಪ in ಗ್‌ “| 40. K 0. 40.00 11 0 [) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಜೆ 2018-19 

16 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ 2018-19 ಆಕ್ಸಿಜನ್‌. ಯುವಿಟ್‌ 0.00 39.60 40 ಪೂರ್ಣಗೊಂ 
ಸೌಲಭ್ಯ 

[ i [MN - — 
ಹೆಬ್ಬಾಳ ' - : 

ಕೆಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಬಿ 'ಸ.ಆ.ಕೇ೦ದ್ರಗಳಲ್ಲಿ : . 
17 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ Ny 20.00 19.80 0.20 20.00 1 [) 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2018-19 
_ 2018-19 |ಹೆಚ್ಚುವರೆ ಕೋಣೆ . - k 
ನಿರ್ಮಾಣ 
mk 

ಗುಂಡಗಗುರ್ತಿ } 
) ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಬ |ಸ.ಆ.ಕೇ೦ದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
18 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ 20.00 19.80 0.20 20.00 1 0 [ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2018- 

ಅಬೂ 3ನ | 0-19 |ಹೆಚ್ಚುವರೆ ಕೋಣೆ ಹೂರ್ಣಗೂಂ 9 
ನಿರ್ಮಾಣ 
| 


ula 


ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖ್ಯೆ 


TT [tS 

ಬಿಡ್ಗುಗಡೆಯಾಗ 

ಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ 
ಅನುದಾನ 


ಒಟ್ಟು 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


if: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕ 

ಇದ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಬಿ 
2018-19 


[n ಸ.ಆ.ಕೇಂ೦ದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಚ್ಚುವರೆ ಕೋಣೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


20.00 


19.80 0.20 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


2018-19 


20 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಬಿ 
2018-19 


ಗ 


ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇ೦ದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀೀರಿವ 
ಸೌಲಭ್ಯ 5 


2.50 


0.02 


2.50 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


2018-19 


21 


ಕಲಬುರಗಿ 


ನಾಲ್ಕಾರ 
ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇ೦ದ್ರನಲ್ಲಿ 
ಅಮದಾನ 
ಕೊರತೆಯಿಂದ 
ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ಬೇಕಾಗುವ ಅನುದಾನ 


_ 


30.00 


24.00 6.00 


30.00 . 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


2018-19 


22 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಕೆ.ೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಬಿ 
2018-19 


“ |ರೂಮ್‌) 


ನಾಲ್ವಾರ 
ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇ೦ದ್ರನಲ್ಲಿ 
ಶವಗಾರ ಕೋಣೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಿಎಮ್‌ 


5.00 


495 0.05. 


5.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


2018-19 


L 


150,23 7.28 


31683 | 3815 


10° 


KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LIMITED KALABURAGI-I 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲು) 


; 
W ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕ 
4 ವಿಧಾನ ಅಂದಾಜು (ರಟ |ನಿಡುಗಡೆಯಾಗ | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ | ಪ್ರಗುಯಲ್ಲಿರುವ eg 
3 3 ು ಹೆಸರು /ಸ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ K NE ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಷಃ 
30) 5ನ [ಭಾ] ಸೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖ್ಯೆ | ಫ್ಯಾ ಕಾ ವೆಚ [ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸರಖೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ [ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ೌತಿಕ ಈಗ ಇರಾ 
- ಅನುಬಾನ ಅನುದಾನ [3 d d 
ಸಂಖ್ಯೆ 
1 2 3 ‘4 5 6 7 8 9 10 11 “12 13 14 
ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌- R 
} ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ 19 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಇಟಗಾ-2 11.95 11.95 0.00 “11.95 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2019-20 
ಮ , ] 
ಒಟ್ಟು 11.95 11.95 0.00 11.95 1 0 0 
Providing and Supplying 
of UPS System and 
2 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ |B |ನleoirical Wiring 816 734 0.82 816 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2019-20 
- 2019-20 |Instaliation to Govt. 
Boys/Girls Pre/Post matric 
Hostel building at 
dH 
ಒಟ್ಟು :8.16 7.34 0.82 8.16 1 0 0 
ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು 20.11 19.29 0.82 20.11 2 0 0 


ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್‌ ಇನಫ್ರಾಸ್ಟಕ್ಷರ ಡೆವಲಪಮೆಂಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌, ಜೇವರ್ಗಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ 
& ಬಾಕಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಂಭಿಸಿದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 
Bw ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಳಿದವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ “ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ | ಸಂಸ ಜಿಚ್ಚ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ನ ತೆ ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ 3 ದಿನಾಂಕ ಚ ಬೇಕಾದ 
3 ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 3 
3 ವ್‌ ಅನುದಾನ 
8 2 
2 4 ps 6 7 8 9 10 il 
[ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ K ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಒಟ್ಟು 46 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 22 ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ A ಗ್ರಾಪಂಅಕಾ/ಗಂವಾರ/ಮುಮುಂಗ್ರಾವಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 04 
iE 100.00 40.00 Feb-19 44.00 60.00 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (ಒಟ್ಟು 46 ವಿವಿಧ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಸ e/2018-19/04 ದಿನಾಂಕ : ರಿ. 4 £ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 20 
ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿಒರುತ್ತವೆ.) 16.01.2019 ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಒಟ್ಟು 23 ಕುಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 1 ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಪೆಂಅಕಾ/ಹರವಾಳ/ಮುಮಂಗ್ರಾವಿಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ, 03 
ಟಗ . . ನ್‌ .50 45. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಒಟ್ಟು 23 ಏವಿಧ ಸಿ೩ ರಸ್ತ ಚರಂ [| 0 ೋ/2018-19/16 ದಿನಾಂಕ : Ja-19 | 35 99 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 10 
ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿಒರುತ್ತದೆ.) 14.11.2018 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಪ್ರಮ 
ಜೇವಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವಾ ಯೋಜನೆ 
ಸ ಯೋಜ ಸ್ಥ 
ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಬಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಿ ಪಾವಾ ಇಸ 
gf ಈ ಮಗಾ , 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 10000 | 3000 |'3ನಂಕಾ/ಸುಂಬಡ/ಮುಮಂಗ್ರಾವಿಡಿ | 9 | 5300 70.00 ಮಂದಿರ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. “(ಒಟ್ಟು 31 ವಿವಿಧ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಖಾಂ/2018-19 ದಿನಾಂಕ: SHR HGG. Th ABD 
ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿಒರುತ್ತವೆ.) 14.12.2018 i 
ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ್‌. ಎನ್‌ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಒಟ್ಟು 27 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 14 ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಪಂಆಕಾ/ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 01 
pe ಟನ ಸ 80.00 65.00 ವು Aug-19 36.50 15.00 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (ಒಟ್ಟು 27 ವಿವಿಧ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಎನ್‌/ಮುಮಂಗ್ರಾವಿಯೋ/2019- ug- ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 12 
ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.) 20/1/1 ದಿ೫ಂoಕ : 27.07.2019 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, 
(ಒಟ್ಟು 127 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 380.00 190.00 173.00 190.00 
p § ಉನಿಕ/ಪಪಾಇ/ತಾಂತ್ರಿಕ/ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌/ 
5 | ಚೇವಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ| ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌-22 ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಲಾಲಯ ಕೆಟಡ ಮಾಗಣಗೇರಾ 30.90 30.90 ಅ.ವ.ವಿ/2೦17-18/3767 ದಿನಾಂಕ : ¥ 30.90 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Pa ಸ? 9 ) Jun-18 
15.೦2.೦೦18 
ಒಟ್ಟು 30.90 30.99 30.90 0.00 
ಜೇವರ್ಗಿ ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಹರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೋಘಫಸಿದೇಶರ ಮುಕ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ರಇಃಜಿ/ಜಿಪುಅಸ/ಂ1- 
ಪ್ತ ್ಯ ಗಾ; ಸ್ರೀಶ್ವಃ : ಪ್ರ ್ರ ಮ ಗಾರಿ ಪ. 
6 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲಾಖ ಸಿದ್ದನವಾರಿ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 25.0 24.75 HSS ಎಪ್ರೀಲ್‌ -18 24.35 0.25 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜೇವರ್ಗಿ ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಸೋನ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಯೊಗಿ ಮಠದ ಸ ಸಂಖ್ಯೆ :ಉ.ನಿ/ಪ್ರ.ಅ/ಕವಿಕ/2017-18 
u ಮತಕ್ಷೇತ್ರ % ಇಲಾ . ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 50.00 50.00 ; ಔ06.10.2017 ಫೆಜೆಂಬಲ್ಲ 17 ಇಹ 9 ಕಾಮಗಾರಿ" ಪೂಣನಗೊಂಡಿದೆ 
ಜೇವರ್ಗಿ ಪ್ರವಾಸೋಭ್ಯಮ ಯಡ್ರಾಮಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮುರುಗೇಂದ್ರೆ ವರಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆ :ಉ.ನಿ/ಪ್ರ.ಇ/ಕವಿಕ/2017-18 ; ; 
* | ಮತಕ್ಷೀತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 25.00 | 2500 * B96.102017 ಕನೊಬರ್‌ ಗ 94 ಕಾಮಗಾರಿ" ಪೂಣಣಗಂ್ಲತದ 
ಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ರಿ ತ್ರಿ! . 06.10. 


| ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಚಾ 
ಸ [Se x ಅಂದಾಜು [ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ತಕ ಪಗತಿ ಹ 
ಕ್ರಸಂ ಢಿ ss : ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಅನುನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ ವೆಚ್ಚ ದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪ 
[3 flac ಅನುದಾನ 
[3 
ಜೇವರ್ಗಿ ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಯಡ್ರಾಮಿ-ಚಿಗರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ :ಉ.ನಿ!ಪ್ರ.ಇ/ಕವಿಕ/2017-18 
ನ CAE 5 p _ ] 4 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
” | ಮತಕ್ಷಿತ್ರ ಇಲಾಖೆ ರೇಣುಕಾಗಿರಿ ಹತ್ತಿರ' ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ | 2500 | 25.00 ದಂ6.10.2017 ಸಮರ್‌ ii ಗಾಲಿ ಪರಾಗ 
X 
p ಜೇವರ್ಗಿ ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಇಜೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಾಜ ಅಮಿನೋದ್ಬಿನ್‌ ಬಳಿ ಸಂ:ಪ್ರಇಗಟ-184% ದಿನಾಂಕ oN i ಬ ee SE 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಯಾತಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ 25.00 25.00 19.03.2018 ಪ್ರೀ § 4 
ಒಟ್ಟು 150.00 149.75 149.75 0.25 
ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಗಾಂವ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ಸಂಖೆ : 
ಕಲಬುರಗಿ | ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಗ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : 
I ko) ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೇ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ 100.00 9330 [5a sಾಂಕೋ/2017-18 ಸಾಲಿನ | ಜೂನ್‌-2018 | 100.00 699 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬೆಂ೯ಳೂರು ದಿ: 30.11.2017 
' ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಜೇವರ್ಗಿ - 
' s 100.00 | 9310 ಜನೇವರಿ-19 | 100.00 630 - ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲಾಖೆ (6 ಕೋಣೆ) ಸೆ 
ಒಟ್ಟು 200.00 186.20 200.00 13.80 
ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಜೇವರ್ಗಿ ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಬಿ ಹಂಗರಗಾ ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಜಿಪಂಕ/ಯೋಶಾ/ಹೆಚ್‌.ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿಬಿ/ £ 
URE . 4 ಲ್ಯೈ- 13.7 2.75 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 | ಮತಕ್ಷೀತ್ರ | ಮೈಕ್ಟೋ 2017-18 ನಿರ್ಮಾಣ 375 | U0 | enon | ತ್ಯ ್ಣ ನಿನಗ ಪಟ 
) ದಿ:18.06.2018 
ಕಲಬುರಗಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಗಾಂವ್‌ 
ಕ್ರಾಸನಲ್ಲಿರುವ ಸಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದಜಿರ 1k } 
ಕಲಬುರಗಿ ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಬಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಟಿನ್‌.ವಾಹನ ಸಂ/ಜಿಪಕಯೋಶಾ।ಹೆಚ್‌"ಕೆ.ಆರ್‌ಡಿ| K 
i 3G. ಸಿ. ಸ 2017 ಗಿಷ್ಟ-. . K ನಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
14 ಗ್ರಾಮೀಣ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ 2017-18 ನಿಲುಗಡೆ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಿಸಿ 30,00 30.00 ಭುಸಿಎಮ್‌ದ ಕು ines | ಆಗಿಷ್ಟ-2019 30.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣ 
ರಸ್ತೆ.ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರ ಅಳವಡಿಕೆ, ಆಟಿದ ಮೈದಾನ Ek 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 
ಕಲಬುರಗಿ ಕೆಕ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಬಿ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಳಕೋಟಾದಿಂದ ಸಂಖ್ಯ: 
14 WES ಓಕಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 40.00 32.00 ಿಪಕಯೋಶಾ/ಹೆಚ್‌.ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಬಿ/0] ಆಗಷ್ಟ-2018 40.00 8.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ 2017-18 (2017-18) 9/2017-18 re 21.06.2018 
ಒಟ್ಟು 83.75 73.00 83.75 10.75 
ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹ್ನಾಗಾಂವ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 
ಸತ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಂಪಿ ಡಾ» | 2500 1825 ಸಂಖ್ಯ; ಕಂಂಪಿ. ಜನೇವರಿ-2018] 1825 6.75 ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ , 


ಹೋಗಿ 


ಕಸ್ತೂರಿ ಸ೦ಗನ್‌ 2008) 


ಆಸಿದೂಹೆಗಳಸಾ ಹಗೆಗೆ 


ಲ್ಯಾಡ್ಜ್‌ 46200 -18/819 ಆಣ: 15.06.2017 


ಅನುದಾನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 


u 2 ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ pe 
[Se ಅಂದಾಜು |ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ NON 
ಸ ಹಃ ಮಗಾ y § 
ಕ್ರಸಂ pl ಶಿ ದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ ವೆಚ್ಚ ಬೇಕಾದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಾ 
pi [ac ಅನುದಾನ 
[ 
ose ಜ್ಯ - N 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅನುದಾನ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಗಾಂವ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ‘ 
ಕಿ ಗಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಂಖ್ಯ: ಕಂಎಂ.ಪಿ. - 
15 ತ್ರೊಡಾಂಗಣ ಮುಂ; ಕಾಮಗಾ 10.00 | 9.60 ಲ್ಯಾಡ್ಟ4207-8p37 ಅ - |ಜನೇಪರಿ-2018| 9.60 0.40 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(Construction of Pavilion with " 15.06.2017 
Gallery)(wಂ.ಪಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್‌) 
ಒಟ್ಟು 35.00 27.85 27.85 715 
16 ಜೇವರ್ಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಃ 20.00 20.00 ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಸಂಇ/ಸವಿಕ/ಕೆ.ಭ/07- ಜನೇವರಿ-2018| 20.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ. - ” " WS ere: 02.11.2017 NH * 
‘ p 
« 
ಜೀವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡ 
ಸೀವರ್ಗಿ ಹ ್ಲ ತ್ರೀ K . ತಸಲೀಣ/ಸ 
17 ಚೇರರ f ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು 5 | ಭವನದ (ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ) ಮುಂದುವರೆದ | 10.00 |" 10.00 | ೦ನೇ ಕಹಲಇಸನಿಕತಭಯ0- | ಲ | 10.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮತಕ್ಷತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬುಚಿಜ-3) (2017-18) ಸ 
ಒಟ್ಟು 30.00 30.00 30.00 0.00 
ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು 909.65 687.70 695.25 221.95 


ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್‌ ಇನಫ್ರಾಸ್ವಕ್ಷರ ಜೆವಲಪಮೆಂಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌., ಜೇವರ್ಗಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ 


ದಿನಾ೦ಕ: 16.01.2019 


” ಕಾ ಪ್ನಗಸಪ್ಪ 
5 —T 
Ka 
§ ಯೊ ಬಾಕಿ 
Red ಜನೆ ಹಾಗೂ 
ಇ ಅಂಬಾಜು | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಿಡುಗಣೆಯಾಗ HN 
ಕ್ರಸಂ [3 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು K ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ್‌ ಪೆಚ್ಚ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಷರಾ 
kd ಮೆತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ° ದಿನಾಂಕ ಆ ಬೇಕಾದ ; 
EN e ಅನುದಾನ 
F: \ 
[3 
Fl 2 3 4 5 [] 7 F p 10 Ti Tm 
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : 
ಜೇವ - ಕ/ತಾಂತ್ರಿಕ/ಕೆಆರ್‌ ಐಡಿಎಲ್‌ /ಕಾಮಃ R 
| ಕಿ | ರ್‌ ಐಡಿಎಫ್‌-23 | ಜೇವರ್ಗಿ ಬಿಳವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಬಳವಾರ | 3660 .| 3660 | ಉನಿಕೆ/ತಾಂತ್ರಿಕ/ಕೆಆರ್‌ಬಡಿಎಲ್‌ /ಕಾಮಗಾ | 9 | 3660 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ನ [ed ಬ 8/2018-19/3092-94 ದಿವಾಂಕ": 
19.01.2019 
ಒಟ್ಟು 36.60 36.60 36.60 0.00 
ಜೇವಗಿ ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಥಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜ್‌ ಬಕ ದೆರ್ಗಾ ಬಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ : ಪ್ರಇ/ಜಿ!ಜಿಪ್ರಸ/2017-18/71 K 
2 = ಬಿ ದ್‌ ka 50.00 50.00 -. ರ _ 45.00 0.00 ಸುಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲಾಬೆ ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡ ದಿ: 27.06.2018. Nov-18 ಕ್ಯಬಣ್ಣದ ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಒಟ್ಟು 50.00 50.00 45.00 0,00 
35 | ಕಲಬುರಗಿ ಆರ್‌ಸೆ.ವಿ.ವೈ Construction of Additional Building to Veterinary 2112 21.12 ಸಂಖ್ಯೆ : ಉನಿಕ/ಕಟ್ಟಿಡ/3/2019- 0-19 21.12 "000 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಗ್ರಾಮೀಣ Hospital at Kamalapur Village in Kalaturgi Tq. 20/1436 ದಿ:13.08.2019 - 
4 ಸವಗ ಆರ್‌.ೆ.ವ.ವ್ಯೈ Construction of Additional Buildirig to Vetzrinary 21.12 21.12 ಸಂಖ್ಯೆ : ಉನಿಕ/ಕಟ್ಟಿಡ/3/2019- 00-19 .| 1800 0.00 ಗೀಲಿವ್‌ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ - Hospital at Yadrami Village in Jewargi Tq. 20/1436 ದಿ:13.08.2019 
ಒಟ್ಟು 42.24 42,24 39.12 0.00 
ಚೇವಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಿಪಕ/ಡಿಆರ್‌ ಡಿಎ/ಮಮ 
5 ಮೆತಕೀತ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ವರವಿ-2 10.80 10.80 ಇಕ/ಅ೦.ಕ/ಅಂ೦.ಪ/2018-19/484 Feb-19 10.80 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
[ ದಿನಾಂಕ: 16.01.2019 
ಚೇವಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಿಪಕ/ಡಿಆರ್‌ ಡಿಎ/ಮಮ 
6 ಮತಕೀತ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹರನಾಳ.ಬಿ-2 10.80 10.80 ಇಕ/ಅಂ.ಕ/ಅಂ೦.ಪೆ/2018-19/454 Feb-19 10.80 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
Ka ದಿನಾಂಕ: 16.01.2019 
ಜೀವಗ § . ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಿಪಕಃ/ಡಿಆರ್‌ ಡಿಎ/ಮಮ 
7 ಮತಕೇತ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ ಅಂಗನವಾಡಿ” ಕಟ್ಟಿಡ ಹಂಗರಗಾ.ಬಿ-3/ಹುಲ್ಲೂರ 10.80 10.80 ಇಕ/ಅಂ.ಕ/ಅಂ೦.ಪ/2018-19/484 Feb-19 10.80 "0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 


‘a 


ಅಳಪಡಿಸುವುದು. (2018-19) 


ಸಿಆರ್‌. ೧೦18-13 ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 


Wm 
ತ 
4 ಯೋಜನೆಡಾಗ ಅಂಡಾಜು | ಬಡುಗಡೆಯಾದ ದೆಂಭಿಸಿದೆ ಭಿ 
ಕ್ರಸ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಾ ಸ್ತ ಸ್ರಾರಂಭಸಿ i 3 ಷರಾ 
ಕ್ರಸಂ [ Ss ್ಯೈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಹೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಆದಳಿತಾತ್ಮತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾ ವೆಚ್ಚ [ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
P3 2 ಅನುಜಾನ 
kS 
B 
ಜೇವಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಿಪಕ/ಡಿಆರ್‌ ಡಿಎ/ಮಮ p 
8 | aes ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಮುತ್ತಕೋಡ-2 10.80 10.80 ಇಕ/ಅಂ.ಕೆ(ಅಲ.ಪ/2018-19/484 Feb-19 10.80 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಜತ್‌ ದಿನಾಂಕ: 16.01.2019 
ಒಟ್ಟು 43.20 43.20 43.20 0.00 
ಜೇವಗಿ ಕೆಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಜಿ |ಜ್ಞೀವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಆಕ್ಷಿಜನ್‌ ಯುನಿಟ್‌ ws ್ಸ 4 
9 ಒತ್ತೆಯಲ್ಲ ಸ೦ಂಟ್ರಲ್‌ ಆಕ್ಲಿಜ ಸೀ 40.00 4000  |ಜಿಪಂಕ/ಯೋರಾ/ಡೆಜ್‌ಕಆರ್‌ಡಿಬಿ/ಕ್ರೀಸೋ/ಆಕು5|  Feb-19 39.59 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮೈಕ್ರೋ 2018-19 ಸೌಲಭ್ಯ 1152018-19/1133 &:29.03.2019 
ಜೀವಗ | ಕೆಕೆಅರ್‌ಡಿಬಿ [ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ ಇಜೀರಿ ನಲ್ಲಿ ಶವಗಾರ ಕೋಣೆ ವಿರ್ಮಾಣ!ಪಿಎಮ್‌ ರ 
10 | ಮ 4 . ಶವಗಾ ದ ಮಾ 5,00 494 ಜಿಪಂಕ/ಯೋಶಾ/ಡೆಜ್‌ಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿ/ಕ್ರೀಯೋ/ಆಕುಕ|  Feb-19 495 0.06 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮೈಕ್ರೋ 2018-19 ರೂಮ್‌] #152018-19/1133 &:29.01.2019 
ಚೀದಗಿ | ಕೆಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿ ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ ಮಂದೆವಾಲ ಸಲ್ಲಿ ಶವಪಗಾರ ಕೋಣೆ ಮ ; 
1 ಫ್‌: J 5.00 494 ಜಿಪಂಕ/ಯೋರಾ/ಜೆಜ್‌ಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿ/ಕ್ರೀಯೋ/ಆಕುಕ|  Feb-19 495 0.06 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ | ಮೈಕ್ರೋ 2018-19 ನಿರ್ಮಾಣ(ಪಿಎಮ್‌ ರೂಮ್‌ 115/2018-19/1133 &:29.01.2019 
ಒಟ್ಟು 50.00 49.88 4 49.49 0.12 
ಜೇವಗಿ [ಲೋಕಸಭಾ ನದಸರ [ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಸಂ/೦/ಎಂಹಿಲ್ಯಾಡ್‌ 1 4 p 
12 | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಿ 2 ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯತ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ) 10.00 10.00 ಮ lS p Feb-19 10.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗ್ರಾರಿ) 
| ಒಟ್ಟು 10.00 10.00 10.00 0.00 
ಕಲಬುರಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಲಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನರೋಣ (a ಸಂಖ್ಯೆ: 
3 ಗಾ . ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಯ ಲೈಟ್‌ 1.80 090 ಜ೦.ನಿ/ಸಕಇಕ;ವಿಸಭಾಕ್ನೇ/ಮೂಸೌ। | Nov-19 180 0.90 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಣ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2018-19) ಸಿಆರ್‌ 2018-13 ವಿನಾಂಕ: 15.10.2019 
PO ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆ: 
1 | ree ನ ಕಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 01 1.80 0.90 ಜ೦.ನಿ/ಸಕಇಕ;ಬಿಸಭಾಕ್ಕೆಳ/ಮೂಸೌಃ | Nov-19 180 0.90 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಹೈಮಾಸ್ಯ ಲೈಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2018-19) , - ಸಿಆಲ್‌ ೧18-13) ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 
ಕಲಬುರಗಿ | ಸಮಾಜ ಕಲಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಲಖ್ಯೆ: 
15 | ವಲ i ಚಿಂಚನಸೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 01 1.80 0.90 ಜಂ೦.ನಿ/ಸಕಇಕ;ವಿಸಭಾಕ್ನೇ/[ಮೂಸೌ। | Nov-19 1.80 0.90 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. " 
i ಹೈಮಾಸ್ಕ ಲೈಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2018-19) ಸಿಆಲ್‌.2೦4-1೨ ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 
L- I 
een | er ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ನೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಔರದ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ: F 
15 | pen ಸಿಲಾ ೫ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 01 ಹೈಮಾಸ್ಯ ಲೈಟ್‌ | 180 0.90 ಜ೦.ನಿ/ಸಕೇಇಕ, ವಿಸಭಾಕ್ಲೇ/ಮೂಸೌಃ | Nov-19 1.80 0.90 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2018-19) ಸಿಆರ್‌ 018-13 ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 
Ny ಕಲಬುರಗಿ | ಸಮಾಜ ಕಲಾಣ | ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೊಂತ ಸಂಖ್ಯ: 
174 ಲಾಖ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 01 ಹೈಮಾಸ್ಕ ಲೈಟ್‌ 180 090 |ಜ೦.ನಿ/ಸಕಣಇಕೆ, ವಿಸಭಾಕ್ಲೇ/ಮೂಸೌ। | Nಂv-19 1.80 "0೨90 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


4 $ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ 
ಕ್ರಸಂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು". |[ನಿಹುಗಡಯಾದ ಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 
3 § Mga 3 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ನ ವೆಚ್ಚ pe ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಷರಾ 
$ § ಅನುದಾನ 
[3 
ಕಲಬುರಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ನೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆ: 
18 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ಕುಸಸೂರ (ಪಾರ್ಟ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 01 1.80 0.90 ಜ೦.ನಿ/ಸಕಇಕ/ವಿಸಭಾಕ್ಲೇ/ಮೂಸೌಃ | Nov-19 1.80 0.90 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಹೈಮಾಸ್ಯ ಲೈಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2018-19) ಸಿಆರ್‌/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 
I 
ಕಲಬುರಗಿ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತರನಳ್ಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ: f 
19 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 01 ಹೈಮಾಸ್ಯ ಲೈಟ್‌ 180 0.೨0 ಜಂ.ನಿ/ಸಕಇಕ/ವಿಸಭಾಕ್ನೇ/ಮೂಸೌ! | Nಂv-19 1.80 0.90 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2018-19) ಸಿಆರ್‌/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 
ಕಲಬುರಗಿ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ನೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ-ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆ: 
72 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ತೋನಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 01 1.80 0.50 ಜ೦ಂ.ನಿ/ಸಕಇಕ/ವಿಸಭಾಕ್ಲೇ/ಮೂಸೌ। | Nov-19 180 0.90 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಹೈಮಾಸ್ಯ ಲೈಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2018-19) ಸಿಆಲ್‌/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 
ಕಲಬುರಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಮಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಟೇತ್ರ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆ: 
3 | ಮೀಣ ಎನೆ ಮರತೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 01 ಹೈಮಾಸ್ಮ 1.80 0.90 ಜ೦.ನಿ/ಸಕಇಕ/ವಿಸಭಾಕ್ನೇ/ಮೂಸೌಃ। | Nಂಭ-19 180 0.30 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಲೈಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2018-19) ಸಿಆರ್‌/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 
ಕಲಬುರಗಿ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ನೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆ: R 
2 | ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ಗೋಳಾ!ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 0 ಹೈಮಾಸ್ಯ | 1.80 0.90 ಜಂ.ನಿ/ಸಕಇಕ/ವಿಸಭಾಕ್ಲೇ/ಮೂಸ್‌ೌ/ | Nಂv-19 180 0೨0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಲೈಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2018-19) , ಸಿಆರ್‌/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 
ಕಲಬುರಗಿ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆ: ; - 
23 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಎಲಾನೆ ಕಮಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 01 1.80 0.90 ಜ೦.ನಿ/ಸಕಇಕ/ವಿಸಭಾಕ್ನೇ/ಮೂಸೌ/ | Noy-19 1.30 0.90 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಹೈಮಾಸ್ಯ ಲೈಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2018-19) ಸಿಆಿರ್‌/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 
— 
ಕಲಬುರಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ನೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲ್ಲ್ಕೂಡ _ ಸಂಖ್ಯೆ: 
೫ | ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ'ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 01 ಹೈಮಾಸ್ಯ ಲೈಟ್‌ 180 0.90 ಜ೦.ನಿ/ಸಕಇಕ/ವಿಸಭಾಕ್ನೇ/ಮೂಸೌ; | Nov-19 180 030 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2018-19) ಸಿಆರ್‌/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 
ಕಲಬುರಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಟೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆ: N 
25 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖ ಮಹಾಗಾಂವ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 01 180 0.90 ಜ೦.ನಿ/ಸಕಇಕ/ವಬಿಸಭಾಕ್ನೆ/ಮೂಸ್‌ೌ; | Nಂv-19 1.80 0.೨0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಹೈಮಾಸ್ಕೆ ಲೈಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2018-19) ಸಿಆರ್‌/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 
7 Ip 
ಕಲಬುರಗಿ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆ: 
25 | ಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ಲಾಡಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 01 180 0.90 ಜ೦ಂ.ನಿ/ಸಕಇಕ/ವಿಸಭಾಕ್ಲೇ/ಮೂಸೌ/ | Nಂv-19 180 pT ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಹೈಮಾಸ್ಯ್ಕ ಲೈಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2018-19) ಸಿಆರ್‌/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 
ಕಲಬುರಗಿ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆ: 
27 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಿ ಕಲಗುಟಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ 2.50 125 ಜಂ.ನಿ/ಸಕಇಕ/ಬಿಸಭಾಕ್ನೆ/ಮೂಸೌ;/ | Nಂv-19 2.50 125 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2018-19) 


ಸಿಆರ್‌/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 


‘ 


7 
| 


ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(2018-19) 


ಸೀಆರ್‌/018-19 : ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 


ಸಿ | 
$ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ K . ಬಾಕಿ 
ಕಸಂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖೆ ಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ H ಖ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಮ 
3 8 SS ್ಕ್ಯ ಕಾಮಗಾ! ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ದನಾಂಕ ವೆಚ್ಚ ಬೇಕಾದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಹರಾ 
& 41 ಅನುದಾನ 
3 
[3 : | | 
ಕಲಬುರಗಿ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆ: ! | 
28 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ಮುದ್ದಡಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾಬಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ 2.50 125 ಜಂ.ವಿ/ಸಕಇಕವಿಸಭಾಕ್ನೆ/ಮೂಸೌ। | Nov-19 2.50 1.25 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2013-19) ಸಿಆರ್‌/2018-19 ` ದಿನಾಂಕ; 15.10.2019 
1 
ಕಲಬುರಗಿ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯ: ! 
3 | ಗ್ರಾಮೀಣ " ಇಲಾಖೆ ಮರತೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವ ಬಾಬಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ 2.50 1.25 ಜ೦.ನಿ/ಸಕಇಕೆ/ವಿಸಭಾಕ್ಸೆ/ಮೂಸೌ/ | Nov-19 2.50 1.25 ಪೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2018-19) > ಸಿಆರ್‌/2018-19 ದಿನಾಥಿಕ: 15.10.2019 
$೮ಬರಗ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಮಾಣ | ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೊಂತ ಸಂಖ್ಯೆ: | 
30 | ಗ್ರಾಮೀಣ : ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. | 250 1.25 ಜ೦.ನಿ/ಸಕಇಕ/ವಿಸಭಾಕ್ನೇ/ಮೂಸೌ। | Nov-19 2.50 125 ಪೂರ್ಣಗೊರಿಡಿದೆ. 
(2018-19) ಸಿಆಲ್‌/2018-19 ದಿನಾರಿಕ: 15.10.2019 
1 
ಕಲಬುರಗಿ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಮಾಣ ಕಲಬುನಗಿ ಮತಕ್ಲೇತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಣ್ಮೂರ ಸಂಖ್ಯ: | 
31 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. | 250 125 ಜಂ.ನಿ/ಸಕಇಕ/ವಿಸಭಾಕ್ನೇ/ಮೂಸೌ; | Nov-19 | 250 125 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
(2018-13) ಸಿಆರ್‌/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 5.10.2019 - 
i 
pe i 
ಕಲಬುರಗಿ, | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲ್ಲ್ಮೂಡ ಸಂಖ್ಯೆ: | - 
32 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ 250 1.25 ಜ೦.ನಿ/ಸಕಇಕ/ವಿಸಭಾಕ್ನೇ/ಮೂಸೌ/ | Nov-19 2.50 1.25 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2018-19) ಸಿಆರ್‌/2018-19 ಡಿನಾರಿಕ: 15.10.2019 
ಕಲಬುರಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲ್ಕೂಡ ಸೆಂಖ್ಯೆ: ; 
33 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. | 2.50 125 ಜರಿ.ನಿ/ಸಕಇಕ/ವಿಸಭಾಕ್ಲೇ/ಮೂಸೌ। | Nov-19 2.50 125 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
{2018-19) “ಸಿಆರ್‌/2018-19 ದಿನಾರಿಕ: 15.10.2019 
H I 
F 7 
ತ0,ರn | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಮಾಣ | ಕಲಬುರಗಿ ಸ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಟಗಾ : ಸಂಖ್ಯ: | 
34 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ಅಹಮದಾಬಾದ ಗ್ಯಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ 2.50 1.25 ಜಂ೦.ನಿ/ಸಕಇಕ/ವಿಸಭಾಕ್ನೇ/ಮೂಸ್‌ೌ। | Nov-19 250 125 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, (2018-19) ಸಿಆರ್‌/2018-19 - ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 
i ll 
- - 7 
ಕಲಬುರಗಿ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಮತಕ್ನೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭೀಮನಾಳ ; ಸಂಖ್ಯೆ: | 
35 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. | 2.50 125 ಜ೦.ನಿ/ಸಕಇಕ/ವಿಸಭಾಕ್ಲೇ/ಮೂಸೌ/ | Nಂv-19 250 125 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
(2018-19) ಸಿಆರ್‌/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 
A | 
ಕಲಬುರಗಿ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಮಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮರಗುತ್ತಿ : ಸರಖ್ಯೆ: | 
36 | ಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ 250 125 | ಜ೦.ನಿ/ಸಕಚಕ/ವಿಸಭಾಕ್ಲೇ/ಮೂಸ್‌ೌ/ | Nಂv-19 2.50 125 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. (2018-9) ಸಿಆರ್‌/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 
, lj 
— - 
ಕಲಬುರಗಿ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ನೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ" ! ಸಂಖ್ಯೆ: | 
37 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾಳಮಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ 2.50 125 ಜಂ.ನಿ/ಸಕಇಕ/ವಿಸಭಾಕ್ಲೇ/ಮೂಸೌಃ | Nov-19 2.50 125 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


| 


4 ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ 
ಕ್ರಸಂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 
[; SO ಖ್ಯ ಗಾ ಮೊತ್ತ ನುದಾನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ees ವೆಚ್ಚ ils ಭೌತಿಕ ಪಗ ಷರಾ 
4 ಅನುದಾನ 
ರ 5 ' 
ಕಲಬುರಗಿ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಕಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆ: 
38 | ಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ನಾಮುನಾಯಕ್‌ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌] 250 125 ಜಂ.ನಿ/ಸಕಇಕ/ಬಿಸಭಾಕ್ನೇ/ಮೂಸೌ। | Nov-19 250 "125 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2018-19) ಸಿಆರ್‌/2018-19 . ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 
ಕಲಬುರಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಕಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯ: 
39 | pರೀಣ ಇಲಾಖೆ ಲಿಂಬುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ 2.50 125 ಜ೦.ನಿ/ಸಕಇಕ/ವಿಸಭಾಕ್ನೇ/ಮೂಸೌ; | Nov-19 2.50 125 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2018-19) ಸೀಆರ್‌/2018-19 ದಿನಾಂಕ; 15,10.2019 
ಕಲಬುರಗಿ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ . ಸಂಖ್ಯ 
49 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಬೆ' ಮೋನುನಾಯಕ ಈುಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮತ್ತು 2.50 125 ಜಂ.ನಿ/ಸಕಇಕ/ವಿಸಭಾಕ್ಲೇ/[ಮೂಸೌ; | Nov-19 2.50 125 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2018-19) ಸಿಆರ್‌/2018-19 ದಿನಾಂಕಃ 15.10.2019 
ಕಲಬುರಗಿ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆ: N 
1 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ಸಂದೂರ!ಬಿ) ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ 250 12 |ಜ೦.ನಿ/ಸಕಇಕಃವಿಸಭಾಕ್ಟೇ/ಮೂಸೌ/| Nov.19 | 250 125 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2018-19) ಸಿಆರ್‌/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 - 
ಕಲಬುರಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ. ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆ: - 
42 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ಅಜಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ 250 1.25 ಜ೦.ನಿ/ಸಕಇಕ/ವಿಸಭಾಕ್ನೇ/ಮೂಸೌ; | Nov-19 2.50 125 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಳಪಡಿಸುವುದು. (2018-19) oo ಸಿಆರ್‌।2018-19 ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 
ಕಲಬುರಗ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಬಲಾದ ಸಂಖ್ಯೆ: 
3 | ಮೀಣ ಇಲಾಖೆ (ಐಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ 250 125 ಜ೦.ನಿ/ಸಕಇಕ/ವಿಸಭಾಕ್ಲೇ/ಮೂಸೌ। | Nಂv-19 2.50 125 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2018-19) ಸಿಆಿರ್‌/2018-19 ದಿನಾಂಕ; 15.10.2019 
ಕಲಬುರಗಿ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ . ಸಂಖ್ಯೆ: 
% 1 ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ನಂದೂರಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ 2.50 125 ಜ೦.ನಿ/ಸಕೆಇಕೆ/ವಿಸಭಾಕ್ಲೇ/ಮೂಸೌ। | Nov-19 2.50 125 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2018-19) ಸಿಆರ್‌/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 - 
ಕಲಬುರಗ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾ [ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೆತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹರಸೂರ ಸಂಖ್ಯೆ: ' 
5 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. | 2.50 125 ಜ೦.ನಿ/ಸಕಇಕ/ವಿಸಭಾಕ್ಲೇ/ಮೂಸ್‌; | Nov-19 2.50 125 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
(2018-19) ಸಿಆಲ್‌/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 
ಕಲಬುರಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆ. 
46 ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ಕುಸಸೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ 2.50 1.25 ಜಂ೦.ನಿ/ಸಕಣಕಃ/ವಿಸಭಾಕ್ನೇ/ಮೂಸೌ; Nov-19 2.50 1.25 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2018-19) ಸಿಆರ್‌/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 
ಕಲಬುರಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿ.ಕೆ. ಸಂಖ್ಯೆ: 
97 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ 2.50 1.25 ಜಂ.ನಿ/ಸಕಇಕ/ವಿಸಭಾಕ್ನೆ/ಮೂಸೌ/ | Nಂಭ-19 250 125 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2018-19) 


ಸೀಆರ್‌/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 


ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು 


ಖಂ 
$ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ! ಬಾಕಿ 
ಕ್ರಸಂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು | ಬಡುಗಡೆಯಾದ ಮಂಜೂರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ೩ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ R 
Kf [4 ನ ್ಯ | ಜೊತ ಅನುದಾನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಅದೇಶ ದಿನಾಂಕ ವೆಚ್ಚ 'ಜೇಕಾದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಷರಾ 
$ ಅನುದಾನ 
B | ; 
- : | 
ಕಲಬುರಗಿ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆ: | 
8 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌| 250 125 ಜಂ೦.ನಿ/ಸಕ್‌ಶಕ/ಬಿಸಭಾಕ್ಲೇ/ಮೂಸೌ। | Nov-19 2.50 125 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಳವಡಿಸುವುದು (2018-19) ಸಿಆರ್‌/2018-19 ..ದಿನಾರಿಕ: 15.10.2019 
ಕಲಬುರಗಿ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಮುಗಳಿ ತಾಂಡಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಂ: ; 
9 | nಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5,00 250 |ಜ೦.ನಿ/ಸಕಇಕ/ಕಗ್ರಾ/ಸಿಆರ್‌/2018-19 | Dec-20 2.50 250 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ.(2018-19) ದಿನಾಂಕ: "11.1 12020 
ಕೆಲಬುರಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಲಗಾ ತಾಂಡಾದ'ಹನುಮಾನ ; ಸಂ: ! 
50 | ಗ್ರಾಮೀಣ " ಇಲಾಖೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚೋಕು ಮನಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 2.50 ಜಂ೦.ನಿ/ಸಕಇಕ/ಕೆಗ್ರಾ/ಸಿಆರ್‌/2018-19 | ಗc-20 2.50 2.50 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ.(2018-19) K K ದಿನಾಂಕ: .11.11.2020 
ಕಲಬುರಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ 3; | 
51 £ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಿ ತಾಂಡಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ 3 3ಎ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ರವಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(2018-19) 5.00 ಗ್ರಾಃಸಿಆರ್‌ 018-19 Dec-20 250 250 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಲಬುರಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಕಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿಸ ನಂದೂರ (ಕೆ) ತಾಂಡಾದ ಸರ್ಕಾರಿ : IAo: 
52 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ವಂತಾತ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಕವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 5,00 250 |ಜ೦ನಿ/ಸಕಇಕ/ಕಗ್ಯಾ/ಸಿಆರ್‌/208-19 | Dec-20 2.50 2.50 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
'ಕಾಮಗಾರಿ.(2018-19) ದಿನಾಂಕ: 11-11-2020 
ಕಲಬುರಗಿ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ (ಕೆ ತಾಂಡಾದ ರಾಮು : ಸಂ | _ 
53 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಚವ್ಹಾಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ೩.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 5.00 2.50 'ಗ್ರಾ/ಸಿಆರ್‌/2018-19 | ° Dec-20 250 250 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(2018-19) 11-11-2020 
ಕಲಬುರಗಿ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ ತಾಂಡಾದ ಸೇವಲಾಲ ಸಂ: | 
54 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಾಮು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ೮ಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 2.50 ಜ೦.ವಿ/ಸಕಇಕಈ/ಕಗ್ರಾ/ಸಿಆರ್‌/2018-19 Dec-20 - 2.50 2.50 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ.(2018-19) - 11.11:2020 
ಒಟ್ಟು 110.20 55.10 ; Hl 95.20 55.10 
342.24 287.02 318.61 55.22 
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ರಾ. ಇಕ್ಷಗಳಕ್ನ 
®t 
Fa 
[3 ಜೊ ಬಾಕಿ 
4 ಜನೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ N § 
3a] & ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ig ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಡಳಿತಾತಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಸಾನಂಭಸಿದ ಪಚ್ಚ ನಡುಗಡೆಯಾಗ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗೂ ಷರಾ 
4 ತ್ತ 
N FY ದಿನಾಂಕ ಅನುದಾನ 
$ K 
Fl K 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 
ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ - 
Pa : ಸಂಖ್ಯೆ : ಜಿಪ್ರಅಸ/ಕ/2019-20/417 
1 ಜೇವಗಿ ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ] ದೌವಲ ಮಲ್ಲಿಕ ದರ್ಗಾ ಬಳಿ ಪ್ರಬಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ 25.00 25.00, ಸಂಖ್ಯೆ : ಜಿಪ್ರಅಸ/6/2019-20/41 Dec-19 12.00 0.00 ರೂಫ್‌ ಲೇಡ್‌ 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ D ೫ 6 ದಿ:14.10.2019 . 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ _ 
ವಃ g '೦ಖ್ಕೆ : ಜಿಪ್ರಅಸ, 20/417 ' 
2 | ಸವಗ [ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ| ಜಾನೆವಾಲಿ ದರ್ಗಾ ಬಳಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ [250 | 5೧ | ಸಂಸೆ ಅಸಗ 0 / Dec-19 | 2500 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
WS ಅಭಿವೃದ್ಧಿ oo 
ಚೀವಗಿ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ 
3 | ತತ ಪಮಾಸೋಧ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ| ಸಿದ್ಧ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಬೀರ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳ 25.00 0.00 Dec-19 0.00 25.00 ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
Wy ಆಶ್ರಮದ ಬಳಿ ಮೂಲ' ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ. ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಒಟ್ಟು 75.00 50.00 37.00 25.00 
4 Providing and Supplying of UPS System and ಸಂಖ್ಯೆ : 
ಚೇವಗಿ ಕೆ.ಕ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಬಿ Electrical Wiring installation to G K 
4 g Installation to Govt. ಪಕ/ಯೋಶಾ/ಹೆಚ್‌ಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿ/ಪಸ್ತಾವನೆ; ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ | ಮಾಕೋ 2019-20 - K Ka 11.025 9.91 ಪ ಆ w Apr-20 11.03 112 } 
ನೀತ ಮ್ಯಾಕ್ರೂಃ < Boys/Girls Pre/Post matric Hostel building at 2019-20/1079 ದಿ:30.03.2020 
Jewargi taluka in Kataburagi district. 
ಒಟ್ಟು 11.03 9.91 11.03 1.12 
ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಗಾಂಬ್‌ ಗ್ರಾಮದ 
5 5 } . _ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
WK ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 50.00 | 5000 May-19 | 5000 0.00 ರ್ಣಗೊಂ 
ಕಲಬುರಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಪಕ/ಅಭಿ/೯10೦ರd 
ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ - $ಿ 
6 | rede [5054 Flood Works ಪರಿಮಿತಿಯಲಿ ರಸೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 50.00 50.00 | Damager22019-20197 ದಿನಾಂಕ: May-19 50.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮತಕ್ಷೀತ್ರ ನಾ - 11,03,2020 
ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 
7 ್‌ . . ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 50.00 | 50.00 May-19 | 5000 0.00 
ಜೇವಗಿ ಕಾಚಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಖಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/111/180/ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಸಿ- 
9 ೪ kJ ್‌ - ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುತಕ್ಷೀತ್ರ | 5954 Fl00d Works ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 3500 | 3500. |2019/ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 28.1.2019.| Dec19 | 3500 000 
) 
ಚೇದಗಿ ಕಾಚಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಳ್ಲೆ ಹೋಗುವ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪಗ1/80/ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಸಿ- 
10 Ws ಸ ತ್ಯ ke K ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪತೀತ 5954 0ರ Works ಠಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 30.00 | 3000 1|20;9/ಜಿಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 28.1.2019.| Dec19 | 3000 0.00 
ಜೇವಗಿ ಏನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೈಲೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ TT ಸೆಂ: ಗ್ರಾಅಪಗ!1ಗ80/ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಸಿ- 
1 ಯೇ: _ ಸ್ರ ಸ್ರಾಬುಕ್ಕಿ - ಸ K ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚುತಕ್ಷೀತ್ರ |5054 Flood Works ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 2500 | 2500 [2019/ಜಿಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 28.11.2019.| Pec19 | 2500 0.00 


fs 


nad 


[a ಬಾಕಿ 
pel ಜನೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ : 
ಾ 3 ೩ ಡೆಯಾಃ 
ಕ್ರಸಂ] ¥ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ನ್ರಾರಂಭಸಿದ ಜಿಚ್ಚ | ನಡಾಗಡೆಯಾಗ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಷಂ 
4 ದಿನಾಂಕ > j ನ್ಟ 
$ H ಅನುವಾನ 
[3 i 
ಜೇವಗಿ ದುಮೃ್ಮದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/11/180/ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಸಿ- R ON 
೪: > * ಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 | aes 5053 Flood Works ಕಾಮಗಾರಿ. 25.00 | 2500 1|2019/ಬಿಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 28.120%.| ಗೀ | 2500. ೦೨೦ ರಾಗಂ 
ಪೀ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂ: ' 
ಗಿ H 
13 OAS 5054 Flood Works | ಬುಟ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 50.00 50,00 ಗ್ರಾಅಪೆಗಿ29/ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಸಿ್ಕ Dec-19 50.00 0.೦೦ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
pi 2019/ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ; 29.11.2019. 
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂ: ; 
ಚೇವಗಿ ಗುಡೂರ ಎಸ್‌.ಎ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ದ್ದುವ ಸಲ 
14 | 238g | 5054 Flood Works ನಮಗಾರಿ Na 50.00 50.00 ಗ್ರಾಅಪ29/ಆರ್‌.ಆರ್‌; Dec-19 46,00 0.00 ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ 
ಜ್‌ K 2019/ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 2 
Lt 1 1 
ಚೀವೆಗಿ - ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂ: j - 
15 ಮ 5054 Flood Works | ನರಿಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50,00 50.00 ಗ್ರಾಅಪಗಿ29/ಆರ್‌.ಆರ್‌!ಸಿ- Dec-19 50.00 0.00 . ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜ್‌ 2019/ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 2 ” 
IE — 
7 
ಚೇವಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂ: 
ವಃ . pS 
16 | 236s (5054 Flood Works | ರಾಜವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 50.00 ಗ್ರಾಅಪಗಿ29/ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಸಿ- ' Dec-19 50.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Wy > 2019/ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 29:11;2019. 
i - i 
ಒಟ್ಟು 465.00 |! ೩465.00 ’ 461.00 0.0೦ 
ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಂತ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಕಲಬುರಗಿ j 
ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಕರ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ದಿಗಂಬರ್‌ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂ/ಎ೦ಪಿಲ್ಯಾಡ್ಡ/45/:019- K 
17 » KE : - s 63ST § ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
Kens ಅನುದಾನ ಮುಲ್ಹಾಮಾರಿ ಮಠದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 14.60 207243 Cte: 14.209! - Jan-20 14.60 5.40 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: 
ಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಒಟ್ಟು 20.00 1 14.60 } 14.60 5.40 
ಸೆಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು 571.03 539.51 523.63 | 31.52 
| i 
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KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LIMITED KALABURAGI-1 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


— 
ವಹಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಃ 
ಕ್ರ ವಿಧಾನ" | ಅಂದಾಜು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ "| ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತ 
ಮ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖ್ಗೆ|”; ಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ನಾ ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಷರಾ 
-|ಸಂ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಸರು / ಸಂಖ್ಯ | ಮೂತ್ರ [ಬಡುಗಡೆಯಾದ | ವೆಚ್ಚ ಅನುದಾನ (ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ| ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ| ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗ Hy 
ಅನುಬಾನ " ಸಂಖ್ಯೆ 
RN ೭ 
1 2 3 4 5 6 7 8 '9 10 11 
ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲಾದ 
ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರವಾಸೋ |ಐಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ಕಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1 | ಕಲಬುರಗಿ | ಮೀಣ | ದಮ ಬಬಲಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ | 50.00 50.00 50.00 0.00 1 0 0 ಹಾಗೂ 
್‌ 2017-18 ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. " 
AN SS 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ 
ಬಂಗ (ನ್‌ ಅವರಾರು ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 | ಕಲಬುರಗಿ ದೃಮ | LA } } § ನ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತಿ 75.00 50.00 75.00 25.00 1 [0 0 ಹಾಗೂ 
2017-18 | ಮಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಒಟ್ಟು 125.00 100.00 125.00 25.00 2 0 0 
™ 
ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಕೆಲಬುರಗಿ ಎಂ.ಪಿ.ಲ್ಯಾ [ ಡೋರಜರಿಬಗಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
3 ಕೆಲಬುರಗಿ ಗಾಮೀಣ ಡ 2017- [ಡೋರಜಂಬಗಾ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ 50.00 36.50 50.00 13.50 I 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Cans 18 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
| ಒಟ್ಟು 50.00 36,50 50.00 13.50 1 0 0 
SS 
ಕಲಬುರಗಿ |ಎಸ್‌ಡಿಪಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೇ 
ಸ್‌.ಡಿ. 
4 | ಕಲಬುರಗಿ ಗಾಮೀಣ 2017-18 ಕಾಲೇಜು ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ್‌ 100.00 85.00 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
= ಕಲಬುರಗಿ (10 ಕೋಣಿ) " 
wu 
ಕಲಬುರಗಿ |ಎಸ್‌ಡಿಪಿ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಲಗಾ 
ಸ',ಡೆ.ಬ ಲ A 
5 | ಕಲಬುರಗಿ ಗಾಮೀಣ | 2017-18 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ 15.00 15.00 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ವ್‌ 
———— 
ಕಲಬುರಗಿ [ಎಸ್‌ಡಿಪಿ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ. HM 
ಸ್‌.ಡಿ. 
6 | ಕಲಬುರಗಿ ಗಾಮೀಣ | 2007-18 ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ 15.00 15.00 5.00 0.00. 0 1 0 ಲಿಂಟಲ ಹಂತ 
್‌ ಕೆಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. ’ 
—. 
ಒಟ್ಟು 130.00 115.00 120.00 15.00 2 1 0 


fa 


ವಹಿಸಿದ ‘ | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕ 
13 ವಿಧಾನ ಆಂದಾಜು | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ | ಆರ್ಥಿಕ [ನಿದಗಡೆಯೌಗ | ಫ್ರೂರ್ಣಗೂಂಡ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇದ 
Ke ಜಿಲ್ಲೆ ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ KR ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ಸಂ ನ |ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ” ಸರು / ಸಂಖ್ಯ | ಧ್ಯೂತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ವೆಚ್ಚ ಕ |ನಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ! ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ಠೌ ಖಗ 
> ಇ ಅನುದಾನ ಬ - £) 
ಅನುದಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 
——— - 
ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎದುತ ಹಾಗೂ 
ಕಮಲಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ } * 
> ಕಲಬುರಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಬದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
7 ಕಲಬುರಗಿ ಮೇಟ್ರೀಕ ನಂತರದ 328,51 320.00 280.00 8.51 0 1 0 
ಗಾಮೀಣ | 2017-18 ರ ಕಾಮಗಾರಿ 
= ಬಾಲಕೀಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಪಗತಿಲುಲಿೆ 
1 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಒಟ್ಟು 328.51 329.00 280.00 8.51 [) 1 0 
Providing Irrigation Sinking of 
ಕೆ.ಎನ್‌. [cilities by Digging Borewell & 
ನ್‌.ಎಲ್‌. |[Borewell in Sy. No. 120 of Men 
ಕಲಬುರಗಿ ಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. | Sri. Vi j 
8 | ಕಲಬುರಗಿ | ಲಬಿರಗ [ವಸ್‌ [Sri Vithal $/0 Lallappa in | 709 - 7.00 6.25 0.00 0 1 0 Electrical work 
ಗ್ರಾಮೀಣ |/ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪ] Sonth Village in the Complted 
- 2017- |Command area of RBC of Commisioning 
18 JUMP Projet in of TC work 
Kalaburagi Dist. Under Progress 
Providing Irrigation Sinking of 
_ ಕೆ.ಎನ್‌.ಎ [Facilities by Digging Borewell & 
ನ್‌.ಎಲ್‌. [Borewell in Sy. No. 63 of Mies 
ಕಲಬುರಗಿ ಸ್‌.ಸಿ.ಹಿ. | Sri ; 
9 | ಕಲಬುರಗಿ | ಲಿಬರಗಿ | ಬಸ Sri. Ishwar S/o Shankar in | 709 7.00 6.25 0.00 0 1 0 Electrical work 
ಗ್ರಾಮೀಣ |/ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ|Sonth Village in the. Complted 
- 2017- |Command area of RBC of , Commisioning 
18 UMP Project in of TC work 
Kalaburagi Dist. ‘ Under Progress 
RS 
Providing Irrigation Sinking of 
ಕೆ.ಎನ್‌.ಎ [Facilities by. Digging Borewell & 
ನ್‌.ಎಲ್‌. [Borewell in Sy. No. 58 of Mein K 
ಕೆ ರೆಗಿ ಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. | Sri i 
10 | sಲಬುರಗ "| ನಲದ SRK [Sri Kupendra S/o Aru | 709 7.00 6.25 0.00 0 1 0 Electrical work 
ಗ್ರಾಮೀಣ |/ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ|Bathi in Sonth Village in - Complted 
: 2017- [the Command area of RBC K Commisioning 
18 Jof UMP Project in of TC work 
Kalaburagi Dist. Under Progress 


§ ವಹಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕ 
ವಿಧಾನ ಅಂದಾಜು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ K ie 
ಜಿಲ್ಲೆ ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂ ಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಳಿ ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಷರಾ 
ನ '|ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಸರು / ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ [ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ವೆಚ್ಚ | ದಾನ (ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ|[ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ [ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬೌತಿಕ ಪ್ರಗ W 
ಅನುದಾನ K ಸಂಖ್ಯೆ 
° [Providing lrigation Sinking of 
ಕೆ.ಎನ್‌.ಎ [Facilities by Digging Borewell & 
ನ್‌.ಎಲ್‌. [Borewell in Sy. No. 136 of i mest 
ಕಲಬುರಗಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. Nd K nstalation 
n | éowdn |S [SAB Smt. Savitribai Wo Arjun | 709 7.00 6.25 0.00 0 1 0 Electrical work 
ಗ್ರಾಮೀಣ [ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ Vacha in Sonth Village in Complted 
» 2017- the Command area of RBC 1 ; Commisioning 
18 Jof UMP Projet in of TC work, 
Kalaburagi Dist. Under Progress 
| 
Providing ° Irrigation Sinking of ° 
ಕೆ.ಎನ್‌. [Facilities by Digging’ Borewell & 
ನ್‌.ಎಲ್‌. |Borewell in Sy. No. 61 of | fumpset 
ಕಲಬುರಗಿ [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ |; - ~ nstatation 
12 | ಕಲಬುರಗಿ [Sri Devendra §/0 7.00 7.00 625 0.00 0 1 0 Electrical work 
ಗ್ರಾಮೀಣ |/ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪ|Bhimanna in Patawada Compited 
- 2007- [Village in ‘the Command Commisioning 
18 area of RBC of UMP of TC work 
Project in Kalaburagi Dist. Under Progress 
Providing Irrigation Sinking of - 
ಕೆ.ಎನ್‌.ಎ [Facilities by Digging Borewel & 
ನ್‌.ಎಲ್‌. |Borewell in Sy. No. 41 of ompset 
ಕಲಬುರಗಿ | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [Sri R ; : - nstaa 
3 | ಕಲಬುರಗಿ | [Sri Kanto S/o Keshu in | 709 7.00 6.25 0.00 0 1 0 Electrical work 
ಗ್ರಾಮೀಣ [ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ |Patawada Village in the Complted 
» 2017- [Command area of RBC of Commisioning 
18 JUMP Project in of TC work 
Kalaburagi Dist. f Under Progress 
Providing Irrigation Sinkingof 
ಕೆ.ಎನ್‌.ಎ [Facilities by Digging Borewell & 
ನ್‌.ಎಲ್‌. [Borewell in Sy. No. 38 of RnR 
ಕಲಬುರಗಿ | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [$4 nstalation « 
14 | ಕೆಲಬುರಗಿ Sri. Peerappa S/o 7.00 7.00 6.25 0.00 0 1 0 Electrical work 
ಗ್ರಾಮೀಣ |/ಟಿ.ಎಸ್‌.ಶ|S0mashekhar in Sonth Compited 
: 2017- Village in the Command Commisioning 
18 area of RBC of UMP of TC work 
Project in Kalaburagi Dist. Under Progress 
1 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕ 


ವಹಿಸಿದ” ' 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಕ್ರ ವಿಧಾನ ಅಂದಾಜು & ಹ ಪ್ರ 
3g 1ನ | ಯೋಜನೆ| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ; ಸಂಖ್ಯ |ನ6್‌ಯು |ನಲಾನೆಯಿಂದ | ಆರ್ಥಿಕ [ದ ಬಾ | ನೊರ್ಣಗೊಂಡ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ಸಂ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಮೊತ್ತ |ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವೆಚ್ಚ ಅನುದಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ| ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಅನುದೌನ ಸ | ಸಂಖ್ಯೆ 
( 
Providing  Imigation . Sinking of 
4 ಕೆ.ಎನ್‌.ಎ [Facilities by Digging Borewell & 
ನ್‌.ಎಲ್‌. [Borewell in Sy. No. 17 of Pumpset 
ಕಲಬುರಗಿ [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ 5, Instalation & 
15 | ಕಲಬುರಗಿ ri. Pomu S/o Pandurangh ps py y 
ಗ್ರಾಮೀಣ |!ಟಿ.ಎಸ್‌.ಹ|Sonarthana in Sonth 149 15 ಸ 008 ? K ಮ 
| . 2017- [Village in the Command Walk 
Commisioning 
18 Jarea of RBC of UMP of TC work 
Project in Kalakuragi Dist. Under Progress 
Providing Irrigation Sinking of 
ಕೆ.ಎನ್‌.ಎ [cilities by Digging Borewell & 
ನ್‌.ಎಲ್‌. |Borewell in Sy. No..62 of Fumpset 
ಕಲಬುರಗಿ [ಎಸ್‌ಸಿ.ಪಿ. | p a instalation & 
16 | ಕಲಬುರಗಿ Ba [Sri Maruthi S/o Shivappa | 709 7.00 6.25 0.00 0 1 0 Electrical work 
ಗ್ರಾಮೀಣ 1|/ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪ|in Patawada Village in the Compited 
: 2017- [Command area of RBC of ie 
Y ¥ Commisioning 
18 JUMP Project in _ of TC work 
Kalaburagi Dist. Under Progress 
Providing , Irrigation Sinking of 
ಕೆ.ಎನ್‌.ಎ Facilities by Digging Borewell & 
ನ್‌.ಎಲ್‌. [Borewell in Sy. No. 142 of Pumpset 
ಕಲಬುರಗಿ |ಎಸ್‌ಸಿ.ಪಿ. | REE Instalation & 
17 | ಕಲಬುರಗಿ ‘Sri.  Mallikarjun S/o 7.00 7.09 6.25 0.00 0 i 0 i 
ಗ್ರಾಮೀಣ |/ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ|Badgyappa in Patawada ks \ Fras 
. 2017- [Village in the Command c pM 
ommisioning 
18 Jarea of RBC of UMP of TC work 
Project in Kalaburagi Dist. Under Progress 
k —— A 
_ Providing Irrigation Sinking of 
ಕೆ.ವಿನ್‌.ಎ [Facilities by Digging Borewell & 
ನ್‌.ಎಲ್‌. |Borewell in Sy. No. 51 of k ee 
ಕಲಬುರಗಿ |ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. Sri ; | Instalation & 
18 | ಕಲಬುರಗಿ Si. Laxman S/o Gangu in | 79 7.00 6.25 0.00 0 1 0 Electrical work 
ಗ್ರಾಮೀಣ |/ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪ Patawada Village in the Complted 
. 2017- 
K Command ಡಡ of RBC of Commisioning 
18 {UMP Project in of TC work 


Kalaburagi Dist. 


Under Progress 


(a 


ವಹಿಸಿದ 4 | ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕ 
ವಿಧಾನ ಆಂದಾಜು | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ | ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇದ 
ಜಿಲ್ಲೆ ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖೆ ' |ಬೇಕಾದಬಾಕಿ |_ ೯ ಫೌಶಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಷರಾ 
ನ [ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ರು / ಸಾ| ವತ [ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ವೆಚ್ಚ | ನನ ಲೌ | ಮುಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ|ಕಾಮಗಾರಗಳ | ನೌಕ ಪಗ ಸ 
| ಅನುದಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 
Providing  Imigation A g Sinking of 
ಕೆ.ಎನ್‌. ್ಥವcilities by Digging - , Boreweil & 
ನ್‌.ಎಲ್‌. |orewell in.Sy. No. 29 of Be 
. ಕಲಬುರಗಿ | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಎಣ ; / 
19 | ಕಲಬುರಗಿ | ಲಬ ಎನ್‌ Fahy Sri. Babu S/o Bhimala in | 309 700 625 | 000. [) I 0 Electrical work 
ಗ್ರಾಮೀಣ |/ಟಿ.ಎಸ್‌.ಹ]|Maisapur Village in the Complted 
* 2017- [Command area of RBC of Commisioning 
18 UMP Projet in | of TC work 
Kalaburagi Dist. - Under Progress 
rs | 
Providing  Irigation y . Sinking of 
ಕೆ.ಎಸ್‌.ಎ [Facilities by Digging Borewell & 
ನ್‌.ಎಲ್‌. |Borewell in Sy. No. 81/1 | Rss 
ಕಲಬುರಗಿ | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ; | ಃ ಪ j 
20 | ಕಲಬುರಗಿ ve 8212 of Sri. Loku in | 709 7.00 0.00 0.00 0 0 1 Electrical work 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ] Sarfose Kinni Village in Complted 
« 2017- [the Command area of RBC Commisioning 
18 Jof UMP Project in of TC work 
Kalaburagi Dist. i Under Progress 
SRE CEN | 
providing Irrigation Sinking of 
ಕೆ.ಎನ್‌.ಎ [Facilities by Digging ' Borewell & 
ನ್‌.ಎಲ್‌. |[Borewell in Sy. No. 48‘of ) | ಗ 
ಕಲಬುರಗಿ |ಎಸ್‌.ಸಿ.ಈ. ಪ; y Hi 
2 | ಕಲಬುರಗಿ | ಲ [Sri Laxman S/o Kharu in| 709 7.00 6.25 0.00 0 i 0 Electrical work 
ಗ್ರಾಮೀಣ |/ಿ.ಎಸ್‌.ಪ | Sarfose Kinni Village in Complted 
« 2047- |the Command area of RBC Commisionirig 
8 fof UMP Project in ಸ of TC work 
Kalaburagi Dist. - -. Under Progress 
Providing  Irmrigation - Sinking of - 
ಕೆಎನ್‌.ಎ Facilities by Digging Borewell &: 
ನ್‌.ಎಲ್‌. |Borewell in Sy. No. 88 of . pb 
ಕಲಬುರಗಿ {ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.| 6; Hid 4 nea ation 
22 | ಕಲಬುರಗಿ [Sri Shankar S/o Bhiku in | 799 7.00 6.25 0.00 0 1 0 Electrical work 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ] Marmanchi Village in the Complted 
 2017- [Command area of RBC of Commisioning 
18 UMP Projet in of TC work 
Kalaburagi Dist. Under Progress 
1 rl EE RE: 


- ವಹಿಸಿದ ಬ ಸ್‌: 
ಕ್ರ ವಿಧಾನ ಅಂದಾಜು Re ಆರ್ಥಿಕ ಬಡುಗಡೆಯಾಗ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ ಪಿ 
3 ಜೆ | | ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖ್ಯೆ ನ ಜೇಕಾಡ ಬಾ | ನರ್ಣ್‌ಗೊಂಡ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಎಧಾ 
ಸ ಸಭಾ ಕ್ಷೇ: _ ಮೊತ್ತ |ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವೆಚ್ಚ ಅಪದಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಅನುದಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 
; EN 
Providing Irrigation Sinking of 
ಕ.ಎನ್‌.ಎ [Facilities by Digging Borewell & 
ನ್‌.ಎಲ್‌. |[Borewell in Sy. No. 40/5 Pumpset 
ಕಲಬುರಗಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. i instalation & 
23 | ಕಲಬುರಗಿ of Sri Ramanna $0 | 70 7.00 6.25 0.00 0 
ಗ್ರಾಮೀಣ |/ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ| Mallappa in Sonth Village ( " ) 0 ಮ Ho 
« 2007= lin the Command area of Bln 
18 f] i 
RBC of UMP Project in of TC work 
Kalaburagi Dist. Under Progress 
He 
Providing Iigation Sinking of 
ಕೆ.ಎನ್‌.ಎ [Facilities by Digging Borewell & 
ನ್‌.ಎಲ್‌. [Borewell in Sy. No. 92 of Pumpset 
ಕಲಬುರಗಿ | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [$ಎಃ; Instalation & 
24 | ಕಲಬುರಗಿ Sri. Punarao S/o Khuba 7.00 7.00 2 ¢ 
ಗ್ರಾಮೀಣ |/ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪ|Rathod in Marmanchi ' ನ J 0 ? ್ಲ ep Work 
: 2017- [Village in the Command pe 
18 
area of RBC of UMP of TC work 
Project in Kalaburagi Dist. Under Progress 
Providi Irrigati 
viding rrigation Sinking of 
.ಎನ್‌.ಎ |Facilities by Digging Borewell & 
ನ್‌.ಎಲ್‌. Borewell in Sy. No. 35 of Pumpset 
Pe ಕಲಬುರಗಿ” 1ಎಸ್‌.೩.೩. |S". Saibanna  S/0 Instalation & 
ಭೂ ಗಾಮೀಣ |/8.ಎಸ್‌.ಎ|Veerappa Gorampalli in 7.00 7.00 6.25 0.00 0 1 A) Electrical work 
2017- Marmanchi Village in the 4 Compited 
18 Command area of RBC of Commisioning 
UMP Projet in | of TC work 
Kalaburagi Dist. p Under Progress 
roviding » Irrigation Sinking of 
t.ಎನ್‌.ಎ [Facilities by Digging » § Borewell & 
ನ್‌.ಎಲ್‌್‌, |Borewell in Sy. No. 68 of Pumpset 
26 | ಕಲಬುರಗಿ ತಲಬುರಗಿೂ ಗವಸ್ಟಸಿಪಿ: Smt Sevitabe) Wo Instalation & 
h ಗ್ರಾಮೀಣ [ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ Sitaram Rathod in 7.00 7.00 6.25 0.00 0 1 0 Electrical work 
 2017- |Marmanchi Village in the Complted 
18 Command area of RBC of £ Commisioning 
UMP Project in of TC work 
Kalaburagi Dist, IN Under Progress 


ವಹಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕ 
ವಿಧಾನ ಅಂದಾಜು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ N ಸ 
ಜಿಲ್ಲೆ ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖ್ಯೆ ಚೇಕಾದ ಬಾಕಿ KA ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
3 [ಸಭಾಕ್ಷೀತ್ರ ಕಸರು / ಸಂಖ್ಯ | ವತ |ಬಡುಗಡೆಯಾದ | ವೆಚ್ಚ ಅನುದಾನ |ಕೌಮೆಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ| ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗ 
' ಅನುದಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 
ll 
" Providing Irrigation Sinking of 
B.ಎನ್‌.ಎ [Facilities by Digging. Borewel & 
ಪ್‌.ಎಲ್‌. Borewell in Sy. No. 124 of Ris 
ಸ್‌ . SR - 
22 | ಕಲಬುರಗ | ಕಲಬುರಗಿ |ಎಸ ಸಿ. Sri. Bhujanaik S/0 Rupla | 709 7.00 6.25 0.00 0 I 0 Electrical work 
ಗ್ರಾಮೀಣ |/ಟ.ಎಸ್‌.ಹ|in Patawada Village jn the Complted 
» 2017- \Command area of RBC of Commisioning 
18 JUMP Projet in KR of TC work 
<alaburagi Dist. Under Progress 
Providing Irrigation Sinking of 
ಕೆ.ಎನ್‌.ಎ [Facilities by Digging Borewell & 
್‌.ಎಲ್‌. [Borewell in Sy. No. 39 of Mise 
ಕ ಸ್‌ಸಿಪಿ | Ne , 
28 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಎಸ್‌ Rt [Sri Bhim S/o Govind in | 709 7.00 6.25 0.00 0 1 0 Electrical work 
ಗ್ರಾಮೀಣ |1ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ] Patawada Village in’ the Complted 
- 2017- [Command area of RBC of Commisioning 
18 UMP Project in of TC work 
Kalaburagi Dist. \ Under Progress 
roviding hrigation K Sinking of 
ಕೆ.ಎನ್‌. [Facilities by Digging Borewell & 
' ನ್‌.ಎಲ್‌. Borewell in Sy. No. 65 of ROR 
ಕ ರಗಿ ಸ್‌,ಸಿ.ಪಿ. | K p p 
29 | ಕಲಬುಂಗ | |S Srl, Thavaru Si0 Gangain | 709 7.00 6.25 0.00 0 1 0 Electrical work 
ಗ್ರಾಮೀಣ |/ಟಿ.ಎಸ್‌.ಹ|Marmanchi Village in the Complted 
- 2017- [Command area of RBC of Commisioning 
18 UMP Project in of TC work 
Kalaburagi Dist. Under Progress 
ಒಟ್ಟು 154.00 7 154.00 131.25 0.00 0 21 1 
_ AS SS 
ತೋಟಗಾ |ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಾ 
ಕಲಬುರಗಿ ರಕ (8) ಗ್ರಾಮದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ R 
30 | ಕಲಬುರಗಿ . .00 6.00 0.00 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | ಇಲಾಖೆ |ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ತರಗತಿ 6.00 6 
2017-18 [ಕೋಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ. > 
ತೋಟಗಾ 
, ಜೆಶಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಾ K 
ಕೆಲಬುರಗಿ ರಿಕೆ Ne 
31 | ಕಲಬುರಗಿ ಗಾಮೀಣ | ಇಲಾಖೆ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ 115 L115 0.00 - 0.00 [OS 0 } ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
Ka ಇಲಾ ps pS ‘ 
೨0.18 |ನಲೌಖೆಯ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ದುರಸ್ತಿ 
ಒಟ್ಟು 7.15 7.15 6.00 0.00 1 [i 1 


| ನ್‌್‌ ವಹಿಸಿದ K ಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕ k 
ಕ್ರ ವಿಧಾನ ಅಂದಾಜು | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಎಹುಗತೆಯಣಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇದ ಸ 
೨ | ಜಿಲ್ಲ ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖ್ಯೆ ಜೇಕಾದ ಬಾಕಿ | ಪ ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ "ಹರಾ 
ಸಂ ನ: |ಸಭಾಕ್ಷೀತ್ರ ಹಸರು / ಸಂಖ್ಯ | ವತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ವೆಚ್ಚ ನುದಾನ |ನ್‌ಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ (a ಸ 
ಅನುದಾನ i ಸಂಖ್ಯೆ 
ಎಸ್‌.ಸಿ.ಫಿ ” 
ತಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ 
Se ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 
32 | ಕಲಬುರಗಿ - ಹೋಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 15.00 15.00 15.00 0.00 1 0 [ly ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗ್ರಾಮೀಣ |ಗ್ರಂಥಾಲಂ ಗಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಮಿ ಕಟ್ಟಡ |” A - 
2017-18 
ಎಸ್‌.ಸಿ.ಮಿ _ 
ಸ್‌.ಕಿ 
PS ಪವನ್‌. ಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಣ್ಣಿ ಸಡಕ ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ 
33 | ಕೆಲಬುರಗಿ ¢ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ 15.00 15.00 0.00 0.00 0. 0 1 ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ 
ಗಾಮೀಣ |ಗಂಥಾಲಂ ಜು ಟ್ರ % 
| 5 ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೋರಿದೆ 
ತು ಕಟ್ಟಡ 
2017-18 
ಒಟ್ಟು 30.00 30.00 15.00 0.00 1 0 1 
ಕ ರಗಿ ನ 
ಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿ ? _ R 
ಕಲಬುರಗಿ |ಕೆ.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ | 
34 | ಕಲಬುರಗಿ 'ಮೋನುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ 12.00 12.00 12.00 0.00 1 0 [ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗ್ರಾಮೀಣ | 2017-18 ಸ y 
ಸೇವಾಲಾಲ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ. 
bomd- 
; ಫಾ 
ssid. [sais ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಹಾಣ 
35 | ಕಲಬುರಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಲಾಲ ಭವನ 12.00 9.00 12,00 3.00 1 [0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗ್ರಾಮೀಣ | 2017-18 
ಕಟ್ಟಡ, 
pe 
Pe ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ - 
36 | ಕಲಬುರಗಿ , ಲ [ಮುರುನಾಯಕೆ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ 12.00 6.00 8.00 6.00 [ 1 0 ರೂಫ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಗ್ರಾಮೀಣ | 2017-18 |, ಈ 
ಸೇವಾಲಾಲ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ. 
- ಒಟ್ಟು 36.00 27.00 32.00 9.00 2 1 0 
— 
i $4.ಆರ್‌ | ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಕಲಬುರಗಿ | |ಬೇಳಕೋಟಾದಿಂದ ಓಕಳಿ i 
37| 8 A .00° A A K ಪ ಗೊಂಡಿದೆ 
'ಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ Hs ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 40.00 32.00 40.00 8.00 1 0 0 ಪೂರ್ಣ 
lS ಸುಧಾರಣೆ. 
ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಕೆ. 
ಸ 
ಕಲಬುರಗಿ ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್‌. |ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ; ನ ಹುಡುಗರ 
38 | ಕೆಲಬುರಗಿ ಡಿ.ಬಿ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 5.00 2.00 3.00 3.00 0 1 0 EA 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಹ - ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
2017-18 ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. R 


ವಹಿಸಿದ ' ಪಾರಂಭಿಸಬೇಕ 
He ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ್‌ 
ವಿಧಾನ ಅಂದಾಜು' | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ |. ಆರ್ಥಿಕ ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇದ 
ಜಿಲ್ಲೆ - ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕಾದ ಬಾಕ್ಸಿ H a ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ನ '|[ಸಭಾಕ್ಷೀತ್ರ ಸರು / ಸಂಖ್ಯ | ಮತ್ತ [ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ವೆಚ್ಚ" ಅನುದಾನ (ಕ್‌ಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗ 
ಅನುದಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಕಿಕಿಲರ್‌. ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿತ | 
39 | ಕಅಬುರಗಿ | ಲಬರಗಿ | ಡೂ [ಸಲಗರ ಗಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ 62.00 24.80 24.80 37.20 ' 1 0 ಲಿಂಟಲ ಹಂತ 
. ಗ್ರಾಮೀಣ . ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 05 ಕೋಣೆ " ' " ’ | 
, 2017-18 ' 
| ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಒಟ್ಟು 107.00 58.80 67.80 48.20 1 2 [3 
ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು 967.66 848.45 827.05 119.21 10 26 3 


KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LIMITED KALABURAGI:1 


(ರೂ; ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ವಹಸಿದ' ' ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕ 
ಕ್ರ ವಿಧಾನ ಅಂದಾಜು ಎಲವದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ N ie 
ವ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖ್ಯೆ ಚೇಕಾದ ಬಾಕಿ } K ನಾ ನಾತಿಕ ಪ್ರಗತಿ: ಷರಾ 
ಸಂ| ನಔ [ಸಭಾಕ್ಷೀತ್ರ ಹಸರು / ಸಂಖ್ಯ | ಧ್ಹೂತ್ತ [ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ| ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯ [ಕಾಮಗಾಂಗಳ | ಠ್‌ ಪೆಗತಿ 
ke Kf pd ಅನುದಾನ EK] ) K 
ಅನುದಾನ . - ಸಂಖ್ಯೆ 
1 2 3 4 5 6. 7 8 9 10: 11 12 13 14 
ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಂತ 
_ ಎಂ.ಪಿ.ಲ್ಯಾ [ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ. ದತ್ತ 
ಕಲಬುರಗಿ 9] - ಮ - ; 
[4 ಕೆಲಬುರಗಿ N ಡ 2018-|ದಿಗಂಬರ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜ 20,00 15.00 20.00 5.00 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗಾಮೀಔ | 19 [ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ಮಠದವರೆಗೆ ರ್ತ | 
ನಿರ್ಮಾಣ. i 
Wi ಒಟ್ಟು r 20.00 15.00 20.00 5.00 1: 0 0 
ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ H 
ಕಲಬುರಗಿ ಸ್‌.ಡಿ.೩ N - ; 
2 | ಕಲಬುರಗಿ | ಲ ಅಸ್‌ ಡಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ" 10.80 10.80 10.80 0.00 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗ್ರಾಮೀಣ 2018-19] i 
್‌ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. : 
lL SS SN 
ಒಟ್ಟು 10.80 - 10.80 10,80 0.00 1 0 0 
1 
ಸಮಾ 
ಸಮಾಜ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ 
ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲ್ಮಾಣ K 
3 ಕಲಬುರಗಿ ರಿ ಚಿಂಚನಸೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 12.00 6.00 12.00 6.00 1. 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗ್ರಾಮೀಣ | ಇಲಾಖೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ie , ” ' 
ಸ ಇ 
2018-19 
lL 
ಸಮಾಜ 
ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲ್ಮಾಣ /ಡಾ॥। ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಡರ ಭವನ - ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ 
4 ಕೆ ರಗಿ 5 KH A . 9.60 4 0 0 - 
ಅಬಾರಗಿ | ಗ್ರಾಮೀಣ | ಇಲಾಖ [ದೇವನ ತೆಗನೂರ 1200 3.60 8.40 1 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ' 
2018-19 \ 
—— “| 
ಸಮಾಜ 
' ಕೆಲಬುರಗಿ | ಕಲ್ಬಾಣ |ಡಾ॥। ಬಿ.ಆರ್‌, ಅಂಬೇಡ್ಡರ ಭವನ - 
5 ಕಃ ಗಿ ಪ Hl , . .00 40° 0 0 ರೂಫ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಅಬುರ ಗ್ರಾಮೀಣ | ಇಲಾಖೆ ತೋನಸನಳ್ಳಿ (ಎಸ್‌) 12.00 360 7 8.40 i ಳಿ 
2018-19 
Ig 
- 
ಕಲಬುರಗಿ is ಡಾ॥ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ ಸಳ ಹಸ್ತಾಂತರ; 
6 ಕಲಬುರಗಿ ಗಾಮೀಣ ಇಲ್ಲಖೆ ಭವನ ಶಾಹಾಬಾದ N 12.00 3.60 0.00 8,40 0 0 1 ಪಕ್ತಿಯೇ 
4 * ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ 
208-19 | ~ ಸಾ 
~~ | 
ಒಟ್ಟು 48.00 16.80 28.60 31.20 1 2 1 


wl 


|” ವಹಿಸಿದ 


ಏಡುಗಡೆಯಾಗ | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಃ 
ವಿಧಾನ | ಎ. | ಅಂದಾಜು | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ | ಆರ್ಥಿಕ : ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇದ 
ಮ ನಕ | ಚಕಾದ ಬಾಕಿ. | ಫೆ ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ಜೆ | ಭಾಕ್ಷೀತ್ರ| ಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖ್ಯೆ | ವ್ವ |ಬದುಗಡೆಯಾದ | ವೆಚ್ಚ pis ಇ [ಪಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ [ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ| ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗ 
ಅನುದಾನ } ; ಸಂಖ್ಯೆ 


” ಫಲಬುರೆಗಿ ನಟಿಡಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಸಿನ 1 1 . 

ಕಲಬುರಗಿ ಸ ಟೋಕ್ಲಾನಾಯಕೆ ತಾಂಡಾದಿಂದ 49.00 39.20 39.20 9.80 11 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
: ಗ್ರಾಮೀಣ (2018-19 ನ್‌ RN 

ರಾಜನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 


ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂತಿನ 
ಕಲಬುರಗಿ [ಕ.ಟ.ಡ.ಸಿ [ನೆವನಿಹಾಳ ತಾಂಡಾದಿಂದ ' 

ಕಲಬುರಗಿ | ನಲ ಸಿ |ನವನಿಹಾಳ ತಾಂಡಾದಿಂಿ 47.00 37.60 3160 | 00 ff 21 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗ್ರಾಮೀಣ | 2018-19 |ಛತ್ರುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ° ' 1, , 


ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ. 


ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಸನ 
ಕಲಬುರಗಿ |ಕೆ.ಟಿ.ಡಿಸಿ |ಜೋಕ್ಷಾನಾಯಕೆ ತಾಂಡಾದಿಂದ 
ಗ್ರಾಮೀಣ | 2018-19 |ಭೀನಾಳ ಹುಮನಾಬಾದ ರಸ್ತೆ 
ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಂಶ್ತೆ 


ಕಲಬುರಗಿ 4700 37.60 2.50 9.40 


ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಸನ 


ಕಲಬುರಗಿ [ಕೆ.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ |[ಮಾಚನಾಳ ತಾಂಡಾದಿಂದ ; 
ಕಲಬುರಗಿ ನಾ 48.00 38.40 250 | 960 10 1 0 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಗ್ರಾಮೀಣ 1 2018-19 |ಹಿರನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ - ; ; 


| 
} 
i 
p 
| 
} 


ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 


0] 
H L 
ಒಟ್ಟು ' 191.00 | 15280 81.80 38.20 | 2 2. 0 


೬860 ಶೀನಿವಸ ಸರಡಗಿ ' | 
. ಕಲಬುರಗಿ | '"'|ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ' i 
ಣಾ . . . § i 1 0 [ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಿ.ಬಿ ಹೆಚ್ಚುವರೆ.ಕೋಣೆ 20.00 19.80 20.00 0.20 i): . 
2018-19 | ೨ನ - \ || 
| 14460 |[ಶೀನಿವಸ ಸರಡಗಿ - 
ಕಲಬುರಗಿ | *"|ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ) | 
K ದ್‌ 2.5 2.00 2.50 0.50 NE 1 0 0° ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಲಬಾಗಿ | ಗ್ರಾಮೀಣ |, [ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 0 i 
[ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವೆಚ್ಚ 2 i | 
ಒಟ್ಟು 22.50 21.80 2250 | 0.70 12 0 ) 
ಟಿ _ - : . ! i [NN 
ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು " 292.30 217.20 163.70 75.10 ‘{ i717 4 1 


Ns 


KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LIMITED KALABURAGI-I 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ವೆಹಿಸಿದ 
K - ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ 
ಕ್ರ ವಿಧಾನ R ಅಂದಾಜು | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ | ಆರ್ಥಿಕ ' ಹೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ~ 
ದ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖೆ ಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ , i ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಷರಾ 
ಸಂ ನ |ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಸರು / ಸಂಖ್ಯ | ವತ್ತ [ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗ Wy 
_ ಸಿ ಅನುದಾನ $ 6 ಸಂಖ್ಯೆ 
R ಅನುದಾನ p [ 
1 2 ತಿ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ಕಲಬುರಗಿ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. |ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ 
1 ಕಲಬುರಗಿ ಮೀಣ ಎಫ್‌-23 [ಶಾಹಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರೈತ 50.00 50.00 50.00 0.00 ! 0 0 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2019-20 |ಜಂಪರ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ. 
er] 
ಆರ್‌ಐಡಿ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 
2 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ ಎಫ್‌. 2 ಕಮಲಾಪೂರ ಹೋಬಳಿಯ 50,00 50.00 6.00 0.00 0 i 0 ಬೆಸಮೇಂಟ 
ಗ್ರಾಮೀಣ 2019 0 ಬೇಳಕೋಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ' ' ' ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
: ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ. 
ಒಟ್ಟು 100.00 100:00 56.00 0.00 1 1 [ 
ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಕಾ 
” ಕ .ಟೆ.ಡಿ.ಸಿ > ದಿ ಕೆಲಸ 
3 ಕೆಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ |ಕ.ಟಿ.ಡ.ಸಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಲಾಲ ಭವನ 1.80 5.90 0.50 5.90 0 1 0 ಬುನಾ: ಲಸ 
ಗ್ರಾಮೀಣ |2019-20 is ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಟ್ಟಡ. 
H —— ಕ್‌ 
- ಕಲಬುರಗಿ ತೌಲೂಕಿನ ಕಾಳೆನೂರ , 
- ಕಲಬುರಗಿ |ಕೆ.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ ಬೆಸಮೆಂಟ ಕೆಲಸ 
4 | ಕಲಬುರಗಿ | ನಟ್‌ ನ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಲಾಲ ಭವನ | 10೨0 5.00 2.00 5.00 9 1 0 ಸ ಸ 
ಗ್ರಾಮೀಣ 2019-20}, He ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಟ್ಟಡ. 
ಬಟ್ಟು [ 21.80 10.90 2.50 10.90 0 2 0 
ಕಲಬುರಗಿ ಆರೋಗ್ಯ |ಮರತೂರ ಪ್ರಾಆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 
5 | ಕಲಬುರಗಿ ಮೀ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ 7.00 7.00 3.00 0.00 0 1 0 ಲಿಂಟಲ ಹಂತ 
೨ 1209-20 |ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ, ‘ 
ಕಲಬುರಗಿ ಆರೋಗ್ಯ" |ತರನಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 
6 | ಕಲಬುರಗಿ ನಾಮೀಣ ಇಲಾಖೆ [ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ 7.00 7.00 5.00 0.00 0 I 0 ರೂಫ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಲ್‌ | 2019-20 [ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕಲಬುರಗಿ ಆರೋಗ್ಯ |ಗೋಳಾ ಕೆ ಪ್ರಾಆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 
7 | ಕಲಬುರಗಿ | ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ 7.00 7.00 0.00 0.00 0 1 0 ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ 
ಗ್ರಾಮೀಣ 
2019-20 ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ. N 
R ಒಟ್ಟು 21.00 21.00 8.00 0.00 9 3 0 
————. 
ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು 142.80 131.90 66.50 10.90 1 6 0 N 
L 


A 


KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LIMITED KALABURAGI-I 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಒಟ್ಟು |ಬಡುಗಡೆಯಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಚೇಃ 
ಕ್ರ ವಿಧಾನ [ಅಂದಾಜು . ಆರ್ಥಿಕ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇದ 
ದ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ನ ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಹರಾ 
30]: ನೆ |ಸಭಾಕೀತ ಹಸರು / ಸಂಖ್ಯ | ವ್ಯೂತ್ತ ಬಿಡು ಪಿಟ [ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ [ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ಠೌ ಗಿ ಕ 
ವ = ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಟ Ld ky 
ಸಂಖ್ಯೆ 
1| 2 3 a 5 7 8 9 10 11 12 13 14 
ಕೆ ರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ 
, |ಕಲಬು - ಸ್ತ 
ಕಲಬುರಗಿ | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ರ 
1 ಕೆಲಬುರಗಿ ದಕಿ ಯೊ ನೆ ಮೇಳಕುಂದಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 71.25 67,50 3.75 67.50 0 1 [ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸ *ಜ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
, [ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ 
ಕೆ ರಗಿ 'ಮ ವಿಕಾಸ 3 
2 | ಕಲಬುರಗಿ ನ ಗ್ರ AN ಕೋಟನೂರ (ಡಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 7125 67.50 3.75 63.00 0 j 0 : ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕ $ಜ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಲಬುರಗಿ | ಗಾಮ ವಿಕಾಸ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲಾದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ: ಚರಂಡಿ 
3 | ಕಲಬುರಗಿ 5 ಡೂ 3 (ಎಸ್‌) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ | 7125 67.50 3.75 67.50 1.0 1 0 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕ್ಷೀಣ ಂ ಜನೆ ಯೋಜನೆ. ~ _ K ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈಯದ . ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ 
ಕೆಲಬುರಗಿ ಸ ° 4 ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
4 ಕಲಬುರಗಿ ಅಜರ ಗಾ ವಿಕಾಸ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ 71.25 67.50 3.75 50.00 0 t , 0 ಕಾಮಗಾರಿ 
_ ದಕ್ಷಿಣ ಆಜ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ. ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಲಬುರಗಿ" ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಳ್ಳಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ 
ಸ ೪ 2 
5 ಕಲಬುರಗಿ ಸಲಬರಗಿ ಗರು ವರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ 71.25 67.50 3.75 60.00 0 1 0 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕ್ಷೀಣ ೋಜ ಯೋಜನೆ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಒಟ್ಟು 356.25 337.50 18.75 308.00 0 5 0 
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸೇಡಂ | 
ಕಲಬುರಗಿ ರಸೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೇ - 
€ ಣ | .14 49.14 0.00 K 0 ಪ ಗೊಂಡಿದೆ 
6 | ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜಿನ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 49.140 0 49.13 1 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂ 
ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
IN R 
, . |ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸೇಡಂ 
ಕಲಬುರಗಿ ರಸೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೇ ಮುಕಾಯ 
7 ಕಲಬುರಗಿ ಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ No Ky 70.00 61.70 8.30 65.00 0 1 0 ವ 
ಅ ದಕ್ಞೂ | ೨8ರ ್ರಾಲಜಿಗೆ 04 ಕೋಣೆಗಳ Ny K ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಒಟ್ಟು 119.14 1110.84 8.30 114.13 1 1 [ 
ಕಲಬುರಗಿ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸುಲಘೂಲ 
8 ಕಲಬುರಗಿ | ದಕಿಣ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಠದ" ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸ. 50.00 ” 50.00 0.00 50.00 I 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಖು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. 


[3 


[0 


2 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕ 
ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಣ್‌ - 
ಕ್ರ ವಿಧಾನ § ಅಂದಾಜು ಸ ಆರ್ಥಿತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇದ 
ಮ್‌ ಹೆಸ; pe py ಮ್‌: ಸಕಾ ಕಿ ಕಾ ಶಿಕ ಪಗತಿ pe 
ಸಂ] ನ [ಸಾಕ] ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖ್ಯೆ [ ವ್ಯಾ |ನಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ | ವ್ಯ |ಕ್ರಾಹುಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ [ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಛೆ|ಕಾನುಗಾಂಗಳ | ತ್‌ ಪತಿ ಫನ್‌ 
ಈ ಅನುದಾನ " ಅನುಬಾನ k., ° v 
f ಸಂಖ್ಯೆ 
ಒಟ್ಟು 50.00 50.00 0.00 50.00 1 0 [i 
ಕಲಬುರಗಿ | 8860.8. [Proposed construction of _ " } § 
9 | ಕಲಬುರಗಿ | 017.18 |SNCU building for Govt. | 15846 124,77 33.59 168.46 1 0 [ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಖ್‌ Hospital at Kalaburagi 
ಒಟ್ಟು 168.46 168.46, 1 0 0 
- (LE 
T Consin. of Chief 
10 | #ಲಬುರಗ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲಾ [Executive Officer Quarters | 100.09 30.06 “70.00 190.00 1 9 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದಕ್ಷಿಣ ಪಂಚಾಯತ |in the Premises of PRE + p 4 
Division Office at ” 
EES NS 
4 Constn. of C.E.0. Home 
Office, Security Room, We: 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ೫ K : x ಪ ್ಲ 
1 | ಕಲಬುರಗಿ ಪ ಮಂತ Garage & C.C. Pavement 30.00 39.0C 2 0.00 30.00 | 1 [ly 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ke to New C.E.0. Quarters ; ! 
Bidg. at Kalaburagi City. ; 
ಒಟ್ಟು 130.00 6040 "70.00 , | 130.00 2 [) 0 
ಸಮಗ ಒಟ್ಟು 823.85" 693.11 130.74 770,59 Ny 5 6 0 


KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LIMITED KALABURAGI-I 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


f 


[] 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಚೇಃ| ' . 
' ಒಟ್ಟು | ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ > 
ಕ್ರ ವಿಧಾನ ಅಂದಾಜು ' : ಆರ್ಥಿಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇದ 
ವ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ನಾ . ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಷರಾ 
ಸಂ ನ. |ಸಭಾಕ್ಷೀತ ಹಸರು / ಸಂಖೈ ವತ್ತ ವಚ [ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | : ಥೌತನ ಪೆಗ 
” Ks ಅನುಬಾನ ಅನುದಾನ ಹ ° $ 
ಸಂಖ್ಯೆ 
- } 
1 2 [ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 } 14 
$ಲಬುರಗಿ | ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ .|ಕೆಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿತನೂರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ 
1 | ಕಲಬುರಗಿ 58 | ಗಾಮ ವಿಕಾಸ [ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಮ | 100.00 '35.00 65.00 40.00 0 1 [) ಕಾಮಗಾರಿ 
[ ಯೋಜನೆ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ. | } ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ 
ಕಲಬುರಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ [ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧಗಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ 
2 | ಕಲಬುರಗಿ | 'ದಣ | ಗಾನು ವಿಕಾಸ |(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 100.00 41.57 58.43 50.00 0 1 0 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಯೋಜನೆ |ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ “ 
ಮುಖಮಂಕಿ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ [ K NS 
ಕಲಬುರಗಿ ಕ್‌ |ಪಾಣೇಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ 
3 ಕೆಲಬುರಗಿ ದಕ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಮುಖಿಮಂತಿ ಬಮ Ra 100.00 41.00 59.00 46.00 0 1 0 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕ್ರೀಂ "ಯೋಜನೆ ಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ 
ಯೋಜನೆ. 
ಕ ರಗಿ ಕಿನ 
'ಲಬುರಗಿ ತಾಲೂ 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ಕೆಲಬುರಗಿ ಮಂ ಕೇರಿಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ 
4 ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ § 4 100.00 25.00 75.00 10.00 0 1 0 ಕಾಮಗಾರಿ 
ದಕಿಣ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ oN 
[ ಯೋಜನೆ ಶಾ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ 
ಯೋಜನೆ. 
SS i - I 1 
ಒಟ್ಟು 400.00 142.57 257.43 146.00 0 4 0 , 
- dl ——l 
ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಡಣಿ 
ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಲಿಂಗೇಶ್ತರ 
5 ಕೆಲಬುರಗಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಧಮ | id ವ 25.00 25.0 . 25.00 0 1 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ o 0.00 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ 
W 4 
6 1 ಕಲಬುರಗಿ | ಬರೆಗೆ: | ಪ್ರದ್ರಾಸೋದ್ಧಮ We pd 55.00 20.00 35.00 10.00 0 1 0 ಬೆಸಮಂಟಿ ಕೆಲಸ 
ಲಬು: ಡಕ | ಪಮಾಸೋದ್ಯಮ [ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇದ್ದಾದ. ಹತ್ತಿ . . . . ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[a ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ Ha 
ಕಾಮಗಾರಿ. " 
J A OS Le 


ಬಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಫಾಸಸಛಸಬೇಳ : 
ಕ್ರ ವಿಧಾನ ಅಂದಾಜು ಈ “| ಆರ್ಥಿಕ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇದ : 
pe ಜಿಲ್ಲೆ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಬೇಕಾದ ಬಾ ( ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 'ಷರಾ 
ಸಂ ನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ ಹಸರು / ಸಂಖ್ಯ | ವ್ಹೂತ್ತ - ೫] ಇಟ [ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯ |ಕಾಮಗಾಂಗಳ ಸಂಖ |ಕಾಮಗಾಂಗಳ | ಕೌ ಪಗ ್‌ 
ಜು ಅಸುದಾನ ಅನುದಾನ ಒ » » ಸಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ 
iS ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಬಿ 
7 | ಕೆಲಬುರಗಿ ದಕಣ | ಪೆದ್‌ಸೋದ್ಯಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ 27.375 10,00 17.38 15.00 0 1 0 ರೂಘಫ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿಕ 
ನಿವಾಸ ನಿಮಾಣ. 
[a 
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ 
ಕಲಬುರಗಿ H ಸೀರಾಜುದ್ಲಿನ್‌ ಜುನೈದಿ ಶೇಖ್‌ 
8 | ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಷು ದ 9 25.00 20.00 5,00 2.00 0 1 0 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
೪ರ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಮಾಸೋದ್ಯ ರೋಜಾ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ Khe 
ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
A | 
ಕೆಲಬುರೆಗಿ ನಗರದ ಖಾಜಾ 
ಕಲಬುರಗಿ ಬದ್ಗ್ದೇನವಾಜ್‌ 'ದರ್ಗಾಕ್ಷೆ - ಸೂಟಿ 
9 | ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ | ಭೊತ ನೌಕ ಗ 50.00 20.00 30.00 0.00 0 0 1 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಒಟ್ಟು 182.38 95.00 187.38 52.00 0 4 1 
ಯು.ಪಿ.ಹೆಚ್‌.ಸಿ ಶಿವಾಜಿ 
ಕಲಬುರಗಿ | ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಬಿ ಸಗಥ ್ಥು 
10 | ಕಲಬುರಗಿ Re ES ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇ೦ದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2.50 2.48 : 0.02 2.50 1 [) 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
a ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವೆಚ್ಚ 
| ಪ್ರಸೂತಿ ಆ.ಕೇ೦ದ್ರ 
ಕಲಬುರಗಿ | ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಬಿ |ತಾರಷೆಲ್‌ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇ೦ದ್ರಗ - 
1 | ಕಲಬುರಗಿ 2.50 2.48 , 0,02 2.50 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದಕ್ಷಿಣ 2018-19 |ಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವೆಚ್ಚ 
ಖನಿ 
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ 
ವಾರ್ಡ ನಂ. 4 ರಲ್ಲಿ 
ಕಲಬುರಗಿ | ಕೆಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಬ . |ಐವಾನ-ಎ-ಶಾಹಿ ಗೇಟ್‌ 3 ಡಾಲಬರ ರಸ್ತೆ 
12 | ಕಲಬುರಗಿ ; 95; ; 20.00 0 1 0) ಮ 
9 ದಕ್ಷಿಣ 2018-19 |ನಿಂದ ಹನುಮಾನ 21೨9 ೫ 62 4 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದೆವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. 
ಒಟ್ಟು 36.56 310.20 6.36 25.00 2 1 0 


‘ ಸಬೆ: 
L ವಿಧಾನ ಅಂದಾಜು | ರಿ [ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ| ಮೂ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ eg ¥ 
A | ಪು N 
” ಜಿಲ್ಲೆ p ಯೋಜ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ; ನಾ ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ನ. |ಸಭಾಕ್ಷೇತ ನೆ ಹೆಸರು / ಸಂಖ್ಯೆ | ಮೂತ್ರ ವೆಚ್ಚ '| ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ| ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
- ಅನುದಾನ -| ಅನುದಾನ ಚ kd - [ 
- _ ಸಂಖ್ಯೆ 
pM L_. 
| Repair and Renovation 
ಕೆಲಬುರಗಿ _ work to Sports Office § ~ 
13 | ಕಲಬುರಗಿ ದಕಣ ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ Bldg. & Hostel Bldg. at . 17.00 17.00 0.00 17.00 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಲ | C.P. Stadium in 
Kalaburagi City. * 
ಒಟ್ಟು K -} 17.00 17.00 0.00 17.00 1 0 0 
ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು 635.94 284.77 35117 240.00 3.00 9.00 1.00. 


KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LIMITED KALABURAGI-I 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಒಟ್ಟು  |ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಚೇಕ 
ಕ ವಿಧಾನ K ಅಂದಾಜು ಆರ್ಥಿಕ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇದ 
ವ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ನಾ ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಹರಾ 
ಸಂ ನ |ಸಭಾಕ್ಷೀತ್ರ ‘ ಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖ್ಯೆ | ವ್ಯ * ಪಟ [ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ! ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ಠೌ ಪಗ W 
್‌ > ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಪ ° v 
ಸಂಖ್ಯೆ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9} 10 | 11 12 13 14 
Providing & Laying CC 
ಕಲಬುರಗಿ road from Hussain Patel 
1 | ಕಲಬುರಗಿ | | ನ೦ಖನ್‌ಡಪಿ use to Madarappa Patel | 500 2.50 2.50 5.00 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2019-20 
p) 
[ W House (@ Bhimalli Village 
in Kalaburagi Tq. _} 
po ಬ್‌ 
roviding & Laying CC , [4 
ಕಲಬುರಗಿ road from Shivaji Chowk 
2 | ಕಲಬುರಗಿ |" | SOSIB. [10 Bahibubi Sahimubbi 10.00 5.00 5.00 10.00 1 [) 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ-| 2019-20 
House @ Bhimalli Village K 
in Kalaburgi Tq. K > 
roviding & Laying CC —T 
. ಕಲಬುರಗಿ road from Tolasab House 
3 | ಕಲಬುರಗಿ | "ದ. | ೦ಎಸ್‌8. [0 Rukum Patel House @ 5.00 2.50 2.50 5.00. 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2019-20 
ಎ Bhimalli Village in - 
Kalaburgi Tq. 
Const. of RCC Drain from 
. ಕಲಬುರಗಿ Chandsab House to . 
4 | ಕಲಬುರಗಿ | | SOSB.& [Rukum Patel House @ 10.00 5.00 5.00 10.00 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2019-20 
W Bhimalli Village in 
L Kalaburgi Tq. 
Providing & Laying CC 
ಕ [3 ying § 
5 | ಕಲಬುರಗಿ ಅಬು ಎಂ.ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ [road @ ward no:19/20 in 35.00 17.50 17.50 35.00 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2019-20 
0] 
W Kalaburgi city 
Providing & Laying CC | 
5 | ಕಲಬುರಗಿ (ಅರಗ | ಎಂ.ಎಸ.ಡ.ಖ [road minority colony @ 5.00 250 2.50 5.00 i 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |! 2019-20 
ದಕ್ಷಿಣ Kollur Village in ” ' 
Kalaburgi Tq. NR _ 
Providing & Laying CC 
ಕೆಲಬುರಗಿ road from Maheboob Patel 
7 | ಕಲಬುರಗಿ | | ವಿ೦ಿಎಸ್‌ಡಿ.ಪಿ [1ouse to Babusahcb 10.00 5.00 5.00 10.00 “1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2019-20 
) | 2 
W House @ Kollur Village in 
Kalaburgi Tq. 


ul 


1 


—————— 


ಟ್ಟು. |[ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಕನಸನ 
ಒಟ್ಟು . p F 
ಕ್ರ - ವಿಧಾನ ಆಂದಾಜು ಈ N ಆರ್ಥಿಕ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಾದ ¥ ‘ 
ಸ ಜ; ಹೆಸ ಸಃ ಸ ಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ; yl k ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಇರಾ 
Re BE se] ದನನ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸ:4 ಸಂತಿ) ನಡುಗತೆಯಾದ: | ಬೇಕು ಷೆಚ್ಚ [ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ[ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ| ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಪಗ 
ನ್‌ ” ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ೫ “ 
. ಸಂಖ್ಯೆ 
| 
Providing & Laying CC 
ಕೆ road from Allappa Patel ; 
8 | ಕಲಬುರಗಿ ಗ ಎಂ.ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪ [House to masjid @ 3.00 50 1.50 3.00 1 [ 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2019-20 
ke) Kadanal Village in 
Kalaburgi city wi 
AE a ARE AeA 
Providing & Laying CC 
ಕಲಬುರಗಿ road from Jumma Majid to 
9 ಕಲಬುರಗಿ We ಎಂ.ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪ |Munavarsab House @ 2.00 1.00 1.00 2.00 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2019-20 
ಈ Kadanal Village in 
Kalaburgi Tq 
Provoding & Laying CC 
ಕೆ A road from Dastagiri House 
10 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅರಗ | ಎಂಎಸ್‌ಡಿ.ಹ [10 Sanganna Hedapad 5.00 2.50 2.50 5.00 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 2019-20 
ಜು House @ Melkunda (B) 
Village in Kalaburgi Tq. 
Providing & Laying CC 
ಕಲಬುರಗಿ road from Main road io 4 KR 
1 | ಕಲಬುರಗಿ ದಕಣ ಎಂ.ಎಸ್‌.ಡಿ.ಫಿ Hajrat Hussainsab House 5.00 2.50 2.50 5.00 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2019-20 
@ Udnoor Village in 
Kalaburgi Tq. 
Providing & Laying CC 
ಕಲಬುರಗಿ road from Khali House to | p 
12 |. ಕಲಬುರಗಿ ಎಂ.ಎಸ್‌.ಡಔ.ಪಿ i 5.00 2.50 2.50 5.00 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2019-20 
ದಕಣ Suraj Patel House @ 
ಜ್ರ Kotnur (D) Village in 
' Kalaburagi Tq. 
[eee h 
ಒಟ್ಟು 100.00 50.00 50.00 100.00 12 0 0 
f INTRA w - 
Construction of Deputy < ಷ್ಠ 
; p Ks t ಬೀಲ್ಪಟ್ಟ 
| ಕಲಬುರಗಿ ಗಣಿ ಮತ್ತು [Director Office Buildinfg 192.78 84.00 112.78 80.06 0 I 0 cd 2019-20 
ದಕ್ಷಿಣ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ |r Mines and Geology ಪ್ರಗತಿಯ 
s Department. _1 
ಒಟ್ಟು 192.78 80.00 112.78 80.00 ' 0 1 0 


ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖ್ಯೆ 


ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ 


pe 


ಒಟ್ಟು 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ 
ಅನುದಾನ 


ಆರ್ಥಿಕ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕ 
ಇದ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ 


ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಕೆಲಬುರಗಿ 
ದಕ್ಷಿಣ 
KS 


ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಬಿ 
2019-20 


ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಖಓಆಗ 
ಕಟ್ಟಡದ ಎರಡನೇ 
ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 200 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಭಾಂಗಣ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಭಾಂಗಣ 
ಮತ್ತು ಹೆಡ್‌ ರೂಮ್‌ 
ಸಿವಿಲ್‌ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ 
ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ . 
ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ) 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಕಲಬುರಗಿ 
ದಕ್ಷಿಣ 
2 


ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಬಿ 
2019-20 


ಎಸ್‌ಎನ್‌ಸಿಯು ಕಟ್ಟಿಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ಕಾರ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆ ಖಡ. ಜಿಲ್ಲೆ. 
ಕಲಬುರಗಿ (ನೆಲಮಹಡಿ 
ಮತ್ತು ಮೊದಲ 
ಮಹಡಿಯ ನಾಗರಿಕ 
ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಕೆಲಸವನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ) 


90.90 


31.30 


72,72 


25.04 


18.18 


6.26 


90.90 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


2019-20 


31.30 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಬಿ 
2019-20 


Providing and Supplying 
of UPS System and 
Electrical Wiring 
Instatlation to Govt. 
Boys/Girls Pre/Post matric 
Hostel building at " 


Kalaburagi taluka in 


8.61 


7.75 


0.86 


8.61 


. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


2019-20 


2019-20 


4 


ಟ್ಟು |ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಪಾರ 
ಒ 
ಕ್ರ ವಿಧಾನ ಅಂದಾಜು p ಆರ್ಥಿಕ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇದ ಥ್‌ 
ಹ ವ y 1 8 kl ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಖರ ' 
ಸ0| ನನೆ [ಸಭಾಕ್ಷೀತ್ರ ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ; ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ |ಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ | ಮ [ತಾಮಗಾರಿಗಳೆ ಸಂಖ್ಯೆ [ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯ ಕಾಮಗಾಂಗಳ | ಕೌ ಪಗ 
ವ್‌ - ಡೆ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಒ Kd 
ಸಂಖ್ಯೆ 
Sp ON 
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ) 
ಎಸ್‌ಐನ್‌ಸಿಯು ಕಟ್ಟಿಡ k 
ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ಕಾರ ¥ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅ ಖಡ. ಜಿಲ್ಲೆ. 
SR ಕಲಬುರಗಿ (ನೆಲಮಹಡಿ _ 
17 | ಕಲಬುರಗಿ ei § 018-೨0 ಮತ್ತು ಮೊದಲ 14.97 5.99 898 2.00 0 1 0 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 2019-20 
ಕಣ [ಮಹಡಿಯ ನಾಗರಿಕ | 
ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಕೆಲಸವನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
"ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ) 
ಒಟ್ಟು 145.78 111.50 34.28 132.81 3 1 0 
ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ |ನಂದಿಕೂರ ಗ್ರಾಮದ 5 
ಕೆಲಬುರಗಿ ನಃ ವಃ 50.00 50.00 0.00 50.00 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2019-20 
pr ದಕ್ಷ? | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕಲಬುರಗಿ |ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ |ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕ 50.0. .00 0.00 50.00 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | . 2019-20 
19:|ಕಲಬುರಗ್ಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. - 909 KN 
ಕಲಬುರಗಿ [ಪ್ರವಾಹ ಫೀಡಿತ |ಶರಣ ಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ 
20 | ಕಲಬುರಗಿ . ಘ್‌ 50.00 50.00 "0.00 50.00 1 0 0: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2019-20 
ಸು ದಕ್ಷಿಣ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. | . i 
oe 
ಕಲಬುರಗಿ [ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ [ಕೋಟನೂರ ಡಿ ಗ್ರಾಮದ - i 4 ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತ 
, 50.00 50.00 0.00 30.00 0 1 0 p 2019-20 
211 ::5ಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. - ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
} 
ಒಟ್ಟು 200.00 200.00 “0.00 180.00 3 1 0 
Service Staircase, Main 
Entrance Gate & 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ : 
22 | ಕಲಬುರಗಿ Re ಬ Additional Works to CEO 23.41 23.41 » 0.00 23.41 1 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2019-20 
ಇ Quarters at Kalaburagi ) 
City. 


- } - } ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕ 
ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ = 
ವಿಧಾನ ಅಂದಾಜು ಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇದ . 
ಜಿಲ್ಲೆ ಯೊ ಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ |ಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ |: ನ ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಷರಾ 
ಔ "| ಸಭಾಕೀತ್ರ "ಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಖ್ಯೆ | ವ್ಯ ಪಟ [ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ [ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ಠೌ ಹರಾ, 
' > ಅನುದಾನ ಅನುಬಾನ ಒಟ Kk kd 
ಸಂಖ್ಯೆ 
Ne { 
Providing Furniture, ° 
23 | ಕಲಬುರಗಿ | ಲಿಬಿರಗಿ ಜಲ್ಲಾ Interiors and Septic Tank | 2500 25.00 0.00 25.00 I 0 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2019-20 
ದಕ್ಷಿಣ ಪಂಚಾಯತ £0 CEO Quarters at 
» Kalaburagi City, , - p 
ಒಟ್ಟು ' 48.41 48,41 0.00 48.41 2 [OS 0 
ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು 686.97 489.91 197.06 541.22 20 3 0 K 


